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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υη’ ΑΡΙΘ. 651 

Περί καθορισμού Τύπου Συμβάσεως Διανομής τής Παρα¬ 
γωγής Υδρογονανθράκων καί κατωτάτου μεριδίου του 

Εργοδότου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ όψει : 

α) Τάς διατάξεις του νόμου 468/1976 «περί άναζητήσεως, 
έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων και ρυθμι- 
σεως συναφών θεμάτων» καί ιδία των παρ. 2 και 3 τοϋ άρ¬ 
θρου 6 αύτοϋ. 

β) Τήν διά τοϋ ύπ’ άριΟ. 2383/29.9.1977 εγγράφου τής 
Δημοσίας ’Επιχειρήσεως Πετρελαίου (ΔΕΓΙ) διατυπωθεΐ- 
σαν γνώμην αυτής. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 76/1978 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 
τής ’Επικρατείας, προτάσει των'Ημετερων Ιπουργών Συν¬ 
τονισμού, Οικονομικών καί Βιομηχανίας και Ενέργειας, 
άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν : 

’Άρθρον Πρώτον. 

1. Αί ύπό τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 468/19/6 προβλεπομεναι 
Συμβάσεις Διανομής τής Παραγωγής υδρογονανθρακών 
συνάπτονται βάσει τοϋ διά τοϋ παρόντος καθοριζόμενου Τυ- 
που Συμβάσεως, τοϋ οποίου τό κείμενον επεται, εν σ’^νεχεια 
τοϋ παρόντος άρθρου. 

2. Τά εις τό κείμενον τοϋ Τύπου Συμβάσεως δι αστε¬ 
ρίσκου (*) σημειούμενα κενά, έφ’ όσον δεν πληροϋνται δια 
τής οικείας διακηρύξεως τής δημοπρασίας^ή ^ής προσκλη- 
σεως πρός. υποβολήν προσφορών, αποτελούν σημεία 
γωνισμοΰ μεταξύ τών μετεχόντων εις τήν δημοπρασίαν ή 
τών προσκληθέντων πρός υποβολήν προσφορών, συμφούνως 
πρός τήν περίπτο^σιν α) τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Δ. 

468/76. 

3. 'Η ισχύς τοϋ άρθρου 23 τοϋ Τύπου Συμβάσεως ^ανα¬ 
στέλλεται μέχρι τοϋ δι’ έτέρου Διατάγματος καθορισμού τών 
δρων συμμετοχής τοϋ Εργοδότου εις την εκμεταλλευσιν, 
περιληφθησομένων εις Παράρτημα Γ . τοϋ Τυπου Συμβα- 
σεως. Τό άρθρον τούτο θά έφαρμόζεται εις τάς μετά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ ώς άνω Παραρτήματος Γ . υπογραφομενας 

συμβάσεις. , , 

4. Οί συμβαλλόμενοι δύνανται νά προσθετουν κατα την 
υπογραφήν τής Συμβάσεως εις το κείμενον αυτής διευκριντ 


στικάς μόνον διατάξεις τοϋ διά τοϋ παρόντος καθοριζομένου 
Τύπου Συμβάσεως. 

ΣΥΜΒ.4ΣΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(Κατ’ άρθρον 6 παρ. 2 Ν. 468/1976) 

ΜΕΤΑΞΥ 

"".ιονι 

τ . 

'Π παρούσα Σύμβασις συνομολογεϊται έν ’Αθήναις σήμε¬ 
ρον τή . μεταξύ άφ’ ένός : 

τ . έκπροσωπουμεν . 

. έν προκειμένη ύπό τ .... 

. τοϋ λοιπού έν τώ παρόντι άνα- 

φερομένου ώς ό «Εργοδότης» ή «έκ Πρώτου Συμβαλλό¬ 
μενος», καί άφ’ έτέρου : 

τ. έταιρ . νομίμως έκπρο¬ 
σωπουμεν . τοϋ λοιπού έν τώ παρόντι (^) 

(συλλήβδην) άναφερομεν. ώς ό «Άνά- 

δοχος» ή «έκ Δευτέρου Συμβαλλόμενος». 

ΠΡ00ΙΜ10Ν 

Δεδομένου δτι ή άνακάλυψις καί ή παραγωγή ύδρογοναν- 
θράκων είναι σημαντική διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής 
Ελλάδος, τό πρώτον τών Συμβαλίνομένων Μερών έπιθυμεϊ 
τήν διεξαγωγήν τών σχετικών έργασιών συμφώνως πρός τόν 
Νόμον 468/1976 «περί άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλ¬ 
λεύσεως ύδρογονανθράκων καί ρυθμίσεως συναφών θεμά¬ 
των». 

Έν δψει τοϋ δτι τό συμφέρον τής έλληνικής οικονομίας 
καί τοϋ Πρώτου τών Συμβαλλομένων Μερών έπιβάλλει δπως 
αί έργασίαι πετρελαίου διεξάγωνται ταχέως, άλλά καί συμ¬ 
φώνως πρός τούς συγχρόνους κανόνας καί μεθόδους τής έρεύ¬ 
νης καί παραγωγής πετρελαίου, και τοϋ δτιτό Δεύτερον τών 
Συμβαλλομένων Μερών δηλοϊ δτι εχει τήν τεχνικήν καί ορ¬ 
γανωτικήν ικανότητα νά διεκπεραιώση ταχέως καί έπιτυ- 
χώς τάς εις τήν Σύμβασιν περιγραφομένας έργασίας καί έπι- 
θυμεΐ τήν συνεργασίαν μετά τοϋ Πρώτου τών Συμβαλλομέ¬ 
νων Μερών, διά νά βοηθήση τούτο νά προαγάγη τήν παραγο.'- 


(1) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται δταν πλείονα νομικά 
πρόσωπα, άποτελοϋν τόν Αναδοχον. 
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γήν Ιλληνίκοΰ πβτ^βίΐαίου και -ίοιουτΌ-τρόπως νά συντΐλέσγ) 
εις την γενικωτέραν οικονομικήν άναπτυξιν τής Χωράς. 

ΗΔΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΤΣΗΣ 

Έν δψει των προεκτεθέντων, τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
άπό κοινοϋ συμφωνούν τά ακόλουθα ; 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αΐ κάτωθι λέξεις και όροι κέκτηνται την παραπ)^ύρως 
τούτων σημειουμένην έννοιαν, έκτος έάν έκ των έν τω κει- 
μένω τής Συμβάσεως συμφραζομένων προκύπτη διάφορος 
έννοια. 

Νόμος περί Υδρογονανθράκων : 'Ο Νόμος 468/76 «περί 
άναζητήσεως, έρεύνης και έκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων 
καΐ ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», άς και πασα τροποποίη- 
σις ή άντικατάστασις αΰτοϋ. 

Σύμβασις : Τό παρόν έγγραφον και τά Παραρτήματα αύ- 
τοϋ, ώς και πάσα συμπλήρωσις ή άλλη τροποποίησις αύτοϋ. 

Άνάδοχος {^) : Ό έκ δευτέρου Συμβαλλόμενος. 

Συγγενής Έπιχείρησις : Εταιρεία ή έτέρας μορφής νο¬ 
μικόν πρόσωπον, τό όποιον αμέσως ή έμμέσως είτε έλέγχει 
τόν άνάδοχον είτε έλέγχεται ύπ’ αύτοϋ καί οΙαδήποτε εται¬ 
ρεία ή Ιτέρας μορφής νομικόν πρόσωπον, τό όποιον άμέσως 
ή έμμέσως έλέγχεται ΰφ’ οΐασδήποτε έταιρείας ή έτέρας 
μορφής νομικού προσώπου ή φυσικοϋ προσώπου έΐ^εγχοντων 
άμέσως ή έμμέσως τόν ’Ανάδοχον, ώς καί παν φυσικόν 
πρόσωπον έλέγχον άμέσως ή έμμέσως τόν Άνάδοχον. 'Ως 
έλεγχος νοείται ή συμμετοχή κατά ποσοστόν τούλ.άχιστον 
τριάκοντα τοϊς εκατόν εις τό έχον δικαίωμα ψήφου κεφα- 
λάιον, ώς καί τό κατ’ ε’ιδικάς διατάξεις δικαίωμα διορισμού 
τής διοικήσεως τής έπιχειρήσεως. Είδικώς δια τήν εφαρμο¬ 
γήν τής παρ. 2 του άρθρου 32 τής Συμβάσεως ως έλεγχος 
νοείται ή τοιαύτη συμμετοχή κατά ποσοστόν άνώτερον τοϋ 
πεντήκοντα τοΐς εκατόν. 

Ανεξάρτητος Τρίτος: Φυσικόν πρόσωπον ή νομικόν πρό¬ 
σωπον διάφορον τής Συγγενούς Έπιχειρήσεως. 

Υδρογονάνθρακες : Τά φυσικά πετρελαιοειδή έν στερεά, 
ΰγρα καί άεριώδει καταστάσει, ιδία τό άργόν όρυκτον πε- 
τρέλαιον, ή φυσική βενζίνη, τά φυσικά ΰδρογονανθρακοϋχα 
άέρια, ώς έπίσης καί τά παντός ε’ίδους συνεξορυσσομενα 
μετ’ αύτών όρυκτά καί ούσίαι. 

Άργόν Πετρέλαιον : Τό άργόν ορυκτόν πετρέλαιον, 
ή άσφαλτος, ό όζοκηρίτης καί οΐ παντός ε’ίδους υδρογονάν¬ 
θρακες καί βιτουμένια, έν τε τή στερεά καί υγρά μορφή 
αύτών είτε εύρίσκονται έν φυσική καταστάσει είτε εξά¬ 
γονται έκ φυσικών Αερίων διά συμπυκνώσεως ή άφαιρέ- 
σεως. 

Φυσικόν Αέριον : "Απαντες οί υδρογονάνθρακες έν άε- 
εριώδει καταστάσει, παραγόμενοι έκ γεωτρήσεων καί περι- 
λαμβάνοντες υγρούς έν άεριώδει καταστάσει {\νΕΤ ΜΙΝΕ- 
ΚΑΕ ΟΑδ), ξηρούς έν άεριώδει καταστάσει (ΟΚΥ ΜΙ- 
ΝΕΗΑΕ ΟΑ5), άέρια συγκεντρούμενα εις τήν κεφοώ.ήν 
τής σωληνώσεως καί ύπολείμματα άερίων παραμένοντα 
μετά τήν άφαίρεσιν τών ύγρών ύδρογονανθράκων έκ τών 
ύγρών έν άεριώδει καταστάσει καί άέρια μή προερχόμενα 
έξ ύδρογονανθράκων, άτινα συνυπάρχουν έν φυσικώ συνδέ- 
σμφ καί συνεξορύσσονται μετά τών ύδρογονανθράκων έν άε- 
ριώδει καταστάσει. 

Παραπροϊόντα : Τά λοιπά πλήν τών πετρελαιοειδών προ¬ 
ερχόμενα έκ τής έπεξεργασίας τών ύδρογονανθράκων προ¬ 
ϊόντα (θειον κ.λπ.). 

"Ερευνα ύδρογονανθράκων : 'Η διά γεωλογικών, γεωφυ¬ 
σικών καί γεωτρητικών έργασιών διερεύνησις πρός έντό- 
πισιν κοιτασμάτων ύδρογονανθράκων. 


(1) Έάν ό άνάδοχος κατά τήν ύπόγραφήν τής Συμβάσεως 
άποτελήται έκ πλειόνων νομικών προσώπων άντί τοϋ έν τω 
κειμέν(ρ όρισμοϋ θά τίθεται ό κάτωθι : (ΐΟί έκ δευτέρου 
Συμβαλλόμενοι». 


Έκμετάλλβυβις Υδρογονανθράκων : |Η ^^όρυξις ύδρο¬ 
γονανθράκων καί ή τυχόν άναγκαία πρός εμπορίαν αυτών 
κατεργασία, μή περιλαμβανομένης τής διυλίσεως, ή άποθή- 
κευσις τούτων, ώς καί ή μεταφορά τών παραγομένων ύδρο¬ 
γονανθράκων καί παραπροϊόντων τούτων μέχρι των εγκατα¬ 
στάσεων φορτώσεως πρός περαιτέρω διάθεσιν. 

’Εργασίαι πετρελαίου : Άπασαι αί έργασίαι έρεύνης, έκ- 
μετα>Αεύσεως, παραγωγής, έπεξεργασίας (έξαιρέσει τής 
διυλίσεως), μεταφοράς, έξαγωγής, πωλήσεως ύδρογοναν¬ 
θράκων καί παραπροϊόντων καί γενικώς πάσα ετερα ερ¬ 
γασία, άμέσως σχετιζομένη πρός τάς άνωτέρω, έκτελ.ουμένη 
δέ έντός τοϋ πλαισίου τής Συμβάσεως. 

Συμβατική Περιοχή : Τό σύνολον τών ύπό τής Συμβά¬ 
σεως καλυπτομένων περιοχών, ώς αύται περιγράφονται εις 
τό συνημμένον είς τήν Σύμβασιν Παράρτημα Α'., έντός τών 
οποίων ό Άνάδοχος έχει τό άποκλειστικόν δικαίωμα Έρεύ- 
νης 'Τδρογονανθράκων. 

Περιοχή Έρεύνης 'Τδρογονανθράκων : 'Η διά τής κατά 
τό άρθρον 3 τοϋ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκων έκδοθείσης 
'Τπουργικής άποφάσεως καθοριζομένη. 

Περιοχή Έκμεταλλεύσεως : 'Η περιοχή, ή οποίαδημιουρ- 
γεΐται έντός τής Συμβατικής Περιοχής κατόπιν τής άνακα- 
λύψεως έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος, συμφώ- 
νως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 13 τής Συμβάσεως. 

Βαρέλιον : Ποσότης 42 γαλλονίων ΗΠΑ Άργοϋ Πε¬ 
τρελαίου μετρουμένων εις θερμοκρασίαν 60® Φαρενάϊτ. 

'Ημερολογιακόν ’Έτος : Περίοδος δώδεκα (12) μηνών, 
άρχομένη τήν πρώτην(Ι) ’Ιανουαρίου καί λήγουσα τήν τρια- 
κοστήν πρώτην (31) τοϋ άκολουθοϋντος Δεκεμβρίου. 

'Ημερομηνία Ένάρξεως Ισχύος : 'Η έν άρθρω 44 τής 
Συμβάσεως προσδιοριζομένη ήμερομηνία. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'. 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
’Άρθρον 1. 

Αντικείμενου τής Συμβάσεως. 

1. Διά τής παρούσης Συμβάσεως ό Άνάδοχος άναλαμβά- 
νει ώς έργολάβος τήν μελέτην καί έκτέλεσιν τής έρεύνης καί 
τής έκμεταλλεύσεως 'Τδρογονανθράκων καί Παραπροϊόν¬ 
των τούτων έντός τής Συμβατικής Περιοχής καί τήν διε¬ 
ξαγωγήν τών σχετικών Έργασιών Πετρελαίου, έχων τό 
πρός τούτο άποκλειστικόν δικαίωμα κατά τούς εις τήν πα¬ 
ρούσαν είδικωτέρους όρους. 

2. 'Ο Άνάδοχος διαθέτει, δαπάναις αύτοϋ, πάντα τά άπαι- 
τούμενα διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου τεχνικά μέσα, ύλικά, 
προσωπικόν καί κεφάλαια, τών οποίων φέρει άποκλειστικώς 
τόν οικονομικόν κίνδυνον κατά πάσαν περίπτωσιν, ιδία δέ 
είς τήν περίπτωσιν μή άνακαλύψεως έμπορικώς έκμεταλλευ¬ 
σίμου κοιτάσματος ή είς τήν περίπτωσιν άνεπαρκοϋς άπο- 
δόσεως τής παραγωγής έκ τίνος κοιτάσματος. 'Ο Άνάδο¬ 
χος έχει τήν διεύθυνσιν τοϋ έργου καί φέρει τόν κίνδυνον 
αύτοϋ καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως, τηρουμένων 
καί τών διατάξεων τής παρ. 8 τοϋ άρθρου 19 καί τοϋ άρ¬ 
θρου 36. 

3. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται, όπως διεξάγη τάς Εργα¬ 
σίας Πετρελαίου διά τών ένδεδειγμένων τεχνικών μέσων 
καί μεθόδων, συμφώνως πρός τούς κανόνας τής καλής πρα¬ 
κτικής καί τά διεθνή πρότυπα είς τήν έρευναν καί έκμετάλ- 
λευσιν ύδρογονανθράκων. 

4. Είς περίπτωσιν άνακαλύψεως καί παραγωγή; 'Τδρο¬ 
γονανθράκων, τμήμα τής παραγομένης ποσότητος τούτων 
έξ έκάστης τών κατά τό άρθρον 13 Περιοχών ’Εκμεταλλεύ- 
σεως περιέρχεται είς τόν Άνάδοχον πρός κάλυψιν τών προ- 
βλεπομένων έν άρθρω 31 δαπανών, κατά τά έν παρ. 2 τοϋ 
άρθρου 19 οριζόμενα, τό δέ ύπόλοιπον τής παραγωγής τής 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως καί τά λοιπά καοΑ «"ό άρθρον 
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31 ίβοΒα. διανέμονται, μβταξύ τοΐί Εργοδότου καΐ του Άνα- 
δόχου κατά τά έν άρθρω 19 ποσοστά, έπιφυλασσομένων των 
διαταξϊων τοϋ άρθρου 23 περί συμμετοχής του Εργοδότου. 

Η λήψις υπό του Άναδόχου τμήματος τής παραγωγής 
και των λοιπών έσόδων κατά τά ανωτέρω αποτελεί τό άντάλ- 
λαγμα τής ύπ’ αύτοϋ έκτελεστέας παροχής και συνιστά τό 
οικονομικόν αύτοΰ συμφέρον έκ τής Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

ΕΡΕΥΝΑ 
’Άρθρον 2. 

Διάρκεια σταδίου έρευνών καί άποδέσμευσις Συμβατικής 
Περιοχής. 

1. Εντός προθεσμίας. (*), άρχομένης άπό 

τής Ημερομηνίας Ένάρξεως Ισχύος τής παρούσης, ό Άνά- 
δοχος ΰποχρεοϋται καί δικαιούται, κατ’ αποκλειστικότητα, 
νά διενβργήση έργασίας άναζητήσεως καί έρεύνης Υδρογο¬ 
νανθράκων εις ολόκληρον την Συμβατικήν Περιοχήν, έπι¬ 
φυλασσομένων των έν τω άρθρω 6 όριζομένων. 

(^) Έπί τη δηλώσει τοϋ Άναδόχου, κοινοποιουμένη εις 
τόν Εργοδότην πρό τής λήξεως τής έν τφ προηγουμένω 
έδαφίω προθεσμίας, αΰτη παρατείνεται έπί δύο είσέτι έτη, 
προκειμένου περί έρευνών υποθαλασσίων περιοχών, εις τάς 
οποίας τό βάθος τής θαλάσσης ύπερβαίνει τά διακόσια (200), 
μέτρα, έφ’ όσον ό ’Ανάδοχος έξεπλήρωσε τάς κατά τάς παρ. 

2 τοϋ άρθρου 3 καί την παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 υποχρεώσεις 
αύτοϋ. Έάν είς τινα τών Περιοχών Έρεύνης τό βάθος τής 
θαλάσσης δέν ύπερβαίνη καθ’ ολην την έκτασιν αυτής τά 
διακόσια (200) μέτρα, ή παράτασις ως πρός την Περιοχήν 
ταύτην χωρεϊ μόνον, έάν τό βάθος τής θαλάσσης ύπερβαίνη 
τά διακόσια (2θΟ) μέτρα είς έκτασιν μείζονα τοϋ ήμίσεος 
της όλης έκτάσεως αυτής. 

2. Κατά τήν λήξιν τής κατά τήν παρ. 1 προθεσμίας, ολό¬ 
κληρος ή Συμβατική Περιοχή έπανέρχεται αύτοδικαίως έλευ- 
θέρα είς τόν ’Εργοδότην, έξαιρέσει τών τυχόν δημιουργηθει- 
σών εντός αύτής, συνεπεία άνακαλύψεως έμπορικώς έκμε- 
ταλλευσίμων κοιτασμάτων. Περιοχών Έκμεταλλεύσεως, 
κατά τά εΐδικώτερον οριζόμενα ύπό τοϋ άρθρου 13. Έάν οΰδε- 
μία Περιοχή Έκμεταλλεύσεως έδημιουργήθη έντός τής αύτής 
ως άνω προθεσμίας, ή Σύμβασις λύεται αύτοδικαίως. Αί 
διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 14 έφαρμόζονται άναλόγως. 

Άρθρον 3. 

Υποχρεώσεις έρευνητικών έργασιών τοϋ Άναδόχου. 

1. 'Ο Άνάδοχος ΰποχρεοϋται δπως διά τών ένδεδειγμέ- 
νων τεχνικών μέσων καί μεθόδων καί συμφώνως πρός τούς 
γενικώς παραδεδεγμένους κανόνας τής τέχνης καί τής πρα¬ 
κτικής έρευνών πετρελαίου άρχίση τάς έργασίας γεωλογικής, 
γεωφυσικής, γεωχημικής καί άλλης έρεύνης έντός (*) 
άπό τής 'Ημερομηνίας Ένάρξεως Ισχύος τής Συμβάσεως, 
ώς καί τάς έργασίας έρεύνης διά γεωτρήσεων έντός (’·') 
άπό τής αύτής Ημερομηνίας. Ό Άνάδοχος ΰποχρεοϋται 
προσέτι νά συνεχίση καί όλοκληρώση τάς έργασίας ταύτας 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρούσης. 

2. 'Η κατά τό άρθρον 2 προσδιοριζομένη περίοδος έρευ¬ 
νών διαιρείται είς (*) δύο (2) ΰποπεριόδους. Κατά τήν διάρ- 


(1) Τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 1 τίθεται μόνον έπί θαλασ¬ 
σίων περιοχών, είς τάς οποίας ΰπάρχει βάθος θαλάσσης άνω 
τών 200 μέτρων. 

(2) Έπί θαλασσίων περιοχών είς τάς οποίας ΰπάρχει βά¬ 
θος θαλάσσης άνω τών διακοσίων (200) μέτρων κατά τήν 
έννοιαν τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρ. 1 τ <ϋ άρθρου 2 τίθε¬ 
ται άντί «δύο (2)» «τρεις (3)». 


κειαν έκάστης ΰποπεριόδου ό Άνάδοχος ΰποχρεοϋται νά 
έκτελέση τούλάχιστον τάς άκολούθους έρευνητικάς έργα¬ 
σίας : 


'Τποπερίοδος 

Διάρκεια 

’Εργασίαι 

1η 

(*) 

(*) 

2η 

{*) 

{*) 

(3η (Μ 

(*) 

(*) 

’Άρθρον 4. 


'Υποχρέωσις επενδύσεων δι’ έρεύνας. 


1. Διά τάς έργασίας έρεύνης, τάς οποίας ό Άνάδοχος 
ΰποχρεοϋται νά έκτελέση κατά τήν διάρκειαν τών έν παρ. 2 
τοϋ άρθρου 3 ύποπεριόδων, ΰποχρεοϋται νά δαπανήση τού¬ 
λάχιστον τά άκόλουθα ποσά : 


'Τποπερίοδος Ποσά 


1η (*) 

2α (*) 

(3η(*) (*) 


Τά άνωτέρω ποσά άποτελοϋν τά έλάχιστα όρια δαπανών* 
Έάν πρός έκτέλεσιν τών άνωτέρω έργασιών άπαιτηθοϋν 
μείζονες δαπάναι, ό Άνάδοχος ΰποχρεοϋται νά προβή καί 
είς ταύτας. 

2. Έάν ό Άνάδοχος δαπανήση κατά τήν διάρκειαν ΰπο¬ 
περιόδου τινός ποσόν μεΐζον τοϋ όριζομένου είς τήν προηγου- 
μέ';ην παράγραφον, τό έπί πλέον ποσόν δύναται νά μετα- 
φερθή είς τήν έπομένην ΰποπερίοδον καί νά άφαιρεθή έκ 
τοϋ προβλεπομένου διά τήν ΰποπερίοδον ταύτην ποσοϋ. Έάν 
ό Άνάδοχος μετά τό πέρας τής πρώτης ΰποπεριόδου δέν 
δαπανήση τά είς τήν προηγουμένην παράγραφον προβλεπό- 
μενα διά τήν ΰποπερίοδον ταύτην ποσά, τά μή δαπανηθέντα 
ποσά προστίθενται είς τά προβλεπόμενα διά τήν δευτέραν 
ΰποπερίοδον ποσά, έπιφυλασσομένων τών δικαιωμάτων τοϋ 
Εργοδότου έκ τής πλημμελούς έκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

3. Ό Άνάδοχος ΰποχρεοϋται δπως έντός έξήκοντα (60) 
ημερών άπό τής 'Ημερομηνίας Ένάρξεοίς Ισχύος τής Συμ¬ 
βάσεως, προκειμένου περί τής πρώτης ΰποπεριόδου, καί 
έντός έξήκοντα (60) ήμερών άπό τής ένάρξεως τής δευτέρας 
(καί τρίτης) (®) ΰποπεριόδου παράσχη είς τόν Εργοδότην 
έξασφαλίσεις καλυπτούσας καθ’ ολοκληρίαν τά έν παρ. 1 
δι’ έκάστην ΰποπερίοδον προβλεπόμενα έλάχιστα ποσά δα¬ 
πανών καί συγκεκριμένως : * 

4. Έάν δ Άνάδοχος είς τό τέλος τής περιόδου έρευνών δέν 
έχη δαπανήσει έν 0λω ή έν μέρει τά είς τήν παρ. 1 προβλε¬ 
πόμενα ποσά, ΰποχρεοϋται όπως καταβάλη είς τόν Εργο¬ 
δότην τά μή δαπανηθέντα ποσά, λόγφ συμφωνουμένης διά 
τής παρούσης ποινικής ρήτρας, έπιφυλάσσονται δέ καί πάντα 
τά λοιπά έκ τής μή έκτελέσεως τής Συμβάσεως δικαιώματα 
τοϋ Εργοδότου, κατά τό άρθρον 38, δυνάμενα νά άσκηθοΰν 
άθροιστικώς. 

’Άρθρον 5. 

Ετήσιον πρόγραμμα έργασιών καί προϋπολογισμός. 

1. Τρεις μήνας πρό τής ένάρξεως έκάστου Ημερολογια¬ 
κού "Ετους ή είς έτερον, κατά κοινή συμφωνίαν μετά τοϋ 
Εργοδότου, έγγράφως δηλοϋντος τήν περί τούτου βούλη- 
σίν του, καθοριζόμενου χρόνον ό Άνάδοχος καταρτίζει καί 


(1,2,3) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί θαλασσίων 
περιοχών, είς τάς οποίας ΰπάρχει βάθος θαλάσσης άνω τών 
διακοσίων (200) μέτρων κατά τήν έννοιαν τοϋ δευτέρου 
έδαφίου τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2. 
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ύποβάλλε', εις τον Εργοδότην προς άποδοχήν πρόγραμμα των 
πάσης φύσεως κατά την Σύμβασιν έργων καί εργασιών 
(μελετών, ερευνών, προμηθειών, εξοπλισμού, εγκαταστά¬ 
σεων κ.λπ.) μετά τοΰ άντιστοίχου προϋπολογισμού τής δα¬ 
πάνης έκάστης αυτών (Ετήσιον Πρόγραμμα Εργασιών κα'ι 
Προϋπολογισμός), τάς όποιας προτείνει, όπωςέκτελέση κατά 
τό έπόμενον δωδεκάμηνον χρονικόν διάστημα. 

2. 'Ο Εργοδότης δύναται νά ζη-τ/ίση διευκρινίσεις έπι 
τοΰ Προγράμματος καί του Προϋπολογισμού καί νά προ- 
τείνη, επί συγκεκριμένων τμημάτων αυτών, τροποποιήσεις, 
άφορώσας τό είδος καί την δαπάνην τών έργων καί εργασιών, 
εντός μηνός άπό τής υποβολής τούτων, άλ>.ως λογίζεται 
ότι τό Πρόγραμμα καί ό Προϋπολογισμός έγένοντο αποδε¬ 
κτά ύπ’ αΰτοϋ. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται εις άναθεώρησιν 
τοΰ Ετησίου Προγράμματος Εργασιών καί τοΰ Προ¬ 
ϋπολογισμού συμφώνως πρός τάς προτάσεις τοΰ Εργοδότου, 
μόνον έάν αί προτάσεις αύται δικαιολογοΰνται άποδεδειγμέ- 
νως κατά τούς κανόνας τής καλής πρακτικής καί τά διεθνή 
πρότυπα εις τήν έ'ρευναν υδρογονανθράκων. 

Έάν ό Άνάδοχος καί ό Εργοδότης δέν δύνανται νά συμ¬ 
φωνήσουν επί τών προτεινομένων αναθεωρήσεων, ό Άνά¬ 
δοχος ύποχρεοΰται νά άναθεωρήση τό Ετήσιον Πρόγραμμα 
Εργασιών καί τόν Προϋπολογισμόν, μόνον έφ’όσον παρα¬ 
σχεθούν ύπό τοΰ Εργοδότου έντός τεσσαράκοντα πέντε 
(45) ήμερών άπό τής υποβολής τοΰ Προγράμματος επαρ¬ 
κείς άποδείξεις τοΰ δεδικαιολογημένου τών άπόψεων αύτοϋ, 
βεβαιούμεναι παρ’ άνεξαρτήτου οργανισμού, ώς τοΰ Αμε¬ 
ρικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, τοΰ Γαλλικού Ινστι¬ 
τούτου Πετρελαίου ή έτέρου παρομοίου Όργανισμοΰ, 
δυναμένου νά έχη υπεύθυνον γνώμην έπί τοΰ θέματος. 

3. 'Ο Εργοδότης ελέγχει τήν έκτέλεσιν τοΰ Προγράμ¬ 
ματος. 

4. Εϊς ήν περίπτωσιν τά έν Έτησίω Προγράμματι Ερ¬ 
γασιών περιλαμβανόμενα τμήματα άπαιτεϊται νά τροποποιη¬ 
θούν συνεπεία άπροόπτου μεταβολής τών συνθηκών, 6 Άνά¬ 
δοχος δύναται νά προβαίνη εις τάς άναγκαίας τροποποιήσεις, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι αύται δέν μεταβάλλ.ουν τό βασικόν 
^εριεχόμενον τοΰ Ετησίου Προγράμματος Εργασιών. 
Τούτο δύναται νά τροποποιηθή μόνον κατόπιν έγ“·(·ράφου 
συναινέσεως τοΰ Εργοδότου. Έν περιπτώσει όλο^ς εξαι¬ 
ρετικών συνθηκών, μή προβλεφθεισών έν τώ προγράμματι 
καί άπαιτουσών άμεσον ένέργειαν, ό Άνάδοχος δύναται νά 
προβή είς τάς ένδεικνυομένας πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού 
τής Συμβάσεως ένεργείας, πασα δε σχετική δαπάνη θά 
συμπεριλαμβάνεται εις τάς δαπάνας τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 
31. 'Άπασαι αί ώς άνω τροποποιήσεις δέον οπο^ς γνωστο¬ 
ποιούνται εις τόν Εργοδότην παραχρήμα. 

ΆρΟρον 6. 

Παραιτησις κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ερευνών. 

1. Ο Ανάδοχος δύναται ύπό τούς όρους τοΰ παρόντος 
άρθρου να παραιτηθή προ τής λήξεως τής περιόδου έρευνών 
τοΰ εκ τής Συμβάσεως δικαιώματός του πρός έρευναν έπί 
τής Συμβατικής Περιοχής ή Τμήματος αύτής, άποτελουμένου 
εκ μιας ή πλειόνων Περιοχών Έρεύνης, γνεοστοποιών έγ- 
γραφως την τοιαύτην παραίτησιν εις τόν Εργοδότην πρό 
τριάκοντα (30) ήμερών. 

2. Ο Άνάδοχος παραιτούμενος καταβάλ?^ει είς τόν 
Εργοδότην ^ ώς ποινήν μεταμελείας τά κάτωθι ποσά ; 

α) Εαν η παραιτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν τής 
πρώτης υποπεριοδου, τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ είς τήν παρ. 1 
τοΰ άρθρου 4 προβλεπομένου διά τήν ύποπερίοδον ταύτην 
ποσοΰ και τοΰ μέχρι τής παραιτήσεως δαπανηΟέντος. 

β) Εαν η παραιτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πρώτου ήμίσεος τής δευτέρας ύποπεριόδου, τό ήμισυ τής 
διαφοράς μεταξύ τοΰ εις τ/)ν παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 προβλεπο¬ 
μένου δια την δευτεραν υποπεριοδον ποσοΰ, 7..αμβανομένου 
υπ όψιν^ και τοΰ τυχόν μεταφερομένου εκ τής πρώτης 
ύποπεριόδου συμφώνως πρός τήν. παρ. 2 τοΰ άρθρου 4, 
καί τοΰ μέχρι τής παραιτήίεως δαπανηΟέντος. 


γ) Έάν ή παραιτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ δευτέρου ήμίσεος τής δευτέρας ύποπεριόδου, ολόκλη¬ 
ρον τήν διαφοράν μεταξύ τών ώς άνω ύπό στοιχεϊον β 
ποσών. 

δ) (^) Έάν ή παραίτησις ύποβληθή κατά τήν διάρκειαν 
τής τρίτης ύποπεριόδου, ολόκληρον τήν διαφοράν μεταξύ 
τοΰ είς τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 προβλεπομένου διά τήν 
ύποπερίοδον ταύτην ποσοΰ, λαμβανομένων ύπ’ 0ψιν καί 
τών τυχόν μεταφερομένων έκ τών προηγουμένων ύποπε- 
ριόδων ποσών συμφώνο.>ς πρός τό δεύτερον έδάφιον τής 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 4 καί τοΰ μέχρι τής παραιτήσεως δα- 
πανηθέντος). 

3. 'Ο Άνάδοχος δύναται νά παραιτηθή άνευ οΰδεμιάς 
ύποχρεώσεως είς τό τέλος τής πρώτης ύποπεριόδου, έφ’ 
όσον έχη έκπληρώσει άπάσας τάς μέχρι τέλους τής έν 
λόγιο ύποπεριόδου συμβατικάς αύτοΰ ύποχρεώσεις. 

4. Έκ τής παραιτήσεως τοΰ Άναδόχου ούδεμία άξίω- 
σις αύτοΰ γεννάται κατά τοΰ Εργοδότου ένεκα δαπανών 
ή ζημιών. 

’Άρθρον 7. 

' Υποχρεώσεις Άναδόχου κατά τήν περίοδον έρευνών. 

1. 'Ο Άνάδοχος είναι ύπεύθυνος διά τήν μελέτην, σύντα¬ 
ξιν καί έκτέλεσιν τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 5 προβλεπομένου 
Ετησίου Προγράμματος Εργασιών. Ουτος ύποχρεοΰται 
^νά έκτελέση τούτο κατά ίτόν χλέον χρόοφορον τρόπον, σομφώ- 
νως πρός τούς κανόνας τής καλής πρακτικής καί τά διε¬ 
θνή πρότυπα είς τήν έρευναν ύδρογονανθράκων. 

2. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως διαθέτη άπαντα τά 
άναγκαιοΰντα κεφάλαια διά τήν άγοράν ή μίσθωσιν τών 
άναγκαίων πρός έκτέλεσιν τών Εργασιών Πετρελαίου συμ¬ 
φώνως πρός τό ώς άνω Ετήσιον Πρόγραμμα έργασιών, 
ύλικών, έφοδίων καί έν γένει έξοπλισμοΰ. 

3. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως διαθέτη τήν άναγ- 
καίαν διά τάς ώς άνω Εργασίας τεχνικήν όργάνωσιν, περι- 
λαμβανομένου τοΰ διά τήν έκτέλεσιν τοΰ ώς άνω Ετησίου 
Προγράμματος Έργασιών άπαιτουμένου προσωπικού. 

4. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως παρέχη άπαντα τά 
διά τήν έκτέλεσιν τοΰ ό)ς άνω Ετησίου Προγράμματος 
Έργασιών άπαιτούμενα λοιπά κεφάλ.αια, συμπεριλαμβανο- 
μέ'^ης πάσης πληρωμής πρός τρίτους διά τήν παρ’ αυτών 
παροχήν ύττηρεσιών ώς έργολάβων καί ύπεργολάβων. 

ο. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά λαμβάνη άπαντα τά 
ένδεικνυόμενα μέτρα πρός τόν σκοπόν ; 

α) τής έξασφαλίσεως τής προστασίας τών ύδατοφόρων 
στρωμάτων, τά όποια ένδέχεται νά συναντηθούν κατά τήν 
διάρκειαν τών έργασιών, καί 

β) τής έκτελέσεως τών άναγκαίων δοκιμών πρός κα¬ 
θορισμόν τής άξίας τών συλλεγεισών ένδείξεων, ώς καί 
τής δυνατότητος έκμεταλλεύσεως τυχόν άνευρεθέντων κοι¬ 
τασμάτων 'Υδρογονανθράκων. 

6. 'Ο Άνάδοχος ύχοχρεούται οίκο^εν νά λαμβάνη πάντα 
πά μίτρα τά αναγκαία διά τήν διαφμλαξιν τής δημοσίας 
ύγειας ή άσφαλείας, προσέτι δέ νά έκτελή καί πάσαν διά τους 
■αυτούς σκοπούς χρόσ·9ετον άναγκαίαν εργασίαν τήν οποίαν 
ήύελεν απαιτήσει ό Εργοδότης. 'Άπασαι αΐ κατασκευαι καί 
αί εγκαταστάσεις, τάς οποίας ό Άνάδοχος ά'/εγείρει διά τήν 
έκτέλεσιν τών Έργασιών Πετρελαίου, δέον νά καταίσκευα- 
σ·ίιο·ϋν. τεόοϋν εις λειτουργίαν καί συ'/τηρώνται μετά τής δεοό- 
σης προσοχής, διά νά έξασφαλίσ'ύιή ή αποφυγή άτυχημάτων 
καί ύλιΐ/ών ζημιών. 


(1) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί θαλασ¬ 
σίων περιοχών, είς τάς όποιας ύπάρχει βάθος θαλάσσης 
άνω τών διακοσίων (200) μέτρων κατά τήν έννοιαν τοΰ 
δευτέρου έδαφίου τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2. 
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Έπιφυλασσομένης τής ισχύος των σχετικών διατάξεων 
τής ελληνικής νομοθεσίας, ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά 
έγκαθιστα τάς καταλλήλους οπτικάς καί άκουστικάς σημάν¬ 
σεις δια την ατιροσκοπτον καί ασφαλή διεξαγωγήν των συγ- 
κο!.νωνΕ,ών. 

Ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά συμμορφοΠται προς τάς 
έκάστοτε Ισχυούσας διατάξεις, περιλαμβανόμενων των κατά 
τδ άρθρον 39 τοϋ Νόμου περί "Υδρογονανθράκων Κανονισμών, 
τάς άναφερομένας εις την εθνικήν άμυναν καί άσφάλειαν, 
τήν άσφάλειαν τής ναυσιπλοΐας καί άεροπλοΐας, τήν προ¬ 
στασίαν τής υγείας καί τής ζωής των εργαζομένων καί τών 
περίοικων, τήν προστασίαν τών οδών καί δημοσίας χρήσεως 
εγκαταστάσεων έν γένει, χώρων θρησκευτικής λατρείας καί 
νεκροταφείων, ως καί εις τάς διατάξεις τάς άναφερομένας 
εις τήν προστασίαν τής χλωρίδος καί τής πανίδος, τής θαλάσ¬ 
σης καί τοϋ έναλίου πλούτου, τών άρχαιοτήτων έν γένει, 
ώς καί τόπων Ιστορικών καί ιδιαιτέρου φυσικοϋ κάλλ,ους. 
Ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται είδικώτερον, όπως συμ;ί,ορφοϋται 
προς τάς διατάξεις τής έκάστοτε ίσχυούσης νομοθεσίας διά 
τήν πρόληψιν ρυπάνσεως καί τήν προστασίαν τοϋ περιβάλ¬ 
λοντος, περιλαμβανομένης ένδεικτικώς τής δυνάμει τοϋ 
Νομοθετικοϋ Διατάγματος 4529 τής 25ης Ιουλίου 1966 
κυρωθείσης Αιεθνοϋς Συμβάσεως τοϋ Λονδίνου τής 12ης 
Μαΐου 1954 «περί προλήψεως τής ρυπάνσεως τής θαλάσσης 
διά πετρελαίου», ώς αϋτη τροποποιηθεΐσα έκυρώθη υπό τής 
'Ελλάδος. 

) Διά τής παρούσης Συμβάσεως συμφωνεϊται ότι μέχρις 
έκδόσεως τών κατά τό άρθρον 39 τοϋ Νόμου περί Υδρογο¬ 
νανθράκων Κανονισμών, αί έργασίαι έρεύνης καί έκμεταλ- 
λεύσεως θά έκτελοϋνται συμφώνως προς τάς διατάξεις προσι- 
διαζόντων εις τάς ώς άνω εργασίας άνεγνο^ρισμένων Κα¬ 
νονισμών ετέρου Κράτους καθοριζομένων ύπό τοϋ Εργοδότου 
διά σχετικής έγγραφου δηλώσεώς του προς τον Άνάδο- 

7. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως είδοποιή παραχρήμα 
τον Εργοδότην περί οίασδήποτε σοβαράς ζημίας έντός τής 
Συμβατικής Περιοχής ή τών έγκαταστάσεων παρακωλυου- 
σης τήν έκτέλεσιν τοϋ Ετησίου προγράμματος. Έάν εκ 
πράξεων ή παραλείψεων τοϋ Άναδόχου, τών ύπ’ αύτοϋ^προ- 
στηθέντων ή έκ τών βοηθών έκπληρούσείος αύτοΰ ηΟελ.ε 
τυχόν γεννηθή ευθύνη τοϋ Εργοδότου έναντι τριτιον, ο 
Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως τηρή τόν Εργοδότην αζημιον 
έκ πάσης τοιαύτης ευθύνης. 

8. 'Ο Άνάδοχος γνωστοποιεί είς τόν 'ΐπουργόν Βιομη¬ 
χανίας καί Ένεργείας ( (^) προκειμένου δέ περί υποθαλάσσιας 
περιοχής καί εις τούς "Υπουργούς Εθνικής Άμύνης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας), τήν άκριβή θέσιν έκάστης γεωτρη- 
σεως τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρας πρό τής ένάρξεως 
αυτής. 'Ο "Υπουργός Βιομηχανίας καί Ένεργείας δύναται 
νά άπαγορεύση τήν γεώτρησιν είς τήν γνωστοποιηθεϊσαν 
θέσιν διά σπουδαϊον λόγον άναγόμενον είς τό έθνικον ή το 
δημόσιον συμφέρον. 

9. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά συνάπτ-η συμβάσεις 
άσφαλίσεως μετ’ άνεγνωρισμένων άσφαλιστών συμφώνως 
πρός τήν κρατοϋσαν διεθνή πρακτικήν τών Έργασιών^Πε- 
τρελαίου έπιφυλασσομένων τών περί προμήθειας διατάξεων 
τής Συμβάσεως. Οδτος, πάντως, ύποχρεοϋται όπως ασφαλίςη 
τάς έγκαταστάσεις καί τήν άστικην αύτοϋ ευθυνην. 

Άρθρον 8. 

Δικαιούματα κατά τήν περίοδον έρευνών. 

1. 'Ο Άνάδοχος έχει τό άποκλειστικόν δικαίωμα έκτε- 
λέσεως έρευνητικών έργων καί έργασιών (γεθ)λογικών, 


(1) "Η διάταξις τοϋ τετάρτου έδαφίου τής παρ. 6 θά 
τίθεται μόνον έφ’ όσον γίνεται χρήσις αυτής είς τήν συγκε- 
κριμένην έκάστοτε περίπτωσιν. 

(2) Τά έντός παρενθέσεως παραλείπονται έπί παραχωρή- 
σεως άμιγώς χερσαίων περιοχών. 


γεωφυσικών, γεωτρητικών, άντλητικών κλπ.) έντός τής 
Συμβατικής. Περιοχής, ώς καί τήν διεύθυνσιν καί τόν έλεγχον 
αυτών. 

2· Ο Άνάδοχος δικαιούται, έπιφυλασσομένης τής δια- 
ταςεως τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 9, νά άσκή οίονδήποτε έκ τών 
δικαιωμάτων τών συνομολογουμένων είς τήν Σύμβασιν δι’ 
εργολάβων καί ύπεργολάβων. 

3. Ό Άνάδοχος έχει κατά τήν διάρκειαν τής έρευνητικής 
περιόδου τά προβλεπόμενα έν παρ. 2 ((’) καί παρ. 3) 
τοϋ άρθρου 17 δικαιώματα, καθ’ δ μέτρον τούτα είναι άναγ- 
καΐα διά τήν προσηκουσαν έκτέλεσιν τών έρευνητικών έργα¬ 
σιών ή έν σχέσει πρός αύτάς. 

4. Έπιφυλασσομένων τών περί άσφαλείας τών έγκα¬ 
ταστάσεων διατάξεων, οΐ άντιπρόσωποι τοϋ Άναδόχου, 
τό προσωπικόν αύτοΰ καί τών έργολάβων του ώς καί τών 
ύπεργολάβο>ν αύτών, δύνανται νά είσέρχωνται είς τήν Συμ¬ 
βατικήν Περιοχήν καί νά έχουν έλευθέραν πρόσβασιν είς 
όλας τάς εγκαταστάσεις τοϋ Άναδόχου. 

’Άρθρον 9. 

Εκθέσεις δραστηριότητος Άναδόχου καί παροχή στοιχείιον 
κατά τήν περίοδον έρευνών. 

1. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται κατά τά έν τω παρόντι 
άρθρω είδικώτερον οριζόμενα όπως : 

α) τηρή έν Έλλάδι πλήρες καί άκριβές άρχεϊον πασών τών 
έκτελεσθεισών τεχνικών έργασιών, ώς γεωτρήσεων καί 
λοιπών έργασιών έρεύνης, 

β) έπιτρέττη είς τούς έκπροσούπους τοϋ Εργοδότου τήν 
έπιθεώρησιν τών Έργασιών Πετρελαίου καί τοϋ ώς άνω 
τηρουμένου άρχείου καί 

γ) ύποβάλη είς τόν Εργοδότην πάντα τά κατά τήν 
διάρκειαν τών έργασιών αύτοϋ συλλεγόμενα έπιστημονικά 
στοιχεία μετά έπεξηγηματικοϋ ύλικοϋ. 

2. 'Ο Εργοδότης δικαιούται νά λαμβάνη γνώσιν πάντων 
τών πρωτοτύπων στοιχείων, τών προκυπτόντων έκ τών 
Έργασιών Πετρελαίου τοϋ Άναδόχου, ώς έκθέσεων γεωλο¬ 
γικών, γεοιφυσικών, πετροφυσικών, γειοτρητικών καί άρχι- 
κής παραγο^γής, καί νά λαμβάνη τή αιτήσει του, οίασδήποτε 
πληροφορίας έν σχέσει πρός τάς Εργασίας Πετρελαίου, 
ύπό μορφήν άκριβοϋς άντιγράφου χάρτου, τομής, έκθέσεοίς 
κ.λπ. 

3. Αί άκόλουθοι έκΟέσεις καί στοιχεία ύποβάλλονται είς 
τόν Εργοδότην εύθύς ώς συντάσσονται ή λαμβάνονται : 

α) άντίγραφα τών γεωλογικών μελετών μετά έπεξηγημα- 
τικών έκθέσεων, συνοδευόμενα ύπό τών σχετικών χαρ¬ 
τών, 

β) άντίγραφα τών γεωφυσικών μελετών μετά έπεξηγ-η- 
ματικών έκθέσεων, ώς καί τών καταγραφεισών σεισμικών 
μαγ'^ητικών ταινιών, 

γ) άντίγραφον έκάστης τελικής εκθεσεως γεωτρησεως δι’ 
έκαστον άνορυχθέν φρέαρ, ώςέπίσης πλήρες σύνολον κατα¬ 
γραφεισών διαγραφών (Ϋ000ΙΝ08), 

δ) άντίγραφον έκθέσεως περί τών πραγματοποιηθεισών 
δοκιμών παραγωγής, ώς έπίσης καί οίασδήποτε μελέτης 
έν σχέσει πρός τήν άρχικην παροχην έκαστου φρεατος, 

ε) άντίγραφον έκάστης έκθέσεως άναί^υσεως εκτελεσθει- 
σης έπί δείγματος πυρήνος γεωτρησεως (ΟΟΚΕ 8ΑΜΡ- 

ΕΕ), 

στ) άντίγραφον πάσης άλλης τυχόν καταρτισθησομενης 
τεχνικής έκθέσεως περί τών Έργασιοίν ΙΙετρελαίου. 

4. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλη παραχρήμα 
είς τόν Εργοδότην τή αιτήσει αύτοϋ άνά έν (1) άντίγραφον 


(1) Τά έντός παρενθέσεως τίθενται μόνον έπί παραχωρη- 
σεως θαλασσίων περιοχών. 
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•ξ έκάστου άποδίικτικοϋ στοιχϊίου των έσόδων καί εξόδων 
αύτοΰ, ώς των τιμολογίων αγορών και πωλήσεων, των δελτίων 
παροχής ύττηρεσιών κ.λπ. 

5. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλτ] αμελλητί 
εις τον Εργοδότην άντίγραφα άπασών των συμβάσεων 
αύτοΰ μετά προμηθευτών, έργολάβιον, ύπεργολάβων, και 
τρίτων έν γένει άπό τής υπογραφής των. 'Ο Εργοδότης δύ- 
ναται νά ζητηση διευκρινίσεις διά τούς όρους και τάς τιμάς 
τών άνιοτέρω συμβάσεων. 

6. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλη εις τον 
Εργοδότην τριμηνιαίας καί ετήσιας λεπτομερείς οϊκονομικάς 
καί τεχνικάς εκθέσεις περί τών κατά την Σύμβασιν εργασιών 
αύτοΰ. Αΐ τριμηνιαϊαι εκθέσεις ύποβάλλονται εντός μηνός 
άπό τής λήξεως έκάστου τριμήνου, αί δέ έτήσιαι εντός δύο 
μηνών άπό τής λήξεως έκάστου έ'τους. 

7. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλλη εις τόν 
Εργοδότην άντίγραφα τών κατά τό άρθρον 31 συντασσομε- 
νων Λογαριασμών έσόδων καί εξόδων καί ΐσολογισμοΰ εντός 
τριών (3) μηνών άπό τής λήξεως τοϋ ήμερολογιακοΰ έτους 
εις τό όποιον άφοροΰν, έκτος έάν προβλέπεται βραχύτερα 
προθεσμία διά την ύποβολήν τής κατά την παρ. 4 τοϋ άρθρου 
26 τοϋ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκων φορολογικής δηλώ- 
σεως, οπότε ή βραχυτέρα αυτή προθεσμία ισχύει καί έν 
προκειμένω. 

8. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλη άντιπρο- 
σωττευτικόν μέρος τών ληφθέντων τευρήνων γεωτρήσεως 
(ΟΟΚΚ8) καί τών άποκοπτομένων θραυσμάτων ((ίΟΤ- 
'ΓΙΝΟδ) έξ έκάστου φρέατος, ώς καί δείγματα έκ τών ύγρών 
παραγωγής ( ΡΚΟΟΟΟΤΙΟΝ ΓΡΟΙΟδ). 

Δείγματα πυρήνων γεωτρήσεων καί θραυσμάτων εύρι- 
σκόμενα εις τήν κατοχήν τοϋ Άναδόχου, παραδίδονται εις 
τόν Εργοδότην άμα τή λήξει τής Συμβάσεως. 

9. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλη προσηκόντως 
πάντα τά στοιχεία τά άπαιτούμενα ύπό τής έλληνικής 
νομοθεσίας διά στατιστικούς σκοπούς. 

10. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως εΐδοποιή τόν Εργο¬ 
δότην άμελλητί περί τής άνακαλύψεως οΐωνδήποτε ορυκτών 
καί μεταλλευτικών ύλών. 

11. 'Ο Εργοδότης ύποχρεοϋται όπως τηρή έμπιστευτικάς 
τάς ύποβαλλομένας αύτώ ύπό τοϋ Άναδόχου πληροφορίας, 
εκθέσεις καί ύλικόν μέχρι τέλους τής ερευνητικής περιόδου 
ή μέχρι τής τυχόν παραιτήσεως τοϋ Άναδόχου συμφώνως 
τώ άρθρω 6. Δύναται όμως νά γνωστοποιή ταΰτα, ύπό τόν 
όρον τής έχεμυθείας, εις άνεξάρτητον επιστημονικόν ίδρυμα, 
ώς τό Αμερικανικόν Ίνστιτοϋτον Πετρελαίου, τό Γαλλικόν 
Ίνστιτοΰτον Πετρελαίου ή έτερον παρόμοιον ίδρυμα, τό 
όποιον ενεργεί ώς συμβουλευτικόν οργανον τοϋ Εργοδότου 
έν σχέσει πρός τάς Εργασίας Πετρελαίου. Δύναται ώσαύτως 
νά χρησιμοποιή τά στοιχεία ταΰτα πρός διεξαγωγήν διαι¬ 
τησίας ή δίκης μεταξύ τών Συμβαλλομένων Μερών. 

'Ο Άνάδοχος δεν θά άρνήται άδικαιολογήτως τήν συναί- 
νεσίν του εις αιτήσεις τοϋ Εργοδότου όπως ειδικά τμήματα 
τών παρ’ αύτοΰ ύποβληθέντων στοιχείων δημοσιευθοϋν ή 
γνωστοποιηθούν εις τρίτους πρός δημοσίευσιν ή δι’ άλλον 
σκοπόν καί ένωρίτερον έτι τών έν τφ προηγουμένω έδαφίω 
συνομολογηθέντων χρόνων, έάν τούτο δύναται νά πραγμα- 
τοποιηθή άνευ οίασδήποτε ζημίας τών συμφερόντων του. 

Άρθρον 10. 

Χρήσις φυσικών πόρων. 

1. 'Ο Άνάδοχος δύναται, καθ’ δ μέτρον προβλέπεται 
τούτο ύπό τών ΐσχυουσών διατάξεων, νά χρησιμοποιή, κατα- 
βά>λων τά έκάστοτε προβί^επόμενα τέλη καί άποζημιώσεις, 
γήν, δένδρα, άργιλον, άμμον, λίθους καί ετερα σχετικά ύλικά, 
ώς καί ύδωρ, τά όποια είναι άπαραίτητα διά τάς Εργασίας 
Πετρελαίου. 

2. Συμφώνως πρός τούς όρους καί τήν διαδικασίαν τήν 
προβλεπομένην ύπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 35 τοϋ Νόμου περί 
'Τδρογονανθράκων επιτρέπεται ή παραχώρησις έπ’ άντα- 


λάγματι, εις τόν Άνάδοχον τής χρήσεως άνηκόντων εις 
τό Δημόσιον ύπογείων ή έπιφανειακών ύδάτων καί μή με- 
μισθωμένων λατομικών χώρων, κειμένων εντός η βγγύς 
τής περιοχής, εις τήν όποιαν διεξάγονται αί Έργασίαι Πε¬ 
τρελαίου καί άναγκαιούντων διά τάς εργασίας ταύτας. 

Άρθρον 11. 

Χρήσις άκινήτων. 

1. Συμφώνως πρός τούς όρους καί τ-ήν διαδικασίαν τήν 
προβλεπομένην ύπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 35 τοϋ Νομού 
περί 'Τδρογονανθράκων επιτρέπεται ή παραχώρησις, κα¬ 
τόπιν άνταλλάγματος, εις τόν Άνάδοχον τής χρησεως^ανη- 
κόντων εις τό Δημόσιον άκινήτων, κειμένων εντός η εγγύς 
τής περιοχής εις τήν όποιαν διεξάγονται αί Έργασίαι Πε¬ 
τρελαίου καί άναγκαιούντων διά τάς έργασίας ταυτας. 

'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά άποκτφ, δαπάναις του, άκίνητα 
ή εμπράγματα δικαιώματα έπί άκινήτων άνηκόντων εις 
τρίτους, άπαραίτητα διά τάς Εργασίας Πετρελαίου δια 
συμβάσεως μετά τών ιδιοκτητών συναπτομένης έπ ονοματι 
καί ύπέρ τοϋ Εργοδότου συμφώνως πρός τους ορούς και 
τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην ύπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 
18 τοϋ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκων. 'Η ώς άνω κτήσις 
τής κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επι 
άκινήτων χωρεΐ έπ’ όνόματι τοϋ Εργοδότου, επιτρέπεται 
δέ καί κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τής νομοθεσίας περί 
άποκαταστάσεως άκτημόνων γεωργών καί κτηνοτροφών. 

2. Έν άδυναμίρι άποκτήσεως τών αύτών δικαιωμάτων 
διά συμβάσεως δύναται νά κηρυχθή κατά τάς διατάξεις τοϋ 
Νόμου 367/1976 «περί άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως άκι- 
νήτων πρός τόν σκοπόν άνευρέσεως, έκμεταλλεύσεως, μετα¬ 
φοράς καί άποθηκεύσεως ύδρογονανθράκων» άναγκαστικη 
άποιλλοτρίωσις τών άκινήτων ύπέρ τοϋ Εργοδότου και 
δαπάναις του Άναδόχου, έκτός έάν είδικαί διατάξεις τής 
κειμένης νομοθεσίας δέν έπιτρέπουν τήν άναγκαστικήν άπαλ- 
λοτρίωσιν τούτων. Προκειμένου περί άκινήτων χρησιμοποιου- 
μένων ήδη διά σκοπούς δημοσίας ώφελείας, ή κήρυξις τούτων 
άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέων δέν είναι ύποχρεωτική. 

3. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται, κατά παρέκκλισιν έτι τών 
διεπουσών τάς δικαιοπραξίας περί άκινήτων εις παραμε¬ 
θορίους περιοχάς διατάξεων καί άνευ τηρήσεως τής προ- 
βλεπομένης ύπό τών διατάξεων τούτων διαδικασίας, να 
ποιήται άνευ άνταλλάγματος χρήσιν τών κατα τας δια¬ 
τάξεις τών παρ. 1 έδάφιον δεύτερον καί 2 άποκτωμένων υπο 
τοϋ ’Εργοδότου κατά κυριότητα ή έτερον έμπράγματον δι¬ 
καίωμα άκινήτων, ώς καί νά άποκτφ διά συμβάσεως καί 
κατά παρέκκλισιν έτι τών διατάξεων τής περί άποκαταστάσεως 
άκτημόνων γεωργών καί κτηνοτρόφων νομοθεσίας, τήν χρήσιν 
τών άπαραιτήτων διά τάς άνάγκας τών Εργασιών Πετρε¬ 
λαίου άκινήτων, συμφώνως πρός τήν διαδικασίαν τής παρ. 3 
τοϋ άρθρου 18 τοϋ Νόμου περί 'Τδρογονανθράκων. 

Άρθρον 12. 

Χρήσις τεχνικών έγκαταστάσεων. 

1. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά χρησιμοποιή, συμφώνιος 
πρός τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις, λιμενικάς εγκα¬ 
ταστάσεις άναγκαιούσας διά τήν άπρόσκοπτον φορτοεκφό- 
τωσιν ύλικών καί τήν άποθήκευσιν αύτών. 

'Τπό τήν προϋπόθεσιν ότι αί ήδη ύπάρχουσαι εις τήν χώραν 
τοιαΰται έγκαταστάσεις δέν είναι πρόσφοροι ή έπαρκεΐς 
διά τάς Εργασίας Πετρελαίου, ό Άνάδοχος δύναται κατόπιν 
άδειας τοϋ 'Τπουργοϋ Βιομηχανίας καί Ένεργείας να κα- 
τασκευάζη καί χρησιμοποιή άποκλειστικώς κυρίας και 
βοηθητικάς λιμενικάς έγκαταστάσεις, συμφώνως πρός τους 
όρους καί τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην έν παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 18 τοϋ Νόμου περί 'Τδρογανανθράκων. 

Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 35 
τοϋ ώς άνω νόμου έφαρμόζονται άναλόγως έπί τοϋ Άναδόχου 
αί διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νόμου 4171/ 
1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων πρός ύποβοήθησιν τής 
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άνοιτΐτύξεως ΐης Οικονομίας -της χώρας», άς βτροκοποιή- 
θησαν διά τοΰ νομοθετικού διατάγματος 916/1971 και 
τοΰ Νόμου 159/1975. 

Εις τον Άνάδοχον δύναται νά παραχωρηθη επ’ άντάλ- 
λαγματι, συμφώνως προς τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομέ- 
νην έν παρ. 4 τοΰ άρθρου 35 τοΰ Νόμου περί 'Τδρογονανθρά- 
κων, ή χρήσις περιοχής αΐγιαλοΰ ή καί παραλίας μετά δι¬ 
καιώματος προσχώσεως τής έμπροσθεν τούτων θαλάσσης 
εις καθοριζομένην έκτασιν προς τον σκοπόν δημιουργίοις 
■^'ηπέδου χρησιμοποιηθησομένου διά τάς κατά τήν Σύμβασιν 
έργασίας, έργα καί έγκαταστάσεις, ώς καί νά έπιτραπή ή 
δημιουργία τεχνητής νησϊδος έπιφυλασσομένων των περί 
κυριότητας διατάξεων τής κειμένης νομοθεσίας. Έπι τοΰ 
δημιουργουμένου νέου αΐγιαλοΰ ή καί τής παραλίας έπιτρέ- 
πεται ή παραχώρησις δικαιωμάτων κατά τάς διατάξεις τοΰ 
ώς άνω Νόμου. 

2. 'Ο Εργοδότης δικαιούται νά χρησιμοποιή τάς έγκα- 
ταστάσεις μεταφοράς καί τηλεπικοινωνίας τοΰ Άναδόχου, 
καταβάλλων εύλογον άποζημίωσιν, ήτις δεν δύναται νά 
ύπερβαίνη τάς ΰπό τοΰ Άναδόχου δι’ Ανεξαρτήτους Τρίτους 
όριζομένας τιμάς διά τήν προς αύτούς παροχήν όμοειδών 
ύττηρεσιών, υπό τήν προϋπόθεσιν βτι ή ώς άνω χρήσις δεν 
κωλύει τήν έκτέλεσιν των Εργασιών Πετρελαίου. Τό ύπό 
τοΰ Εργοδότου έντετοιλμένον διά τον έλεγχον των Εργασιών 
Πετρελαίου προσωπικόν δικαιούται νά χρησιμοποιή τάς 
άνωτέρω εγκαταστάσεις άνευ ανταλλάγματος. 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Γ'. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΓΣ1Σ 
Άρθρον 13. 

Άνακάλυψις. Στάδιον έκμεταλλεύσεως. 

1. 'Ο ’Ανάδοχος ύποχρεοΰται όπως γνωστοποιή εις 
τον Εργοδότην οίανδήποτε άνακάλυψιν "Υδρογονανθράκων 
εις τήν Συμβατικήν Περιοχήν εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών άπό τής άνακαλύψεως. 

2. Έάν ό Άνάδοχος διαπιστώσω οτι άνακαλυφθέν κοί¬ 
τασμα είναι έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον καί άφοΰ οδτος 
διά τών κατά τήν διεθνή πρακτικήν άπαραιτήτων γεωτρή¬ 
σεων περιχαράξεως καί λοιπών δοκιμών διαπιστώση τό 
μεγε-δος αύτοΰ καί τά λοιπά απαραίτητα διά τον προγραμμα¬ 
τισμόν τής έκμεταλλεύσεως αότοϋ στοιχεία, όποχρεοίται όπως 
εντός προ·3εσμίας τριάκοντα (30) ήμερων άφ’ ής σονεπληρώ- 
ώησαν αΐ ανωτέρω δοκιμαί γνωστοποίηση εις τόν Εργοδότην 
διά δηλώσεως αύτοΰ, έπιδιδομένης διά δικαστικού έπιμελητοΰ, 
τό έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον τού κοιτάσματος καί τά προ- 
ιδλεπόμενα άπολήψιμα άπο·δέματα τούτου. 'Η κρίσις περί τού 
ότι ·τό κοίτασμα είναι έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον ανήκει εις 
τόν Άνάδοχον. 

"Εν έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον κοίτασμα δύναται νά 
άποτελήται άπό έν ποιραγωγικόν κοίτασμα ή άπό ομάδα 
παραγωγικών κοιτασμάτων, έφ’ όσον ταΰτα είναι άπό 
κοινού δεκτικά εμπορικής έκμεταλλεύσεως. 

3. Όμοϋ μετά τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
δηλώσεως υποβάλλονται αποδείξεις περί τού δτι τό άνακαλυ- 
φ^έν κοίτασμα είναι έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον, :ά αποτελέ¬ 
σματα Ιτών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον γεωτρήσεων 
και δοκιμών μετά τών στοιχείων επεξεργασίας τούτ(ι)ν καί 
τών σχετικών υπολογισμών, περιγραφή τού πετρελαιοφόρου 
πεδίου καί χάρτης ΰπό κλίμακα 1:50.000 άπεικονίζων, τά 
όρια τής έπιλεγομένης πρός έκμέτάλλευσιν περιοχής (Περι¬ 
οχή Έκμεταλλεύσεως). Άπό τής υποβολής τών στοιχείων 
τούτων άρχεται τό στάδιον έκμεταλλεύσεως. 'Ο Ανάδοχος 
έχει τό άποκλειστικόν δικαίωμα έκμέταύ,λεύσεως τής Περι- 

4. 'Εκάστη Περιοχή Έκμεταλλεύσεως, περιλαμβάνουσα 
τό αντίστοιχον πετρελαιοφόρον πεδίον, δεν δύναται νά 
ύπερβαίνη κατ’ έκτασιν τά έκατόν τετραγωνικά χιλιόμετρα, 
όρθογωνίου κατά τό δυνατόν σχήματος, έκτός έάν ό ’Ανά¬ 
δοχος άποδείξη δτι ή πιθανή έκτασις τοΰ πετρελαιοφόρου 


πεδίου υπερβαίνει τά έκατόν τετραγωνικά χιλιόμετρα, 
οπότε ή Περιοχή Έκμεταλλεύσεως δύναται νά καθορισθη, 
συναινέσει τοΰ Εργοδότου, μέχρις έκτάσεως διακοσίων 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έπέκτασις τής περιοχής Έκ- 
μετοιλλεύσεως πέραν τών έκατόν τετραγοινικών χιλιομέτρων 
καί μέχρι διακοσίων έπιτρέπεται καί μετά τήν υποβολήν 
τής κατά τήν παρ. 2 δηλώσεως, έφ’ οσον ό ’Ανάδοχος, αί- 
τούμενος μεταγενεστέρως τήν έπέκτασιν, άποδεικνύει δτι 
τό πετρελαιοφόρον πεδίον έκτείνεται πέραν τής άρχικής 
περιοχής Έκμεταλλεύσεως καί ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή 
έκτασις έφ’ ής ζητείται ή έπέκτασις, κεϊται έντός τής κατά 
τόν χρόνον τής αΐτήσεως διατηρουμένης ύπό τοΰ ’Αναδό- 
χου πρός έρευναν Συμβατικής Περιοχής. 

5. Έκάστη δήλωσις τοΰ Άναδόχου περί άνακαλύψεως 
έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος Υδρογονανθράκων 
δημιουργεί ιδίαν Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως κατά τάς δια¬ 
τάξεις τών προηγουμένων παραγράφων. ’Εάν δύο (2) ή 
πλείονα κοιτάσματα εύρίσκωνται πλησίον άλλήλων εις τρόπον 
ώστε νά έμφανίζωνται ώς συνεχόμενα, λογίζονται ώς έν κοί¬ 
τασμα καί άποτελοΰν μίαν Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως. 

6. Οίαδήποτε ποσότης "Υδρογονανθράκων, παραχθεϊσα 
έκ τίνος άνακαλύψεως πρό τής κατά τήν παρ. 3 ένάρξεως 
τοΰ σταδίου έκμεταλλεύσεως, ύπόκειται εις τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 19, άναλόγως έφαρμοζομένας, καί μετρεϊται 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 21. 

7. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται δπως έντός έξ (6) μηνών 
άπό τής ένάρξεως τοΰ σταδίου έκμεταλλεύσεως έκάστης 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως ύποβάλη εις τόν Εργοδότην, 
λεπτομερές Πρόγραμμα Άναπτύξεως καί Παραγωγής, 
διασφαλίζον τήν εις ρυθμόν σύμφωνον πρός τούς κανόνας 
τής καλής πρακτικής καί άνάλογον πρός τό μέγεθος τοΰ 
κοιτάσματος άνάπτυξιν τών εγκαταστάσεων έκμεταλλεύσεως, 
καί περιλαμβάνον : 

α) άπαντα τά βασικά εΐ'δη τών αναγκαίων διά τήν παρα¬ 
γωγήν "Υδρογονανθράκων έκ τής περιοχής Έκμεταλλεύσεως 
έξοπλισμών καί έργιον, ιδία δε τά φρέατα έκμεταλλεύσεως, 
τάς έξέδρας, τούς πετρελαιαγωγούς καί τάς έγκατα- 
στάσεις, 

β) τάς αντιστοίχους δαπάνας κατ’ έκτίμησιν ώς καί 
Πίνακα Επενδύσεων, έμφαίνοντα τό προϋπολογιζόμενον 
συνολικόν ποσόν τών άπαιτουμένων κεφαλαίων διά τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ ώς άνω προγράμματος Άναπτύξεως 
καί Παραγωγής, 

γ) τά άντίστοιχα χρονοδιαγράμματα κατά προσέγγι- 
σιν, 

δ) τόν προβλεπόμενον χρόνον ένάρξεως τής παραγωγής, 

ε) τά προβλεπόμενα άπολήψιμα άποθέματα "Υδρογο¬ 
νανθράκων καί τήν προσδοκωμένην έτησίαν παραγωγήν, 

στ) τά ληφθησόμενα μέτρα προστασίας τοΰ περιβάλλον¬ 
τος, ώς καί 

ζ) οικονομικήν άνάλυσιν τών έκτιμωμένων χρηματικών 
ροών, ώς καί τήν προβλεπομένην άπόδοσιν τοΰ έπενδυθησο- 
μένου διά τήν έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος Κεφαλαίου. 

8. Έντός τής προθεσμίας τής προηγουμένης παραγράφου 
ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά ύποβάλη περί τών έργασιών 
άναπτύξεως τής δημιουργηΟείσης περιοχής Έκμεταλλεύσεως 
συμπληρωματικόν πρόγραμμα Έργασιών καί Προϋπολογι¬ 
σμόν διά τό ύπολειπόμενον μέχρι λήξεως τοΰ κατά τήν παο. 1 
τοΰ άρθρου 5 δωδεκαμήνου χρονικόν διάστημα. 

’ΆρΟρον 14. 

Διάρκεια τής Περιόδου Έκμεταλλεύσεως. 

1. Η διάρκεια τής περιόδου έκμεταλλεύσεως έκάστης 
Περιοχής Εκμεταλλεύσεως ορίζεται εις εΐκοσιπέντε έτη 
και άρχεται άπό τοΰ κατά τήν παρ. 3 τοΰ άρθρου 13 προσδιο- 
ριζομένου χρόνου. 

2. 'Ο Άνάδοχος δύναται οποτεδήποτε νά παραιτηθή, άνευ 
ορών, τοΰ δικαιούματος έκμεταλλεύσεως μιας ή πλειόνων 
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ή πασών των κατά τήν παρ. δ τοϋ άρθρου 13 δημιουρ'(^Γ;08ΐσών 
Περιοχών Έκμεταλλεύσεως διά δηλώσεως αύτοΰ, έπιδιδο- 
μένης προς τον Εργοδότην διά δικαστικού έπιμελητοϋ προ 
ένενήκοντα (90) ημερών. Έκ τής τοιαύτης παραιτήσεως 
ούδεμία άξίωσις τοΰ ’Αναδόχου γενναται κατά τοϋ Εργοδό¬ 
του ενεκα δαπανών ή ζημιών. 

Παραίτησις άπό ποσοστού εξ αδιαιρέτου έπί μιας ή πλειό- 
νων ή πασών τών ανωτέρω περιοχών ή ύπό όρους δεν χιυ- 
ρεϊ. 

3. "Αμα τή λήξει τής Συμβάσεως κατά την παρ. 1 ή 
έν περιπτό)σει παραιτήσεως τοΰ Άναδόχου έκ μιας ή 
πλειόνων Περιοχών Έκμεταλλεύσεως ή έκπτώσεως αύτοΰ, 
τά ύπό τοΰ Άναδόχου διά την έκτέλεσιν τών Εργασιών 
Πετρελαίου χρησιμοποιούμενα έν Έλλάδι άκίνητα μετά τών 
έπ’ αυτών πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ως και ή κυριότης 
καί ή χρήσις τών διά τον αύτον σκοπόν κατασκευασΟεισών 
θαλασσίων εγκαταστάσεων και τών κινητών πραγμάτων 
τών οποίων ή δαπάνη κτήσεως έχει καλυφθή κατά την παρ. 
2 τοΰ άρθρου 19, περιέρχονται αυτοδικαίως καί άνευ άλλης 
διατυπώσεως εις τόν Εργοδότην άνευ άντα)Λάγματος. 

'Ο Εργοδότης δικαιοΰται κατόπιν εγγράφου δηλώσεως 
του πρός τόν Άνάδοχον, νά άγοράση τά κινητά πράγματα, 
τό κόστος κτήσεως τών οποίων δεν έχει π?^ήρως άποσβεσΟή, 
καταβάλλων ως τίμημα εις χρήμα ή εις υδρογονάνθρακας την 
μη άποσβεσθεΐσαν άξίαν αύτών. 

4. Ή κατά την προηγουμένην παράγραφον περιέλευσις 
εις τόν Εργοδότην τών άκινήτων, έγκαταστάσεων καί κι¬ 
νητών άναστέλΙ.εται, έφ’ οσον χρόνον ταΰτα είναι απαραί¬ 
τητα δι’ εργασίας παραγωγής "Υδρογονανθράκων διεξαγο- 
μένας ύπό τοΰ Άναδόχου έπί έτέρας Περιοχής Έκμεταλλεύ¬ 
σεως έντός τής Συμβατικής Περιοχής. 

Άρθρον 1δ. 

'Υποχρέωσις παραγωγής. 

'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά διεξάγη δαπάναις του πάσας 
τάς Εργασίας Πετρελαίου, αί όποϊαι είναι άναγκαϊαι ή 
χρήσιμοι διά τήν παραγωγήν έκ παντός κοιτάσματος, δπερ 
είναι έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον. 

’ΆρΟρον 16. 

Έπιτροττή προμηθειών. 

1. Έντός τριάκοντα (30) ημερών άπό τής δηλώσεως 
περί άνακαλύψεως έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτάσμα¬ 
τος, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 13, 
ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται νά συστήση Επιτροπήν Προ¬ 
μηθειών διά τήν άντίστοιχον Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως. 
Αυτή θά προβαίνη εις τάς προμηθείας ύλικών έξοπλισμοΰ, 
ύττηρεσιών, καί λοιπών άναγκαίων διά τάς Εργασίας Πε¬ 
τρελαίου άξίας ύπερτέρας τών εκατόν χιλιάδων (100.000) 
δολλαρίων ΗΠΑ. Έπιφυλασσομένης τής ισχύος τής δια- 
τάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 28, ή άνάθεσις πάσης προμη¬ 
θείας δέον όπως βασίζεται εις άΐ^ηθεΐς καί εύλόγους τιμάς, 
συμφώνους πρός τάς ίσχυούσας άγοραίας τιμάς, όρους χρη- 
ματοδοτήσεως καί χρόνον παραδόσεως. 

2. Ό Εργοδότης δικαιοΰται όπως όρίση ένα (1) έως 
τρεις (3) έκπροσώπους του, ο'ι όποιοι θά παρακολουθούν 
τάς έργασίας τής έν λόγω Επιτροπής. 

3. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως δι’ έκάστην προμή¬ 
θειαν άξίας ύπερτέρας τών πεντακοσίων χιλιάδων (δΟΟ.ΟΟΟ) 
δολλαρίων ΗΠΑ διεξάγη μέσω τής Έπιτροττής προμη- 
Γ^ειών μειοδοτικόν διαγωνισμόν είτε κατόπιν δημοπρασίας 
είτε κατόπιν προσκλήσεως περιωρισμένου άριθμοΰ ένδια- 
φερομένων πρός ύποβολήν προσφορών. 

4. οι έκπρόσωποι τοϋ Εργοδότου δικαιούνται όπως 
έλέγχουν έλευθέρως άπαντα τά στοιχεία τά σχετικά πρός τάς 
προμηθείας καί τάς ύποβαλλομένας προσφοράς καί παρί- 
στανται εις τάς συνεδριάσεις τής Επιτροπής. 'Ο Άνάδοχος 
πέντε (5) ήμέρας πρό έκάστης συνεδριάσεως γνωστοποιεί 
εις τόν Εργοδότην τόν τόπον καί τόν χρόνον διεξαγωγής τησ. 


ώς καί τά πρός συζήτησιν θέματα.'Η Έπιτροττή Προμη¬ 
θειών έγκύρως συνεδριάζει έν άπουσία τών έκπροσώπων τοΰ 
Εργοδότου έάν ουτοι δεν παρίστανται καίτοι έκλήθησαν 
προσηκόντως καί έμπροθέσμως. 

5. 'Οσάκις ή Έπιτροττή Προμηθειών άποφασίζη νά προσ- 
καλέση περιωρισμένον άριθμόν ύποψηφίων προμηθευτών οΐ 
έκπρόσωποι τοΰ Εργοδότου δικαιούνται νά προσκαλέσουν 
προσθέτους ύποψηφίους τής ΐδικής των έκλογής. 

6. Έντός δεκαπέντε (15) ήμερών άπό τής ΐδρύσεως τής 
έν παρ. 4 τοΰ άρθρου 17 προβλεπομένης Ανωνύμου "Εται¬ 
ρείας διαχειρίσεως, αότη ύποχρεοΰται νά συστήση νέαν Επι¬ 
τροπήν προμηθειών, λειτουργούσαν ύπό τάς αύτάς προ¬ 
ϋποθέσεις καί όρους. 

7. Τά εις τάς παρ. 1 καί 3 προβλεπόμενα ποσά θά άνα- 
προσαρμύζωνται, κοινή συμφωνία, άνά τριετίαν βάσει τής 
έξελίξεως τών τιμών τών χρησιμοποιουμένων ύπό τοΰ Άνα¬ 
δόχου διά τάς Έργασίας Πετρελαίου ύλικών, έξοπλισμοΰ καί 
ύττηρεσιών. 

Άρθρον 17. 

"Υποχρεώσεις καί δικαιώματα Άναδόχου κατά τήν διάρ¬ 
κειαν τής περιόδου έκμεταλλεύσεως. 

1. Αΐ διατάξεις τών άρθρων 5 καί 7, τών παρ. 2 καί 4 
τοΰ άρθρου 8, τών άρθρων 10, 11 καί 12 τής Συμβάσεως 
έφαρμόζονται άναλόγως καί εις τήν περίοδον έκμεταλλεύ¬ 
σεως. 

Τρεις (3) μήνας πρό τής ένάρξεως έκάστου "Ημερολογια¬ 
κού "Ετους, δ Άνάδοχος ύποχρεοΰται, όπως ύποβάλλη εις 
τόν Εργοδότην δήλωσιν έμφαίνουσαν τήν προβλεπομένην 
διά τό έν λόγω έτος παραγωγήν "Υδρογονανθράκων καί Πα¬ 
ραπροϊόντων καί τήν προβλεπομένην άξίαν ταύτης, ώς 
καί τάς προβλεπομένας είς τήν παρ. 4 περίπτ. β έως θ τοΰ 
άρθρου 31 δαπάνας καί τάς ύπό τοΰ Άναδόχου προγραμμα- 
τιζομένας, συμφώνως πρός τόν έν παραρτήματι Β' Πίνακα 
άποσβέσεις τών δαπανών τής περιπτ. α' τής ώς άνω παρα¬ 
γράφου. 'Ομοίαν δήλοτσιν οφείλει νά ύποβάλη ό Άνάδοχος 
τρεις (3) μήνας πρό τής ένάρξεως τής κανονικής παραγωγής 
διά τό μέχρι τέλους τοΰ "Ημερολογιακού "Ετους χρονικόν 
διάστημα. 

2. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται, κατόπιν άδείας τών αρμο¬ 
δίων Αρχών, νά άνεγείρη κτίσματα έργοστασίων, κατοικίας, 
γραφεία καί άποθήκας έξυττηρετούσας τάς Έργασίας Πε¬ 
τρελαίου, νά έγκαθιστα καί νά θέτη είς λειτουργίαν μηχανή¬ 
ματα πάσης φύσεως, δεξαμενάς άποθηκεύσεως'Υδρογονανθρά- 
αων, εξέδρας έκμεταλλεύσεως καί έν γένει χάσης φύσεως 
θαλασσίας ή έπιγείους μηχανολογικάς έγκαταστάσεις διά 
τάς άνάγκας έκμεταλλεύσεως "Υδρογονανθράκων, νά κα- 
τασκευάζη καί νά χρησιμοποιή άποκλειστικώς διά 
τόν αύτόν σκοπόν έγκαταστάσεις ένσυρμάτου ή άσυρμάτου 
έπικοινωνίας καί παραγωγής καί μεταφοράς ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος ώς και νά έγκαθιστα χερσαίους καί θαλασσίους 
άγωγούς διά τήν μεταφοράν τών έξορυσσομένων "Υδρο¬ 
γονανθράκων είς τάς έντός τής χώρας έγκαταστάσεις δια¬ 
χωρισμού, κατεργασίας ( έν τή έννοία τής περιπτ. 5 τοϋ 
άρθρου 1 τοΰ Νόμου περί "Υδρογονανθράκων) ή άποθηκεύ- 
σεως, οις καί είς τάς έγκαταστάσεις φορτώσεως, συμφώνως 
πρός τούς όρους καί τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην 
είς τάς παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 18 τοΰ ίδιου Νόμου. 

Έπιφυλασσομένης τής ισχύος τών άμέσως άνωτέρω μνη- 
μονευθεισών διατάξεων, έφαρμόζονται ώς πρός τήν θέσιν 
τών έργων καί τήν έκτέλεσιν ή λειτουργίαν αύτών αί κεί- 
μεναι δι’ έκάστην περίτττωσιν διατάξεις. 

3. Μόνιμοι ή προσωριναί θαλάσσιαι έγκαταστάσεις καί 
πλωται κατασκευαί, άνεξαρτήτως χωρητικότητος ή έκτο- 
πίσματος, προοριζόμεναι έκ κατασκευής ή μετασκευής δι’ 
Έργασίας Πετρελαίου δύνανται ύπό τούς όρους τών παρ. 

1 και 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου, κατόπιν αίτήσεως τοΰ κυρίου αύτών, νά έγγρά- 
φωνται είς ειδικόν νηολόγιον, τηρούμενον είς τό Κεντρικόν 
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Λιμεναρχεϊον ΙΙει,ραι.ως, μετά προηγούμενον τελωνισμόν 
τούτων, εάν είσάγωνται έκ τής άλλοδαπής. ΈπΙ των ούτως 
νηολογουμένων εγκαταστάσεων καί πλωτών κατασκευών 
έφαρμόζονται : 

α) αΐ διατάξεις τών τίτλων πρώτου, έβδομου, ογδόου καί 
δεκάτου τοϋ Κωδικός Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, ως καί 
αί λοιπαι άφορώσαι εις τά ύπό τών τίτλων τούτων ρυθμιξό- 
μενα θέματα κείμεναι διατάξεις, 

β) αί περί πλοίων διατάξεις τοϋ Κωδικός Πολιτικής Δι¬ 
κονομίας. 

4. Εντός τής προθεσμίας τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 13 ό 
Άνάδοχος ύτ,-οχρεοΰται νά συστήση ελληνικήν ανώνυμον 
Εταιρείαν, αποκλειστικός σκοπός τής οποίας θά είναι ή 
άνευ έπιδιώξεως κέρδους, διά λογαριασμόν αύτοϋ διαχεί- 
ρισις τών έκ τής Συμβάσεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεοιν 
αύτοϋ καί τή: οποίας αί μετοχαί θά είναι όνομαστικαί. 

'Ο Άνάδοχος δέν έχει τήν ύποχρέωσιν ταύτην, εάν εις 
τό ώς άνω χρονικόν διάστημα μοναδικός φορεύς τών έκτής 
Συμβάσεως δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων αύτοϋ είναι 
μία ελληνική άνώνυμος Εταιρεία τής οποίας αί μετοχαί 
είναι όνομαστικαί. Έάν μέρος τών ώς άνιο δικαιωμάτων καί 
ύποχρεώσειον μεταβιβασθή μεταγενεστέρως εις τρίτον ή 
αί όνομαστικαί μετοχαί μετατραποϋν εις άνιονύμους, ό 
Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά ίδρύση τήν κατά τό προηγούμενον 
έδάφιον Εταιρείαν εντός τριάκοντα (30) ημερών άπό τής 
μεταβιβάσεως ή τής μετατροπής τών μετοχών. 

Έάν έντός τής Συμβατικής Περιοχής δημιουργηΟοϋν 
πλείονες Περιοχαί Έκμεταλλεύσεως καί κατόπιν μεταβι- 
βάσεως συμφώνους πρός τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 32 είναι 
διάφοροι οί φορείς τών δικαιωμάτιον καί υποχρεώσεων τοϋ 
Άναδόχου εις αύτάς ή οί αύτοί μεν άλλά κατά διάφορα πο¬ 
σοστά, ό Άνάδοχος δύναται νά ίδρύση δι’ έκάστην Περιοχήν 
Έκμεταλλεύσειος ίδιαν άνώνυμον Εταιρείαν διαχειρίσεως, 
συμφώνως πρός τό πρώτον καί δεύτερον έδάφιον. Έάν 
ίδρυθοΰν πλείονες Ανώνυμοι Έταιρεϊαι διαχειρίσεοις, ό 
Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά συστήση Επιτροπήν, τής οποίας 
τό έργον θά είναι ή διαχείρισις τών κοινών θεμάτων τών 
πλειόνων Περιοχών Έκμεταλλεύσεως έντός τής Συμβατικής 
Περιοχής. 

5. Έάν έντός τής Συμβατικής Περιοχής δημιουργη- 
θοϋν πλείονες Περιοχαί Έκμεταλλεύσεως καί κατόπιν μετα- 
βιβάσεως συμφώνως πρός τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 32 είναι 
διάφοροι οί φορείς τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων τοϋ 
Άναδόχου είς αύτάς ή οί αύτοί μέν άλλά κατά διάφορα πο¬ 
σοστά, αί έκ τής Συμβάσεως υποχρεώσεις, καθ’ 0 μέρος 
άναφέρονται είς ώρισμένην Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως, ώς 
καί ή άλληλέγγυος εύθύνη μεταξύ τών πλειόνων νομικών 
προσώπων, τά όποια αποτελούν τόν Άνάδοχον, συμφοόνως 
πρός τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 33, άφοροϋν μόνον έκεϊνα, τά 
όποια συμμετέχουν είς τήν αύτήν Περιοχήν Έκμεταλλεύ¬ 
σεως διά τάς έξ αύτής άπορρεούσας ύποχρεώσεις. 

6. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά άρχίση τήν έκτέλεσιν 
τών προβλεπομένιυν είς τάς παρ. 7 καί 8 τοϋ άρθρου 13 Προ¬ 
γραμμάτων έντός τεσσάρων (4) μηνών άπό τής ύποβολής 
τούτων καί νά κατασκευάση τάς άναγκαιούσας διά τήν έναρ- 
ξιν τής κανονικής παραγοιγής έγκαταστάσεις καί νά άρχίση 
τήν κανονικήν παραγωγήν άνευ καθυστερήσειυς, όπιοσδή- 
ποτε δε έντός τών κάτιοθι άπό τής κατά τήν παρ. 3 τοϋ άρ¬ 
θρου 1.3 ένάρξεοις τοϋ σταδίου έκμεταλλεύσεως προθεσμιών. 

α) (’) Τρία (3) έτη προκειμένου περί χερσαίας Περιοχής 
Έκμεταλλεύσειος. 

β) Πέντε (5) έτη προκειμένου περί ύδατίνης Περιοχής 
Έκμεταλλεύσεως (Θαλασσίας ή λιμναίας) έχούσης βάθος 
ύδάτιον μέχρι διακοσίιον (200) μέτρων. 


(1) Διαγράφονται αί τυχόν μή προσήκουσαι εις τήν μορ¬ 
φολογίαν τής Συμβατικής Περιοχής περιπτώσεις 


γ) Επτά καί ήμισυ (7 1/2) έτη προκειμένου περί ύδα¬ 
τίνης Περιοχής "Εκμεταλλεύσεως έχούσης καί βάθη ύδά- 
το^ν ύπερβαίνοντα τά διακόσια (200) μέτρα. 

7. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά άκολουθή κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τών Εργασιών Πετρελαίου τούς κανόνας τής καλής 
πρακτικής και τά διεθνή πρότυπα εις -τήν Έκμετάλλευσιν 
' ϊ'δρογοναθράκων καί νά παράγη έτησίως έξ έκάστου κοι¬ 
τάσματος τάς όρθολογικώς ένδεικνυομένας ποσότητας 'Τδρο- 
γοναθράκων, λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών άρχών τής καλής 
διατηρήσεως τών κοιτασμάτιυν καί τής άπό τεχνικοοικονο- 
μικής άπόψεως άρίστης άπολήψειος τών ''ΐ'δρογοναθρά- 
κ<·)ν κατά τήν διάρκειαν τοϋ σταδίου έκμεταλ>.εύσείυς, ώς 
καί τής διεθνούς καί έγχωρίου ζητήσειος ' Γδρογοναθράκο^ν 
διά τήν έκάστοτε χρονικήν περίοδον. 

'Ο ^Ανάδοχος ύποχρεοϋται νά προβαίνη άμελλητί είς τήν 
σύνταξιν συμπληριυματικών μελετών άπολήψεως καί νά 
χρησιμοποιή τάς ένδεικνυομένας διά τήν βελτίωσιν τοϋ ρυ¬ 
θμού άπολήψεως μεθόδους. 

'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύπό τάς προϋποθέσεις 
τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 19 πωλή διά λογαριασμόν τοϋ Εργο¬ 
δότου τό μερίδιον τούτου έπί τής παραγιογής. 

8. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπίος κατόπιν αίτήσειος 
τοϋ Εργοδότου μεταφέρη διά τών ύπ’ αύτοϋ κατασκευαζο- 
μένων πετρελαιαγωγών ύδρογονάθρακας τοϋ Εργοδότου ή 
τρίτο)ν, οί όποιοι προέρχονται έκ περιοχών κειμένο^ν έκτός 
τής Συμβατικής Περιοχής, έφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν 
άνευ βλάβης τών Ίίργασιών Πετρελαίου έναντι άνταλλά- 
γματος περιέχοντος καί εύλογον κέρδος, καθοριζόμενον κοινή 
συμφωνία τών διά τής παρούσης συμβαλλομένων. 

9. 'Ο Άνάδοχος δύναται κατά τήν διάρκειαν τοϋ σταδίου 
έκμεταλλεύσεως νά έκποιή είς τήν ήμεδαπ-ήν ή άλλοδαπ-ήν 
πράγματα έκ τών άποκτηθέντων χρεοόσει τοϋ κατά τό άρ- 
θρον 31 .λογαριασμού Έσόδιον καί Εξόδων άχρηστα ή χρή- 
ζοντα άντικαταστάσεως, ώς μηχανήματα, έξοπλισμόν, κι- 
νητά χρησιμοποιούμενα διά τάς "Εργασίας Πετρελαίου, 
περιλαμβανομένων υλικών προερχομένων έκ διαλύσεως άχρή- 
στων έγκαταστάσεο^ν. 

10. (1) 'Ο Ανάδοχος ύποχρεοϋται νά μεταφέρη είς έγκατα- 
στάσεις κατεργασίας ή άποθηκεύσεως έντός τής Χώρας πάν- 
τας τούς παραγομένους ύπ’ αύτοϋ κατά τήν Σύμβασιν έκ 
περιοχών κειμένων έκτός τών χωρικών ύδάτων "Υδρογον¬ 
άνθρακας προ πάσης διαθέσεως τούτων είς τήν άλλοδαπήν. 
ΟΟτος δύναται νά άπαλλάσσεται τής ύποχρεο'ισεως ταύτης 
κατά τάς διατάξεις τής παρ. 12 τοϋ άρθρου 17 τοϋ Νόμου 
περί "Υδρογονανθράκων. 

ΆρΟρον 18. 

'Ενιαία έκμετάλλευσις ομόρων περιοχών. 

1. Έάν κοίτασμα ύδρογονανθράκων έκτείνεται πέραν τών 
όρίοιν τής Συμβατικής Περιοχής τοϋ Άναδόχου είς Συμβα¬ 
τικήν Περιοχήν έτέρου ’.λναδόχου ή είς περιοχήν, έπί τής 
οποίας ή Δ.Ε.Π. έχει άποκλειστικόν δικαίωμα έρεύνης καί 
έκμεταλλεύσεως, καί ένδείκνυται χάριν τής οίκονομικωτέ- 
ρας καί καλυτέρας έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως αύτοϋ ή βά¬ 
σει ένιαίου προγράμματος έκτέλεσις τών έργασιών έρεύνης 
καί έκμεταλλεύσεως, ό "Υπουργός βιομηχανίας καί Ενέρ¬ 
γειας καλεΐ τούς ’.λναδόχους καί κατά περίπτωσιν -τήν Δ.Ε. Π. 
νά συντάξουν καί υποβάλουν είς αύτόν έντός ώρισμένης προ¬ 
θεσμίας ένιαΐον πρόγραμμα έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως τοϋ 
κοιτάσματος. Τό αύτό ισχύει καί άν ή όμορος περιοχή, είς 
τήν οποίαν εκτείνεται τό άνακαλυφθέν κοίτασμα, —αραχοί- 
ρηθή μετά τήν άνακάλυψιν τούτου είς έτεοον Άνάδοχον ή 
είς τήν Δ.Ε.Π. 

2. Έάν ό 'Ί'πουργός δεν τροποποίηση τό ύπό τών ένδια- 
φερομένων ύποβληθέν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 


(1) 'Π παράγραφος 10 τίθεται μόνον έπί τής παραχω- 
ρήσεοις περιοχών κειμένων έκτος τών χωρικών ύδάτων. 
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πρόγραμμα έντός δύο (2) μηνών άπό της υποβολής του, τό 
πρόγραμμα θεωρείται ώς έγκριΟέν. Έάν δεν ύποβληθή τό 
κατά την προηγουμένην παράγραφον πρόγραμμα έντός της 
ταχθείβης προθεσμίας ή έάν ό 'Τπουργός δεν έγκρίνη τό 
ύποβληθέν πρόγραμμα, συντάσσει οΰτος πρόγραμμα ή τρο¬ 
ποποιεί τό ύποβληθέν καί γνωστοποιεί την σχετικήν άπό- 
φασίν του εις τούς ένδιαφερομένους. Έάν ούτοι δεν ύποβά- 
λουν άντιρρήσεις έντός μηνός άπό της τοιαύτης γνωστοποιή- 
σεως, λογίζονται άποδεχθέντες τό ύπο του ' Υπουργού συν- 
ταχΟέν ή τροποποιηθέν πρόγραμμα. Έάν οί ένδιαφερόμενοι 
δέν ύποβάλουν πρόγραμμα έντός της κατά την προηγουμέ¬ 
νην παράγραφον ταχθείσης εις αύτούς προθεσμίας καί ό 'Τ¬ 
πουργός δέν συντάξη πρόγραμμα έντός δύο (2) μηνών άπό 
τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης, παύει νά ύφίσταται ή 
ύποχρέωσις έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως του κοιτάσματος 
έπί τη βάσει κοινού προγράμματος. 

3. Έάν ύποβληθοϋν άντιρρήσεις ύπό τίνος τών ένδιαφε- 
ρομένων έπί τοϋ ύπό τοϋ Υπουργού συνταχθέντος ή τροπο- 
ποιηθέντος προγράμματος καί δέν καταστή δυνατή έντός 
μηνός άπό τής ύποβολής των ή διατύπωσις ενιαίου προγράμ¬ 
ματος άποδεκτοϋ παρά τών ένδιαφερομένων καί τοϋ Δημο¬ 
σίου, έπιλύεται ή διαφορά είτε ύφ’ ένός διαιτητοϋ διοριζο- 
μένου άπό κοινού ύπό τών ένδιαφερομένων καί τοϋ Δημο¬ 
σίου έντός μηνός άπό τής λήξεως τής άνωτέρω μηνιαίας 
προθεσμίας, είτε, έν μή έπιτεύξει συμφωνίας περί διαιτη¬ 
σίας, ύπό τοϋ Έφετείου ’.ΔΘηνών, δικάζοντος κατά τάς δια¬ 
τάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 33 τοϋ Νόμου περί 'Τδρογον- 
ανθράκο3ν, κατόπιν προσφυγής οίουδήποτε τών ένδιαφερο¬ 
μένων ή τού Δημοσίου. 'Η άπόφασις τοϋ Έφετείου δέν ύπό- 
κειται εις άναίρεσιν. 'Η άπόφασις τοϋ διαιτητοϋ ή τοϋ Έ¬ 
φετείου, καθ’ ό μέρος τροποποιεί ή συμπληροΐ τό πρόγραμμα, 
έπέχει θέσιν προγράμματος μή άπαιτουμένης έκδόσεως έτέ- 
ρας πράξεως τοϋ Υπουργού. 

4. Άφ’ ής ό 'Τπουργός κοιλέση τόν ’Ανάδοχον πρός σύν¬ 
ταξιν ένιαίου προγράμματος κατά τήν παρ. 1 καί μέχρις 
ότου ύπάρξη οριστικόν κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
πρόγραμμα, άναστέλλονται ώς πρός τόν Άνάδοχον αί προ- 
ϋεσμίαι έκπληρώσεως τών συμβατικών ύποχρεώσεων του 
ώς πρός το κοίτασμα διά τό όποιον προβ?χπεται τό ένιαϊον 
πρόγραμμα. 

’Άρθρον 19. 

Διανομή καί ϊ'.άύεσις παραγωγής. Άπόσβεσις κόστους 

Πετρελαίου. 

1. 'Η οριστική διανομή τής παραγωγής έκάστου 'Ημε- 
ρολογιακοϋ ’Έτους ένεργεϊται κατά τάς διατάξεις τών επο¬ 
μένων παραγράφων 2 έως 4 άμα τή ύποβολή ύπό τοϋ Άνα- 
δόχου εις τόν Εργοδότην τών έν παρ. 7 τοϋ άρθρου 9 προ- 
βλεπομένων Λογαριασμού Εσόδων καί Εξόδων καί Ισο¬ 
λογισμού. 

2. Ηρός κάλυψιν τών προβλεπομένων έν παρ. 4 περίπτ. α 
έως θ τοϋ άρθρου 31 δαπανών περιέρχεται εις τόν Άνάδο¬ 
χον έξ έκάστης τών κατά τό άρθρον 13 Περιοχών Έκμε¬ 
ταλλεύσεως, κατ’ έπιλογήν τούτου, ε’ίτε τμήμα τής παρα- 
γομένης καθ’ έκαστον Ημερολογιακόν ’Έτος ποσότητος 
Αργού Ιίετρελαίου και Φυσικών Άερίιον ε’ίτε τμήμα ένός 
μόνον έξ αυτών. 

'Ως παραχθεΐσα ποσότης νοείται ή έτοιμη πρός έμπορίαν 
ποσότης ή άπομένουσα μετ’ άφαίρεσιν τών διά τάς έργα- 
σίας παραγωγής άνοιλωθέντων καί τών κατά τήν έξόρυξιν 
άνυπαιτίως άπολεσθέντων 'Τδρογονανθράκων. Τό τμήμα τής 
παραγιογής τών 'Τδρογονανθράκων, τό όποιον περιέρχεται 
κατ’ έτος εις τόν ’Ανάδοχον πρός κάλυψιν τών έν παρ. 4 περ. 
α έως θ τοϋ άρθρου 31 δαπανών, είναι τοιούτου μεγέθους, 
ώστε ή άξια αύτοΰ ύπολογιζομένη βά^ει τής μέσης έτησίας 
σταθμικής τιμής τών προϊόντων, έξευρισκομένης βάσει τών 
κατά τό άρθρον 21 άξιών τών προϊόντων, νά ίσοΰται πρός τό 
άθροισμα τών άκολούθων ποσών : 


α) τοϋ συνόλου τών τρεχουσών δαπανών παραγωγής τοϋ 
άντιστοίχου έτους, τών προβλεπομένων έν παρ. 4 περιπτ. 
α έως θ τοϋ άρθρου 31, ώς καί τοϋ ύπολοίπου τοιούτων δα¬ 
πανών προηγουμένων έτών, μή καλυφθεισών κατά τά έτη 
ταϋτα, 

β) τοϋ ποσού τών έτησίων άποσβέσεων τών έν παρ. 4 
περιπτ. α τοϋ άρθρου 31 προβλεπομένων δαπανών δι’ έρεύ- 
νας, έγκαταστάσεις έκμεταλλεύσεως και λοιπά πάγια πε¬ 
ριουσιακά στοιχεία μέχρις όρίων τιθεμένων διά τάς τοιαύ- 
τας αποσβέσεις διά τοϋ έν Παραρτήματι Β' τής παρούσης 
Πίνακος ’.Τποσβέσεων. 

"Εξοδα καί έσοδα, μή δυνάμενα νά καταλογισθοΰν εις 
ώρισμέ'^ην άποκλειστικώς Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως, κατα- 
νέμονται κατά τόν εις τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 5 τοϋ 
άρθρου 31 προβλεπόμενον τρόπον. 

3. 'Η οριστική διανομή τής παραγωγής έκάστου 'Ημε¬ 
ρολογιακού "Ετους ένεργεϊται έπί τή βάσει τών κατωτέρω 
συντελεστών έφαρμοζομένων έπί τής παραχθείσης καθ’ έκα¬ 
στον ημερολογιακόν έτος ποσότητος Άργοΰ Πετρελαίου 
καί Φυσικών Αερίων έξ έκάστης Περιοχής Έκμεταλλεύ¬ 
σεως κεχιορισμένως (Π ) μετ’ άφαίρεσιν τής κατά τήν προη¬ 
γουμένην παράγραφον περιερχομένης εις τόν ’Ανάδοχον πρός 
κάλυψιν τών δαπανών τοϋ άντιστοίχου έτους ποσότητος 
'Τδρογονανθράκων (Κ) : 

α) έάν κατά τό έν λόγω έτος ή μέση ήμερησία παραγωγή 
Αργού Πετρελαίου καί Φυσικών Αερίων (Μ) δέν ύπερβαίνη 
τά (*) (X) Βαρέλια, ό Εργοδότης λαμβάνει (*) (α1) 

έπί τοϊς έκατόν καί ό Άνάδοχος (*) (β1) έπί τοΐς έκατόν, 
τών ποσοστών ύπολογιζομένων έπί τής διανεμητέας ποσό¬ 
τητος (Π—Κ). 

β) έάν κατά τό έν λόγω έτος ή μέση ήμερησία παραγωγή 
Άργοΰ Πετρελαίου καί Φυσικών Αερίων (Μ) είναι ’ίση ή 
άνωτέρα τών (*) (X) βαρελίων καί δέν ύπερβαίνη τά (*) 

(Έ) βαρέλια, ό Εργοδότης λαμβάνει (*) (α1) έπί τοϊς 

έκατόν καί ό Άνάδοχος (*) (β1) έπί τοϊς έκατόν έπί τοϋ 

X 

τμήματος — (Π—Κ) τής διανεμητέας ποσότητος (Π—Κ), 

Μ 

έπί πλέον δέ ό Εργοδότης λαμβάνει (*) (α2)έπί τοϊς έκα¬ 
τόν καί ό Άνάδοχος (*) (β2) έπί τοϊς έκατόν έπί τοϋ ύπο- 
λειπομένου τμήματος τής διανεμητέας ποσότητος. 

γ) έάν κατά τό έν λόγω έτος ή μέση ήμερησία παραγωγή 
Αργού Πετρελαίου καί Φυσικών Αερίων (Μ) είναι ίση ή 
άνωτέρα τώ)ν (*) (Ψ) βαρελίων, ό Εργοδότης λαμβάνει 

(*) (α1) έπί τοϊς έκατόν καί ό Άνάδοχος (*) (β1) έπί τοϊς 

X 

έκατόν έπί τοϋ τμήα,ατος — (Π—Κ) τής διανεμητέας πο- 

Μ 

σότητος (Π—Κ), ό Εργοδότης λαμβάνει (’*') (α2) έπί τοϊς 
έκατόν καί ό Άνάδοχος (’*') (β2) έπί τοϊς έκατόν έπί τοϋ 
Ψ-Χ 

τμήαατος-(Π—Κ) τής διανεαητέας ποσότητος 

Μ 

(Π—Κ) καί ό Εργοδότης λαμβάνει (*) (α3) έπί τοϊς έκα¬ 
τόν καί ό Άνάδοχος (’*') (β3) έπί τοϊς έκατόν έπί τοϋ ύπο- 
λειπομένου τμήματος της διανεμητέας ποσότητος (ΐ). 

Τά ώς άνω άναφερόμενα έπίπεδα τής μέσης ήμερησίας 
παραγωγής έξευρίσκονται διά τής διαιρέσεως τής άνά έκα¬ 
στον Ημερολογιακόν "Ετος συνολικής παραγωγής Αργού 
Πετρελαίου καί Φυσικών ’.Δερίων εκπεφρασμένης εις βαρέ¬ 
λια έξ έκάστης Περιοχής Έκμεταλλεύσεως διά τού αριθμού 
τών ήμερολογιακών ήμερών τοϋ έτους τούτου. 

Κατά τά αυτά ποσοστά διανέμονται οί λοιποί 'Τδρογον- 
άνθρακες, τά Παραπροϊόντα ώς καί τά κατά τήν παρ. 3 περ. 
β καί γ τοϋ άρθρου 31 έσοδα. 


(1) Διά τής Συμβάσεως δύναται νά προβλεφθή καί πε¬ 
ραιτέρω κλιμάκωσις. 




1233 


ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Το περιερχομενον εις τον Άνάδοχον έκ τ 7 )ς διανομτ,ς της 
παραγωγής ποσοστον (μερίδιον του Άναδόχου) ΐσοΰται πρός 
το υπόλοιπον αύτής, τό όποιον άπομένει μετ’ άφαίρεσιν τοϋ 
περιερχομενου εις τον Ανάδοχον κατά τά ανωτέρω προς 
κάλυψιν των δαπανών τμήματος αύτής και του περιερχομέ- 
νου ε^.ς τον Εργοδότην ποσοστού τής παραγωγής (μερίδιον 
τοϋ Εργοδότου). 

4. Ό Εργοδότης λαμβάνει τό μερίδιον του είς είδος. 

Τόπος παραδόσεως ύπό τοϋ Άναδόχου είς τον Εργοδό¬ 
την των υπο τουτου λαμβανομένων ' Γδρογονανθράκων και 
Παραπροϊόντων είναι, έάν δεν συμφωνηΟή άλλως, τά συ¬ 
νήθη σημεία φορτωσεως έκάστου είδους και ποιότητος πω- 
λουμενων υπο τοϋ Άναδόχου "Υδρογονανθράκων καί Παρα¬ 
προϊόντων. 

5. Έάν ό Εργοδότης έπιθυμή νά λάβη τό μερίδιόν του, 
έν ^όλω η έν μέρει, εις χρήμα, οφείλει νά εΐδοποιήση περί 
τούτου έγγράφως τόν ’Ανάδοχον ένενήκοντα (90) τούλά- 
χιστον ημέρας πρό τής ένάρξεως έκάστου "Ημερολογιακού 
"Έτους, καθορίζων την άκριβή ποσότητα, την όποίαν έπι- 
θυμεΐ νά παραλάβη είς χρήμα κατά τό έν λόγω έτος. Τό κατα- 
βληθησόμενον είς τόν Εργοδότην ποσόν ίσοϋται πρός τό 
γινόμενον τοϋ πολλαπλασιασμοϋ των πωληθεισών ποσοτή¬ 
των έπί τάς άντιστοιχούσας δι’ αύτάς τιμάς πωλήσεως καΟ- 
οριζομένας κατά τά έν άρΟρφ 21 όριζόμενα. 

6. Διαρκοϋντος τοϋ έ’τους ό Εργοδότης δικαιοϋται είς 
προσο^ρινάς άπολήψεις συμφώνους πρός τάς διατάξεις τής 
παρούσης παραγράφου έναντι τοϋ είς τό τέλος τοϋ έτους 
όριστικώς ύπολογιστέου κατά την παρ. 3 μεριδίου του. 

Γρεις (.3) μήνας πρό τής ένάρξεως έκάστου ήμερολογια- 
κοϋ τριμήνου ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύποβάλλη είς 
τον Εργοδότην κατάστασιν έμφαίνουσαν την προβλεπομέ- 
νην διά τό τρίμηνον τοϋτο παραγωγήν έκάστης Περιοχής 
Έκμεταλλεύσεως, τάς προβλεπομένας δαπάνας λειτουργίας 
των περιπτ. β έως θ τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 31, ώς καί άνά- 
λογον πρός τόν αριθμόν των ήμερων τοϋ τριμήνου μέρος των 
προγραμματισθεισών, συμφώνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 17, 
έτησίων δαπανών δι’ άποσβέσεις. 

"Η κατά τρίμηνον παραγωγή, ή προκύπτουσα μετ’άφαί- 
ρεσιν τής βάσει των στοιχείων τοϋ προηγουμένου εδαφίου 
προϋπολογιζομένης ποσότητας, ή οποία δέον νά περιέλθη 
εις τόν ’Ανάδοχον διά τήν κάλυψιν των κατά τά άνωτέριο 
δαπανών, διανέμεται κατά τά ποσοστά τής παρ. 3 ύπολο- 
λογιζόμενα βάσει τής προβλεπομένης μέσης ήμερησίας πα¬ 
ραγωγής τοϋ τριμήνου. 

"Ο Εργοδότης προβαίνει είς τάς προσωρινάς είς είδος 
άπολήψεις έπί τή βάσει προγράμματος καταρτιζομένου άπό 
κοινοΰ ύπό τών μερών δύο (2) μήνας τούλάχιστον πρό τής 
εναρξεως τοϋ τριμήνου, είς τό όποιον άναφέρεται ή κατά τό 
δεύτερον έδάφιον κατάστασις. Εντός μηνός άπό τοϋ τέλους 
έκαστου τριμήνου ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ύπο- 
βαλη εις τόν Εργοδότην κατάστασιν έμφαίνουσαν τήν πρα- 
γματοποιηθεϊσαν κατά τό παρελθόν τρίμηνον παραγωγήν, 
ώς καί τά καταβληθέντα πρός κάλυψιν τών έν παρ. 4 περίπτ. β 
έως θ τοϋ άρθρου 31 δαπανών ποσά. Τυχόν διαφοραί διορ- 
θοϋνται κατά τήν διάρκειαν τών άπολήψεων τοϋ τρέχοντος 
τριμήνου. 

"Η όριστική έκκαθάρισις ένεργεϊται κατά τήν παρ. 3 μετά 
τήν ύποβολήν τών λογαριασμών όλοκλήρου τοϋ έτους. 

Έάν τό μερίδιον τοϋ Εργοδότου οφείλεται έν δλω ή έν 
μέρει είς χρήμα, ό Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως, προσθέ- 
τως πρός τήν ύποβολήν τών κατά τά έδάφια δεύτερον καί 
τέταρτον καταστάσεων, γνωστοποιή είς τόν Εργοδότην τάς 
πωλήσεις ποσοτήτων τοϋ μεριδίου του μετά τών τιμών καί 
λοιπόίν όρων αύτών. Τό έκ τών πωλήσεων τούτ<ι>ν έπιτευ- 
χθέν τίμημα καταβάλλεται είς τόν Εργοδότην έντός δέκα 
(10) ημερών άπό τής είσπράξεώς του ύπό τοϋ Άνοδόχου. 
Τυχόν διαφοραί προκύπτουσαι βάσει τών οριστικών στοι- 
χείοιν τής καταστάσεο:>ς τοϋ προηγουμένου έδαφίου διορ- 
θοϋνται κατά τήν καταβολήν τοϋ [ζή είσέτι είσπραχθέντος 


τιμήματος, έάν δέ τοϋτο δέν επαρκή, κατά τήν διανομήν τής 
παραγωγής τοϋ τρέχοντος ή τών έπομένων τριμήνων. Διά 
τάς άνάγκας τής παρούσης παραγράφου ώς πωληθεϊσα παρα¬ 
γωγή λογίζεται ή παλαιοτέρα τοιαύτη τοϋ άντιστοίχου είδους 
προϊόντων. "Η όριστική έκκαθάρισις ένεργεϊται κατά τήν 
παρ. 3 μετά τήν ύποβολήν τών λογαριασμών όλοκλήρου τοϋ 
έτους. 

Τά μέρη δύνανται διά συμφωνίας νά καθορίσουν διάφο¬ 
ρον τρόπον προσιορινών άπολήψεων τοϋ Εργοδότου είς είδος 
ή είς χρήμα. 

7. "Η κυριότης τών έξορυσσομέ·«ον "Γδρογονανθράκων 
άνήκει άπό τής έξορύξεως είς τόν ’Ρίργοδότην. "Ο ’Λνάδο- 
χος άποκτά τήν κυριότητα τών ύπολοίπων, μετ’ άφαίρεσιν 
τών ποσοτήτων, τάς όποιας δικαιοϋται νά λάβη ό Εργο¬ 
δότης συμφώνινς πρός τό έδάφιον τέταρτον τής παρ. 6, πα- 
ραχθέντων "Γδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντινν άπό τής 
άπομακρύνσεο)ς τούτων έκ τών κοινών έγκαταστάσεο^ν άπο- 
θηκεύσεως. Έάν ό Άνάδοχος άναλάβη νά πωλήση τό μερί¬ 
διον τοϋ Εργοδότου, καί ποιλή τοϋτο όμοϋ μετά τών είς 
αύτόν περιερχομένων ποσοτήτων, δημιουργεϊται άπό τοϋ 
ώς άνω σημείου συγκυριότης έξ άδιαιρέτου έπί τής έκάστοτε 
άπομακρυνομένης έκ τών κοινών έγκαταστάσεων ποσότη¬ 
τας καί δή τοϋ μέν Εργοδότου κατά τό πιολούμενον έν προ- 
κειμένω ποσοστόν τοϋ μεριδίου του, τοϋ δέ Άναδόχου κατά 
τό ύπόλοιπον ποσοστόν. 

8. 'Ο Άνάδοχος φέρει έναντι τοϋ Εργοδότου τόν κίν¬ 
δυνον τής τυχαίας, μή όφειλομένης όμως είς άνωτέραν βίαν 
«πωλείας ή βλάβης τών έξορυσαομένων 'Γδρογοναν·5·ρά·/.ο)ν, 
άζό τής έξορύξεως. μέχρι τοϋ χρόνου, κατά τόν όποιον ό κίν¬ 
δυνος μεταβαίνει είς τους άγοραστάς τούτων, έν περιπτώαει. 
δβ παραδόσεως είς είδος είς τόν Εργοδότην μέχρι τοϋ χρόνου 
τής παραδόσειος τούτων καί τών έξ αύτών Παραπροϊόντων 

9. 'Ο ’γΥνάδοχος δικαιοϋται νά έξάγη έλευθέρως είς τό 
εξωτερικόν τούς περιερχομένους είς αύτόν, κατά τάς διατά¬ 
ξεις τοϋ παρόντος άρθρου "Υδρογονάνθρακας καί Παρα¬ 
προϊόντα, ώς καί τούς πωλουμένους ύπ’ αύτοϋ διά λογα¬ 
ριασμόν τοϋ Εργοδότου, έπιφυλασσομένων τών διατάξειον 
τοϋ "-Ορου 26. 

’Άρθρον 20. 

Φορολογία εισοδήματος. 

Συμφώνως πρός τό άρθρον 26 τοϋ Νόμου περί "Υδρογον¬ 
ανθράκων, ό Άνάδοχος ύπόκειται είς φόρον εισοδήματος 
έπί συντελεστή πεντήκοντα έπί τοϊς έκατόν (50 %), ό δέ 
φόρος επιβάλλεται έπί τοϋ έκ τών κατά τήν Σύμβασιν έργα- 
σιών τοϋ Άναδόχου προκύπτοντος καθαροϋ φορολογητέου 
εισοδήματος αύτοϋ, ό)ς τοϋτο καθορίζεται ύπό τών διατά¬ 
ξεων τοϋ άρθρου 31 καί έξαντλεϊ πάσαν ύποχρέωσιν τοϋ 
Άναδόχου έκ φόρου εισοδήματος, καθ’ όσον άφορά είς τά 
κέρδη, τά όποια προκύπτουν έκ τών κατά τήν Σύμβασιν 
εργασιών. 

".\ρΟρον 21. 

Καθορισμός τής άξίας τών 'Γδρογονανθράκίον. 

Διά τόν προσδιορισμόν τής άξίας τών 'Υδρογονανθράκιον 
καί Παραπροϊόντιον λαμβάνεται : 

.4. Διά τό ’.λργόν Πετρελαίου πλήν τής φυσικής βενζί¬ 
νης : 

α) Προκειμένου περί πιολήσειον ύπό τοϋ Άναδόχου πρός 
Ανεξαρτήτους Τρίτους Άργοϋ Πετρελαίου, ή τιμή τούτου 
«επι τοϋ μεταφορικού μέσου» είς τόν τόπον φορ“ώσεώς του 
υπο τοϋ Άναδόχου ύπό τήν προϋποθέσιν ότι αΰτη είναι άλη- 
0ης καί εύλογος. Εύλογος θεωρείται ή τιμή αύτη, έάν δέν 
τής επισήμου τιμής πωλήσεως, τής καθο- 
ρι,ομένης έκάστοτε ύπό τών σημαντικωτέριον έξαγουσών 
Αργόν Πετρέλαιον χωρών, δι’ Αργόν Πετρέλαιο» πλέον 
προσεγγίζον ώς πρός τήν ποιότητα τό παραχθέν καί πιοληΟέν 
ύπό τοϋ Άναδόχου ’.Δργόν Πετρέλαιο», κατόπιν τιροσαρμο- 
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γής της τιμής ταύτης λόγω διαφορών εις τό ειδικόν βάρος, 
τήν περιεκτικότητα εις θειον, τήν δαπάνην μεταφοράς και 
τούς δροος τής πιολήσεως. 

β) Ιΐροκειμένου περί πωλήσεων ύπό τοϋ Άναδόχου προς 
Συγγενείς Επιχειρήσεις κα'ι παρακρατουμένων ύπό τούτου 
δι’ ιδίαν διύλισιν ή χρήσιν ποσοτήτιον καί προκειμένου περί 
τοϋ ύπό τοϋ Εργοδότου ληφθέντος αύτουσίου ’Αργοϋ Πε¬ 
τρελαίου, ή μέση καθ’ έκαστον ημερολογιακόν τρίμηνον στα- 
θμική τιμή «έπι τοϋ μεταφορικού μέσου» εις τόν τόπον φορ- 
τώσειος, ή προκύπτουσα έκ των πραγματοποιηθεισών κατά 
τό τρίμηνον τοϋτο έκ τής παραγωγής τής Συμβατικής Πε¬ 
ριοχής πωλήσεων άναλόγου είδους ’Λργοϋ Πετρελαίου ύπό 
τοϋ Άναδόχου πρός Ανεξαρτήτους Τρίτους και ύπό τοϋ 
Εργοδότου πρός πάντα τρίτον άγοραστήν, π>νήν κρατών 
καί νομικών προσώπων, έλεγχομένων άμέσως ή έμμέσιος 
ύπό τοϋ Ελληνικού ή άλλου κράτους. 

Έάν κατά τι ήμερολογιακόν τρίμηνον δεν έπραγματο- 
ποιήθησαν πωλήσεις είδους τινός ’Λργοϋ Πετρελαίου ύπό 
τοϋ Άναδόχου πρός Ανεξαρτήτους Τρίτους, ουδέ ύπό τοϋ 
Εργοδότου τυρός τρίτους άγοραστάς πλήν κρατών καί νο¬ 
μικών προσώπιον, έλεγχομένων άμέσως ή έμμέσως ύπό τοϋ 
Ελληνικού ή άλλου κράτους, ή έπίσημος τιμή πωλήσεοις 
ή καθοριζομένη έκάστοτε ύπό τών σημαντικωτέρων έξα- 
γουσών Αργόν Πετρέλαιον χωρών, δι’ Αργόν Πετρέλαιον 
πλέον προσεγγίζον ώς πρός τήν ποιότητα τό παραχθέν καί 
πιοληΟέν ύπό τοϋ Άναδόχου Αργόν Πετρέλαιον, κατόπιν 
προσαρμογής τής τιμής ταύτης λόγω διαφορών είς τό ειδι¬ 
κόν βάρος, τήν περιεκτικότητα εις θειον, τήν δαπάνην μετα¬ 
φοράς καί τούς ορούς τής πωλήσεως. 

Β. Δια τά Φυσικά Αέρια, τήν φυσικήν βενζίνην καί τούς 
λοιπούς 'Υδρογονάνθρακας καί Παραπροϊόντα : 


α) Προκειμένου περί τών πωληθέντων ύπό τοϋ Άναδό' 
χου πρός οίονδήποτε τρίτον ώς άνιο Υδρογονανθράκων καί 
Παραπροϊόντων, ή τιμή πωλήσεως τούτοιν ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν δτι είναι άληθής καί εύλογος λαμβανομένων ύπ’ οψιν 
τών έκάστοτε διαμορφουμένων τιμών είς τήν διεθνή άγοράν. 

β) Προκειμένου περί τών ύπό τοϋ Εργοδότου ληφθέν- 
των αύτουσίων ώς άνω 'Υδρογονανθράκο^ν καί Παραπροϊόν¬ 
των, ή τιμή αύτών θά καθορίζεται μετά πρότασιν τοϋ Άνα¬ 
δόχου ύπό τοϋ 'Γπουργοΰ Βιομηχανίας καί Ένεργείας κατά 
δικαίαν κρίσιν λαμβανομένων ύπ’ δψιν καί τών άνιοτέρω 
ύπό στοιχεΐον α τιμών. Πάσα διαφωνία έπιλύεται κατά τήν 
διαδικασίαν τοϋ άρθρου 39, ή οποία πάντως δέν αναστέλλει 
τήν προσωρινήν ίσχύν τής Υπουργικής άποφάσεως. 

’Άρθρον 22. 

Μέτρησις Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων. 

'Ο ’τ^νάδοχος ύποχρεοϋται, οπιος μετρή πάντας τούς 
έξορυσσομένους Υδρογονάνθρακας κατά τ-ήν έξόρυξίν των. 
'Υποχρεοΰται έπίσης, όπως μετρή τούς έν τή έννοία τής παρ. 
2 τοϋ άρθρου 19 παραχθέντας Υδρογονάνθρακας, ώς καί 
τά παραχθέντα Παραπροϊόντα. Οί έκπρόσωποι τοϋ ’Εργο- 
δότου δικαιούνται νά παρίστανται καί έπιθεωροϋν τάς με¬ 
τρήσεις, ώς καί νά έλέγχουν τήν ακρίβειαν τών οργάνων 
μετρήσεως καί τών χρησιμοποιουμένων μεθόδιον. Έάν όρ- 
γανον μετρήσεως εύρεθή έλαττωματικόν, λογίζεται τό έλάτ- 
τωμα ύπάρχον άπό τοϋ τελευταίου έλέγχου. Έάν ό Άνά- 
δοχος έπιθυμή νά έπιφέρη μεταβολάς είς τά όργανα μετρή¬ 
σεως, ύποχρεοϋται όπως είδοποιή πρό εύλόγου χρόνου τόν 
Εργοδότην, διά νά δυνηθοϋν οί έκπρόσωποι τούτου νά πα- 
ρίστανται κατά τήν πραγματοποίησιν τών έν λόγω μεταβο¬ 
λών. 


’Άρθρον 23. 

(Π Συμμετοχή εις τήν έκμετάλλευσιν. 


(Εργοδότης Δ.Ε.Π.) 

Ο Εργοδότης δύναται συμφούνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 
8 τοϋ Δόμου περί 'Ι’δρογονανθράκων, διά δηλώσεώς του 
επιδιδομέ'.ίης είς τόν Άνάδοχον έντός έννέα (9) μηνών άπό 
τής δηλίόσεως τούτου περί άνακαλύψεως έμπορικώς έκμε- 
ταλλευσίμου κοιτάσματος, νά συμμετάσχη ύπό τούς έν Πα- 
ραρτήματι Γ' άναφερομένους όρους, είς τήν έκμετάλλευσιν 
τοϋ κοιτάσματος κατά ποσοστόν κατ’ άνώτατον οριον*. . . 

. επί τοΐς εκατόν πέραν τών έκ τοϋ άρθρου 19 δι- 

καιιοματιον τοϋ ’ΡΙργοδότου, είτε άπ’ ευθείας ό ίδιος είτε 
δια θυγατρικής αύτοϋ Εταιρείας, τό κεφάλαιον τής όποιας 
ανήκει ες ολοκλήρου είς αυτόν. 


(Εργοδότης Δημόσιον) 

'Π Δ.Ε.Π. δύναται συμφώνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 8 
τοϋ Δόμου περί Υδρογονανθράκων, διά κοινής μετά τοϋ 
Εργοδότου δηλώσεώς της έπιδιδομένης είς τόν Άνάδοχον 
έντός έννέα (9) μηνών άπό τής δηλούσεοίς τούτου περί άνα¬ 
καλύψεως έμπορικώς έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος, νά 
συμμετάσχη ύπό τούς έν Παραρτήματι Γ' άναφερομένους 
ορούς, εις την έκμετάλλευσιν τοϋ κοιτάσματος κατά ποσο¬ 
στόν κατ’ άνώτατον οριον ’’’. έπί τοΐς εκατόν 

πέραν τών έκ τοϋ άρθρου 19 δικαιωμάτων τοϋ Εργοδότου. 


’Άρθρον 24. 

Φυσικόν Αέριον. 

1. Όποτεδήποτε καθίσταται άναγκαϊος ό καθορισμός 
ισοδυναμίας μεταξύ κυβικού μέτρου Φυσικοΰ Αερίου καί 
βαρελιού ’Λργοϋ Πετρελαίου, ούτος θά ένεργήται βάσει 
τής άξιας τοΛ. Πρός τοϋτο λαμβάνεται ή κατά τό άντί- 
στοιχον ημερολογιακόν τρίμηνον μέση σταθμική τιμή έκά- 
στου τούτων, ή προκύπτουσα έκ τών τιμών τών περιπτ. 

και Β τοϋ άρθρου 21 καί έκ τών κατά τό τρίμηνον τοϋτο 
πωληθεισών και αυτουσίως ληφθεισών ποσοτήτων. Έάν 
δεν παραγεται ’Λργόν Πετρέλαιον έκ τής Περιοχής Έκ- 
[ΐεταλλευσεως, διά τόν καθορισμόν ισοδυναμίας μεταξύ κυ¬ 
βικούς μέτρου Φυσικού ’Λερίου καί βαρελιού ’Λργοΰ Πε¬ 
τρελαίου, εκατόν έςήκοντα πέντε (16.ύ) κυβικά μέτρα Φυ¬ 
σικού Λεριου θά λογίζωνται ώς ισοδύναμα πρός έν (1) 
βαρέλιον Αργού Πετρελαίου. 


(1) Το άρθρον 23 δύναται νά παραλειφΟή κατά τά έν άρ- 
θρω 8 παρ. 4 τοϋ Νομού περί ' ϊ δρογονανθράκων οριζόμενα. 


2. Έάν ό Άνάδοχος δέν γνιοστοποιήση, συμφώνως τή 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 13, τό έμπορικώς έκμεταλλεύσιμον άνα- 
καλυφΟέντος κοιτάσματος Φυσικών ’Λερίων έντός τής Πε¬ 
ριοχής Έκμεταλλεύσεως, ό Εργοδότης δικαιούται νά χρη¬ 
σιμοποίηση ταϋτα πρό τής λήξεως τοϋ έν παρ. 1 τοϋ άρ¬ 
θρου 14 όριζομένου χρόνου, έάν ειδοποίηση έγγράφως τόν 
.Χ,νάδοχον πρό τριών (3) τουλάχιστον μηνών, οτι επιθυ¬ 
μεί νά λάβη καί διαθέση τά έν λόγω Φυσικά Αέρια. Τό 
δικαιοομα τοϋ Εργοδότου ύφίσταται μόνον, έφ’ όσον τά 
έν λόγω Φυσικά ’Αέρια δέν είναι άπαραίτητα διά τάς έρ- 
γασίας άναπτύξεως καί παραγωγής. 

'Ο Ανάδοχος δικαιούται νά άναλάβη τήν κατασκευήν, 
δαπαναις του Εργοδότου, τοϋ άγωγοϋ καί τών σχετικών 
εγκαταστάσεο)ν, αίτινες είναι άπαραίτητοι διά τήν παρά- 
δοσιν τών Φυσικών ’Λερίων είς τον Εργοδότην είς κεν¬ 
τρικόν σημειον, έπιλεγόμενον ύπό τοϋ τελευταίου, δι’ εκα- 
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στον κοίτασμα Φυσικοΰ Αερίου, το όποιον ό Έργοδ6τγ)ς 
εχει. άποφασίσει να έκμεταλλευθή. 

Έάν ό Άνάδοχος δέν άναλαμβάνγ) τήν κατασκευήν, ό 
Εργοδότης δύναται. νά χρησιμοποίηση εργολάβους της επι¬ 
λογής του καί λαμβάνεται μέριμνα, όπως μη παρεμποδί- 
ζωνται αί άλλαι Έργασίαι Πετρελαίου του Άναδόχου. 

3. Φυσικά Αέρια μή έμπορεύσιμα ουδέ χρησιμοποιού¬ 
μενα εις τάς Εργασίας Πετρελαίου, δύνανται νά καίωνται 
ύπό τοϋ Άναδόχου. 'Η καϋσις θά πραγματοποιήται μό¬ 
νον έφ’ όσον τό σύνολον ή τμήμα τής παραγωγής των 
ώς άνω Φυσικών Αερίων δεν δύναται νά χρησιμοποιηθή 
επωφελώς δι’ έπανεισαγωγής προς έπίτευξιν τής κατά τήν 
παρ. 7 τοϋ άρθρου 17 άρίστης οικονομικής άπολήψεως 
Άργοϋ Πετρελαίου ή άλλων 'Ι'δρογονανθράκων. 

’Άρθρον 25. 

Εκθέσεις δραστηριότητος Άναδόχου καί παροχή στοιχείων 
κατά τήν περίοδον έκμεταλλεύσεως. 

1. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 9 πλήν τής παρ. 6 αύτοϋ 
εφαρμόζονται άναλόγως καί εις τήν περίοδον έκμεταλΛεύ- 
σεως. 

2. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται όπως ΰποβάλλη εις τόν 
Εργοδότην : 

α) μηνιαίας εκθέσεις περί τής έξορυχθείσης καί τής 
παραχθείσης ημερησίους ποσότητος 'Τδρογονανθράκο^ν, και 
τών παραχθέντων Παραπροϊόντων, τής μεταφοράς και πω- 
λήσεως τούτο^ν, συμπεριλαμβανομένων καί πληροφοριών 
επί τοϋ τύπου καί τών χαρακτηριστικών, ώς καί τής πο¬ 
σότητος τών Υδρογονανθράκων έξ έκάστης δομής και 
παραγωγικής ζώνης κεχωρισμένως, 

β) τριμηνιαίας λεπτομερείς οίκονομικάς και τεχνικάς 
εκθέσεις περί τών κατά τήν Σύμβασιν έργασιών αύτοϋ, 

γ) τάς προβλεπομένας ύπό τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 19 
καταστάσεις καί 

δ) τάς προβλεπομένας ύπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 29 
καταστάσεις. 

Αί κατά τό προηγούμενον έδάφιον ύπό στοιχεία α, β και 
δ τριμηνιαϊαι εκθέσεις καί καταστάσεις ύποβάλλονται εντός 
τριάκοντα (30) ήμερών άπό τής λήξεως έκάστου ήμερο- 
λογιακοϋ τριμήνου. 

3. Άφ’ ής 6 Άνάδοχος προβή εις τήν κατά τήν παρ. 
2 τοϋ άρθρου 13 δήλωσιν περί άνακαλύψεως έμπορικώς 
έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος ύποχρεοϋται, όπως εντός τής 
προθεσμίας ύποβολής τής φορολογικής αύτοϋ δηλωσεως 
τής προβλεπομένης εις τήν παρ. 4 τοϋ άρθρου ^26 τοϋ Νο- 
μ.ου περί Υδρογονανθράκων, ύποβάλλη κατ έτος εις τον 
Εργοδότην έκθεσιν καλύπτουσαν τάς Εργασίας Πετρε¬ 
λαίου εντός τής Περιοχής Έκμεταλλεύσεως κατα το λή- 
ξαν έτος. 'Η έν λόγω έκθεσις περιλαμβάνει τά κάτωθι : 

α) στοιχεία άφορώντα άπάσας τάς εργασίας αναπτυξεως 
καί παραγωγής τάς έκτελεσθείσας κατα την διάρκειαν 
τοϋ ώς άνω έτους, περιλαμβάνοντα τήν ολικώς εςορυχθεϊ- 
σαν ποσότητα “Υδρογονανθράκων καί τας παραχθεισας και 
τάς πωληθείσας ποσότητας 'Ι'δρογονανθρακων και Παρα¬ 
προϊόντων, 

β) στοιχεία σχετικά πρός τας εργασίας μεταφοράς^ και 
ποολ,ήσεως Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων και 

γ) δήλωσιν έμφαίνουσαν τόν άριθμόν και την ιθαγένειαν 
τών χρησιμοποιηθέντων ύπαλλήλοιν και εργατών, το συνο- 
λικώς χρεωθέν ποσόν δι’ ημερομίσθια ή μισθούς, καθώς 
καί έκθεσιν περί τής έκπαιδεύσεως, τήν οποίαν παρέσχεν 
εις τούς ο'ις άνιο υπαλλήλους καί έργάτας. 

ΆρΟρον 26. 

'ΐκανοποίησις έγχιορίων αναγκών. 

1. Συμφώνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 22 τοϋ Νομού περί 
'Υδρογονανθράκο)ν καί κατά τήν εν αυτή προβλεπομενην 


διαδικασίαν, δ Άνάδοχος ύποχρεοϋται έν περιπτώσει πο¬ 
λέμου, κινδύνου πολέμου ή άλλης καταστάσεως αναγκης 
τής Χώρας, νά πωλή εις τό Ελληνικόν Δημόσιον, τή αι¬ 
τήσει τούτου, τό μερίδιόν του έκ τής παραγωγής Υδρο¬ 
γονανθράκων καί Παραπροϊόντων έκ τής Περιοχής Εκ- 
μεταλλεύσεως, ώς καί τήν ποσότητα Άργοϋ Πετρελαίου 
καί Φυσικών Αερίων, τήν όποιαν ουτος δικαιούται να 
παρακρατή πρός κάλυψιν τών έν παρ. 4 περιπτ. α εως θ 
τοϋ άρθρου 31 δαπανών, έν δλω ή έν μέρει. 

2. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά πο^λή εις τό “Ελληνι¬ 
κόν Δημόσιον καί μέχρι ποσότητος έπαρκοϋς διά τήν κα- 
λ.υψιν τών εγχωρίων άναγκών τό μερίδιόν του εκ τής 
παραγωγής "Υδρογονανθράκων καί Παραπροϊόντων εκ τής 
Περιοχής Έκμεταλλεύσεως, ώς καί τήν ποσότητα Άρ¬ 
γοϋ Πετρελ.αίου καί Φυσικών Αερίων, τήν όποιαν ούτος 
δικαιούται νά παρακρατή πρός κάλυψιν τοίν έν παρ. 4 
περιπτ. α έως θ τοϋ άρθρου 31 δαπανών. Πρός τούτο τό 
'Ελά^ηνικόν Δημόσιον οφείλει νά είδοποιή έγγράφως ^ τόν 
Άνάδοχον ένενήκοντα (90) τούλ.άχιστον ημέρας προ εκα- 
στης περιόδου τριών (3) έτών περί τής ποσότητος η οποία 
θά άπαιτηΟή διά τήν ίκανοποίησιν τών έγχωρίων αναγ¬ 
κών. 

Έάν ύπάρχη παραγωγοί] έκ πλειόνων Περιοχών Εκμε- 
ταλλ,εύσεως έντός τής αυτής ή έτέρας Συμβατικής Περιο¬ 
χής, ή κατά τό προηγούμενον έδάφιον ύποχρέωσις κατα- 
νέμ,εται συμμέτρως μεταξύ τών άναδόχιον τών αντίστοι¬ 
χων περιοχών. Έάν τό “Ελληνικόν Δημόσιόν δεν επιθυμη 
νά λάβη τήν παραγοκγίίν Περιοχής τίνος Έκμεταλ>.εύσεο)ς, 
δεν προσαυξάνεται άντιστοίχως ή ύποχρέωσις τών άναδο- 
χων τών λοιπών Περιοχών. 

3. “Ως τιμή τών κατά τάς παρ. 1 καί 2 εις το Ελληνικόν 
Δημόσιον πωλουμένο^ν ποσοτήτων “ 1 δρογονανθρακων και 
Παραπροϊόντων χρεοΰται ή κατά τό άρθρον 21 προκυπτουσα 
διά τάς αύτουσίως ύπο του Εργοδοτου λαμβανομενας ποσό¬ 
τητας τιμή. 

“Εάν προκειμένου περί Άργου Πετρελαίου λαμβανεται 
ή ύπό στοιχεΐον β τής περιπτ. Α τοϋ άρθρου 21 προβλ,ε- 
πομένη μέση σταΟμικη τιμή, προσωρινώς,^ με’/ρι καθορισμού 
τής έν λόγω τιμής, η πληρωμη τής αςιας των κατα την 
διάρκειαν έκάστου τρέχοντος ήμερολογιακοϋ τριμήνου πω- 
λουμέ'^ων εις τό “Ελληνικόν Δημόσιον ποσοτήτων γΕετα^ι 
έπι τή βάσει τής άντιστοίχου μέσης σταΟμικής τιμής τοϋ 
προηγουμένου τριμήνου μετά δέ τήν έςεύρεσιν τής οριστι¬ 
κής μέ^)ς σταθμικής τιμής διακανονίζονται αί τυχόν 
προκύπτουσαι διαφοραί. Γό εκ τών ανωτέρω πωλησεων 
τίμημα οφείλεται εις δραχμας, επιφυλασσομε'/ης τής ισχύος 
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 29. 


ΚΕΦΛΑΑΙΟΝ Δ'. 

ΚΟΙΝΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΠΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΑΑΕΥΣΕΩΣ 

".Υρθρον 27. 

<1)ορολογικαΙ καί λοιπαί άπαλλαγαί. 

1. Δυνάμει τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου περί 
“Υδρογονανθράκων, ό Άνάδοχος πλήν τής καταβολής τοϋ 



Δημοσίου καί παντός τρίτου διά τά έκ τής Συμβάσεως εισο¬ 
δήματα αύτοϋ. 

Αί αύταί άπαλλαγαί ισχύουν έπίσ-ης καί διά τά εις τό 
έξίοτεοικόν άποκτιόμενα εισοδήματα τιον ά/.λυδα,τό)υ υπ;·.?.- 
>,ήλων : 

α) Τοϋ Άναδόχου. 

β) 'Γής “Εταιρείας τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 17 καί 

γ) Τών χρησιμοποιουμένων ύπ’ αύτοϋ εργολάβιον. υπερ- 
γολάβων καί μελετητόύν. 
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ΛΙ άπαλλαγαΙ χύται ύφίσταντα'. καΙ έάν έτι οΐ άνωτέρω 
άλλο3αποΙ υπάλληλοι, είναι μόνιμοι κάτοικοι Έ>λάδος. 

Μέχρι ουμπληρώσεως τριετίας άπό τής δηλώσεως του 
Άναδόχου περί τής άνακαλύψεως του πρώτου έμπορικώς 
έκμεταλλευσίμου κοιτάσματος, συμφώνως προς την παρ. 2 
τοϋ άρθρου 13 τής Συμβάσεως, αί αΰται ώς άνω άπαλλαγαι 
ισχύουν καί διά τάς άμοιβάς των εργολάβων, ύπεργολάβ6)ν 
καί μελετητών των χρησιμοποιουμένων ύπό τοϋ ’Αναδόχου, 
τάς κτωμένας έξ εργασιών κατά την Σύμβασιν(*). 

2. Δυνάμει τών παρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου 
περί 'Γδρογονανθράκων, αί ώς άνω άπαλλαγαι ισχύουν 
ομοίως : 

α) διά τάς μεταβιβάσεις δικαιωμάτο^; συμφώνως τώ 
άρθρφ 32, 

β) διά τάς πιολήσεις τών παραγομένιον ' ϊ’δρογονανθρά- 
κο^ν ύπό τοϋ ’Λναδόχου καί τής έταιρείας τής παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 17, 

γ) διά τάς μισθώσεις έργου τάς συναπτομένας διά τούς 
σκοπούς τής Συμβάσεως ύπό τοϋ Άναδόχου ή τής άνωτέρω 
έταιρείας μετ’ έργολάβο^ν καί ύπό τούτων μεθ’ ύπεργολά- 
βων, 

δ) διά την κτησιν της χρήσεως άκινήτων, κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Νόμου περί 'Ι’δρογονανθράκων. 

ε) διά τάς αγοράς έν τή ημεδαπή ή αλλοδαπή τών κατά 
την παρ. 1 τοϋ άρθρου 28 πραγμ.άτων ύπό τοϋ Άναδόχου, 
τής Άνιοτέροί έταιρείας, τών έργολάβο^ν καί ύπεργολάβων 
αυτών, 

στ) διά τάς συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, τών παρε- 
χομενων εις τον Άνάδοχον ύπό Τραπεζών ή πιστο^τικών 
οργανισμών ή αλλοδαπών πάσης φύσεως νομικών προσώ- 
πο^ν διά την έκτέλεσιν τών κατά την σύμβασιν εργασιών, 
και δια τούς τόκους καί την έξόφλησιν αυτών, πλήν τοϋ 
οορου εισοδήματος επί τόκοον τών άνωτέρω δανείοον ή 
πιστιοσεοον, χορη-γηθέντοον ύπό Τραπεζών καί πιστωτικών 
οργανισμών, διατηρούντων μόνιμον έγκατάστασιν έν ΈΐΛάδι. 

ο. Είς τάς (ός άνω άπαλλαγάς τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου 
περί 'Ι'δρογονανθράκων δεν περιλαμβάνονται αί εΐσφοραί 
εργοδότου καί έργαζομένου πρός τούς πάσης φύσειος οργα¬ 
νισμούς κοινοονικής άσφαλίσεως, τούς οργανισμούς και λο¬ 
γαριασμούς κοινοονικής πολιτικής, οί ύπέρ εργαζομένων 
τεθεσπισμεν .1 ποροι, ουδέ αί όφειλόμεναι εΐσφοραί, αντα¬ 
ποδοτικά τέλη καί δικαιούματα διά παρεχομένας ύπηρεσίας. 


Άρθρον 28. 

Εισαγωγαι και Έξαγωγαί. Δασμολογικαί άπαλ/.αγ'αί. 



μηχανήματα και εν γένει 
μετά τόον ανταλλακτικών των. ύλικά καί πάσης φύσεως 
εφόδια, εφ οσον αί τιμαί των έν 'Ελλάδι κατασκευαζον.έ- 
νων τοιούτων μηχανηι^άτοον, έξοπλισιοοϋ, ύλικών καί έφο- 
δΐίον αντιστοίχου ποιότητος καί άποδόσεως καί διαθεσίμων 
εις αναλογον χρόνον παραδόσεως παραδοτέων εις τάς άπο- 
θήκας τοϋ Άναδόχου, είναι άνώτεραι τών τιμών τών 


εκ του εςωτερικου εισαγομενοον, παραδοτέων επίσ-ης είς 
τάς αποθήκας τοϋ ’.\ναδόχου. 

Οί ύπό τοϋ ’.λνα.δόχου χρησιμοποιούμενοι εργολάβοι καί 
υπεργολαβοι δικαιούνται ωσαύτως καί ύπό αύτάς ποοϋπο- 


Οέσεις νά αγοράζουν 


τως και υπο αυτας προϋπο- 
έξωτερικοΰ καί νά εισάγουν 



!ετρε>,αίου αναλιοσιΐΛα ύλικά. 


(1) 'Η άπαλλαγή τοϋ τελευταίου έδαφίι 


αφιου ισχύει μονον 


οια τας συμβάσεις, αι οποιαι θα υπογράφουν μέχρι καί τής 
13ης Νοεμβρίου ΙϋοΙ (άρθρον 29 παρ. ! έδ'. β Νόμου περί 
1’δρογονανΟοάκΐυν). 


2. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται νά είσάγη πρός χρήσιν έκ τοϋ 
έξίοτερικοΰ διά την διεξαγωγήν τών έργασιών Πετρε¬ 
λαίου πράγματα έκ τών έν τή προηγουμένη παραγράφω 
άναφερομένων, έπί τών όποιων έχει δικαίωμα χρήσεως. Τό 
ώς άνω δικαίωμα έχουν οί ύπό τοϋ Άναδόχου χρησιμοποιού¬ 
μενοι διά τάς κατά την Σύμβασιν έργασίας έργολάβοι καί 
ύπεργοά^άβοι διά τον άναγκαιοϋντα διά την έκτέ>.εσιν τών 
άνωτέρω έργασιών έξοπλισμόν. 

3. 'Ο Άνάδοχος καί οί ύπ’ αύτοϋ χρησιμοποιούμενοι 
έργολάβοι καί ύπεργολάβοι δύνανται νά έπανεξάγουν είς τό 
έξωτερικόν τά εϊσαχθέντα πρός χρήσιν δυνάμει τής προη- 
γουμένης παραγράφου πράγματα. Έπιφυλασσομένης τής 
ίσχύος τής διατάξεως τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 29, ό Άνά¬ 
δοχος δύναται νά έπανεξάγγ) τά ύπ’ αύτοϋ καί τών έργολά- 
βων καί ύπεργολάβων εϊσαχθέντα συμφώνως πρός την παρ. 
1 πράγματα, έφ’ όσον καταστούν άχρηστα ή χρήζουν άντι- 
καταστάσεως. 

4. Συμφώνως πρός την παρ. 8 τοϋ άρθρου 19 τοϋ Νόμου 
περί 'Ι δρογονανθράκων, πάσα έκδοθησομένη γενική ή ειδική 
διάταξις, περιορίζουσα τά είς τάς άνωτέρω παρ. 1 καί 2 
προβλεπομενα δικαιώματα τοϋ Άναδόχου καί τών ύπ’ αύτοϋ 
χρησιμοποιουμένων έργολάβων καί ύπεργολάβων, δέν έχει 
εφαρμογήν έπ’ αύτών, έκτος έάν ούτοι άναφέρωνται έν 
αύτή ρητώς. 

5. Συμφώνους πρός την παρ. 4 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου 
περί 'ΐδρογ'ονανθράκων, τά ύπό τοϋ Άναδόχου, έκτελοΰν- 
τος έν 'Ελλάδι Εργασίας Πετρελαίου καί τών ύπ’ αύτοϋ 
χρησιμοποιουμένων διά τάς έργασίας ταύτας έργολάβων καί 
ύπεργολάβων, ώς καί ύπό τής έταιρείας τής παρ. 4 τοϋ 
άρθρου 17, είσαγόμενα έκ τοϋ έξωτερικοϋ άναγοιαϊα διά τήν 
διεξαγ'ωγήν ή έξυπηρέτησιν τών έργασιών τούτο^ν μηχανή¬ 
ματα, εφοπλισμός, άνταλλακτικά, ύλικά καί πάσης φύσεως 
εφόδια, έξαιρέσει τών έπιβατικών αύτοκινήτων, τών καυ¬ 
σίμων ύλών πάσης φύσεως καί τών λιπαντικών, άπαλλάσ- 
σονται παντός είσπραττομένου κατά τήν εισαγωγήν δασμοϋ, 
φόρου κύκλου έργασιών, τέλους χαρτοσήμου, έτέρου φόρου, 
τέλους, δικαιώματος, εισφοράς καί κρατήσεως ύπέρ τοϋ 
δημοσίου καί παντός τρίτου, έξαιρέσει τών άνταποδοτικών 
τελών καί δικαιωμάτων. 

6. Συμφώνως πρός τήν παρ. 5 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Νόμου 
περί Υδρογονανθράκων, τά κατά τήν προηγουμένην παρά¬ 
γραφον ατελώς εϊσαχθέντα είς τήν ήμεδαπήν άντικείμενα 
απα>Δασσονται έν περιπτώσει έπανεξαγωγής τούτων είς τό 
εξωτερικόν παντός είσπραττομένου κατά τήν έξαγωγήν τέ¬ 
λους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου, δικαιώματος, είσφοράς καί 
έν γένει παντός οικονομικού βάρους ύπέρ τοϋ Δημοσίου 
και παντός τρίτου, έξαιρέσει τών άνταποδοτικών τελών καί 
δικαιωμάτων. 

7. Έάν τά κατά τήν παρ. 5 εϊσαχθέντα άτελώς άντικεί- 
μενα έκποιηΟοϋν είς τήν ήμεδαπήν ύπό τοϋ είσαγαγόντος, 
κζτ,·'βάλλο''ται πάντες οί κατά τάς ίσχυούσας κατά τόν χρό¬ 
νον τής τοιαύτης έκποιήσεο)ς διατάξεις εϊσαγωγικοί δασμοί, 
φόροι, τέλη καί δικαιώματα, έκτος έάν ή έκποίησις έγένετο 
πρός τό Δημόσιον ή ετερα πρόσωπα άπολαύοντα άτελείας 
δι’ όμοια ύπ’ αύτών είσαγόμενα άντικείμενα. 

8. Πάσα είσαγω-γή, διαμετακόμισις καί έξαγωγή είς 
έκτέλεσιν τής Συμβάσεως ένεργεϊται μετά προηγου(Αένην 
τήρησιν τών τελοονειακών διατυπώσεοιν. 


’'.\.ρθρον 29. 

’.Δλλοδαπόν νόμισμα. Συνάλλαγμα. 

1· 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά συμμορφοϋται πρός τάς 
εκαστοτε ίσχύουσας γενικάς καί είδικάς διατάξεις περί 
προστασίας τοϋ έθνικοϋ νομίσματος. 

Έάν ό Άνάδοχος είναι άλλοδαπόν νο;χικόν πρόσωπον 
ύποχρεοϋται όπως διαθέση τά άναγκαϊα διά τάς Έργασίας 
Πετρελαίου κεφάλαια, συμπεριλαμβανομ,ένων καί τών είς 
δαιιανών του, δι’ είσαγαογής συναλλάγματος. Μετά 
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τήν έναρξιν της παραγωγής ή ύποχρέωσις αΰτη παύει ή 
περιορίζεται κατά τα εϊδικώτερον εις τάς έπομένας παρα¬ 
γράφους οριζόμενα. 

2. Συμφώνως προς τάς διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
21 τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων δικαιούται ό Άνά- 
δοχος, τηρουμένης τής διαδικασίας τής παρ. 4, νά κράτη 
έν τω έξο/τερικω τό έκ των εξαγωγών των περιερχομένων 
είς τούτον κατά τήν Σύμβασιν προϊόντων άποκτώμενον 
άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα καί νά μεταφέρη εις τό 
έξωτερικόν τά έκ των κατά τήν Σύμβασιν εργασιών αύτοϋ 
είς δραχμάς έσοδά του. 

Τά δικαμύματα ταϋτα ΰφίστανται δι’ άπαντα τά εις 
άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα ή εις δραχμάς έσοδα τοΰ 
Άναδόχου, τά μή άναγκαΐα προς κάλυψιν τών έγχωρίων 
λειτουργικών άναγκών καί λοιπών είς δραχμάς ύποχρεώ- 
σεών του, συμπεριλαμβανομένου τοΰ κατά τό άρθρον 20 
φόρον εισοδήματος. 

3. Έάν έχρησιμοποιήΟησαν ύπο τοϋ Άναδόχου διά τούς 
σκοπούς νής Συμβάσεως καί κεφάλαια μή είσαχθέντα έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ, τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
δικαιώματα τούτου ΰφίστανται διά μέρος μόνον τών έσό- 
δων αύτοΰ, κατά λόγον τών ύπ’ αύτοϋ έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
είσαχθέντων διά τούς σκοπούς τής Συμβάσεως πάσης φύ- 
σεως κεφαλαίοιν προς τά συνολικώς διατεθέντα ύπ’ αύτοΰ 
διά τούς αυτούς σκοπούς πάσης φύσεως κεφάλαια έσωτερι- 
κοΰ καί έξί.^τερικοΰ. Προς έξεύρεσιν τοΰ άνωτέρω λόγου 
άποτιμώνται καθ’ έκαστον έτος κατά τήν διαδικασίαν τοΰ 
επομένου έδαφίου τά μέχρι τέλους τοΰ προηγουμένου 'Ημερο- 
λογιακοΰ "Ετους συνολικώς διατεθέντα πάσης φύσεως κε¬ 
φάλαια, ό οΰτίο δε έξευρισκόμενος λόγος ισχύει δι’ όλόκληρον 
τό λήξαν Ημερολογιακόν "Ετος. 'Η άποτίμησις τών μέχρι 
τοΰ τέλους έκάστου Ημερολογιακού "Ετους συνολικώς υπό 
τοΰ Άναδόχου διά τούς σκοπούς τής Συμβάσεως διατεθέν- 
των πάσης φύσεο/ς κεφαλαίων καί ή άνεύρεσις τοΰ λόγου 
τών ύπ’ αύτοΰ διά τούς αύτούς σκοπούς έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
είσαχθέντο/ν κεφαλαίων προς τά συνολικώς διατεθέντα κε¬ 
φάλαια, γίνεται ύπό τετραμελοΰς Έπιτροττής, συγκροτου- 
μένης έκ δύο (2) έκπροσιοπων έκάστου τών Συμβαλλομέ- 
νων Μερών είδικώς προς τοΰτο έξουσιοδοτουμένων καί συνερ- 
χομένης έν Άθήναις έντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ 
μηνός Απριλίου έκάστου έτους. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοΰται 
όπως ύποβάλη είς τήν Επιτροπήν τά άπαιτούμενα στοι¬ 
χεία καί δικαιολογητικά, ώς καί παν ο,τι κατά τήν κρίσιν 
τής Έπιτροττής ή τών μελών αύτής ήθελε κριθή άναγκαϊον 
διά τήν διευκόλυνσιν τοΰ έργου της. Τά μέλη τής Έπιτρο¬ 
ττής δύνανται νά έπικουροΰνται ύπό τεχνικών ή άλλων συμ¬ 
βούλων, όσάκις τοΰτο, κατά τήν άπόλυτον αυτών κρίσιν, 
είναι άναγκαϊον. 'Η Επιτροπή οφείλει νά ττερατώση τό 
έργον της έντός προθεσμίας ένός (1) μηνός τό άργότερυν 
άπό τής ημέρας τής πρώτης αύτής συσκέψεως. Έν περι- 
πτώσει μή έπιτεύξεως συμφο/νίας καί μέχρις έπιλύσεως 
τής διαφοράς κατά τήν διαδικασίαν τοΰ άρθρου 39, τά 
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δικαιούματα ύφίσταν- 
ται μόνον διά τό μή άμφισβητούμενον μέρος. 

Έάν τό ύπό τοΰ Άναδόχου παρακρατηθέν είς τό έξωτε¬ 
ρικόν καί τό ύπ’ αύτοΰ μεταφερθέν είς τό έξωτερικόν κατά 
τήν διαδικασίαν τής επομένης παραγράφου κατά τό λήξαν 
Ημερολογιακόν "Ετος άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα 
ύπερβαίνη τό έξευρισκόμενον βάσει τοΰ ύπό πής Έπιτροττής 
καθορισθέντος λόγου, ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται όπως εΐσάγη 
άμελλητί τό καθ’ ύπέρβασιν παρακρατήθέν καί μεταφερθέν 
είς τό έξωτερικόν άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα. 

4. Έντός τριάκοντα (30) ημερών άπό τής λήξεως τοΰ 
πρώτου μετά τήν έναρξιν τής παραγωγής ήμερολογιακοΰ 
τριμήνου, ώς καί έντός τριάκοντα (30) ήμερών άπό τοΰ 
τέλους έκάστου περαιτέρω ήμερολογιακοΰ τριμήνου, ό Άνά¬ 
δοχος ύποχρεοΰται όπως ύποβάλη είς τήν ΔΕ Π είς διπλοΰν 
κατάστασιν συνοδευομένην ύπό βεβαιώσειος, δεόντως έπι- 
κυρουμένης ύπό "Ελληνος 'Ορκωτοΰ Λογιστοΰ, έμφαίνου- 
σαν : 


α) τά πραγματοποιηΟέντα έσοδα τοΰ προηγουμένου τρι¬ 
μήνου καί τό νόμισμα είς τό όποιον έπραγματοποιήθησαν 
ταΰτα, 

β) τήν τυχόν διαφοράν τών κατά τό προηγούμενον τρί¬ 
μηνον πρός κάλυψιν τών είς τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 
2 άναφερομένων λειτουργικών καί άλλων άναγκών πραγμα- 
τοποιηθέντων έξόδιον άπό τά προβλεφθέντα τοιαΰτα, 

γ) τά προβλεπόμενα πρός κάλυψιν τών είς τό δεύτερον 
έδάφιον τής παρ. 2 άναφερομένων λειτουργικών καί άλλο/ν 
άναγκών έξοδα τοΰ τρέχοντος τριμήνου, 

δ) τό ένδεχομένως άπομένον ύπόλοιπον μετ’ άφαίρεσιν 
τών υπό (γ) έξόδων άπό τά ύπό (α) έσοδα, προστιθεμένης 
ή άφαιρουμένης καί τής τυχόν ύπό (β) διαφοράς, καί 

ε) έν περιπτώσει έφαρμογής τής παρ. 3, τόν κατά τό 
τέλ.ος τοΰ προηγουμένου τριμήνου ύφιστάμενον λόγον τών 
είσαχθέντων κεφαλαίων πρός τά συνολικώς διατεθέντα, καί 
τό συμφώνως πρός τοΰτον δυνάμενον νά παρακρατηθή ή 
μεταφερθή είς τό έξοττερικόν μέρος τοΰ ύπό (δ) ύπολοίπου, 
δπερ προκύπτει μετά τήν άνάλογον πρός τόν άνωτέριο λόγον 
κάλυψιν τών ύπό (γ) έξόδων. 

Έντός τών ορίων τής άνοττέρω καταστάσεως ό ’.-Υνάδο- 
χος δικαιοΰται όπως κράτη είς τό έξωτερικόν τά είς άλλο¬ 
δαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα έσοδά του, καί, έάν ταΰτα 
δεν έξαντλοΰν τό δικαίωμά του, οπ/νς αίτήται παρά τής 
Τραπέζης 'ΕλΡ.άδος τήν μεταφοράν τών είς δραχμάς έο'ό- 
δοτν αύτοΰ είς τό έξωτερικόν. 

Έάν τό ύπό τοΰ ’Λναδό/_^ου παρακρατηθέν είς τό έξιοτε- 
ρικόν καί τό ύπ’ αύτοΰ μεταφερθέν είς τό έξωτερικόν άλλο¬ 
δαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα κατά τό λήξαν ήμερολογιακόν 
τρίμηνον ύπερβαίνη τά διά τής παρούσης παραγράφου τιθέ¬ 
μενα όρια, ό Άνάδοχος ύποχρεοΰται, όπως είσάγη άμελ¬ 
λητί τό καθ’ ύπέρβασιν παρακρατηθέν καί μεταφερθέν είς 
τό έξωτερικόν άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα. 

5. Έάν ό Άνάδοχος έκποιήση είς τό έξτοτερικόν άχρηστα 
ή χρήζοντα άντικαταστάσεως κινητά πράγματα, ύποχρεοΰ- 
ται είς τήν είσαγωγήν τοΰ άντιστοιχοΰντος είς το τίμημα 
συναλλ.άγματος, έκτος έάν διαθέση τοΰτο προς άπόκτησιν 
έτέρων άναγκαίοτν διά τάς έν Έλλάδι έργασίας του πρα- 
γμάτοτν κατά τάς διατάξεις τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 28 τής 
Συμβάσεως καί τών παρ. 2 καί 4 έδάφιον δεύτεοον τοΰ 
άρθρου 19 τοΰ Νόμου περί Υδρογονανθράκων καί είσαγάγη 
ταΰτα είς τήν ήμεδαττήν. 

6. 'Ο Άνάδοχος δύναται, συμφώνως προς τήν παρ. 4 
τοΰ άρθρου 21 τοΰ Νόμου περί Υδρογονανθράκων, νά συνά- 
πτη συμβάσεις έργου καί έργασίας άναγκαιούσας διά τάς 
Έργασίας Πετρελαίου καί νά έκπληρώνη τάς έξ αυτών 
ύποχρεώσεις είς άλλοδαπόν νόμισμα. 

7. Συμφούνως πρός τήν παρ. 5 τοΰ άρθρου 21 τοΰ Νόμου 
περί 'Υδρογονανθράκίον, ό Άνάδοχος δικαιούται νά τηρή 
καταθέσεις είς άλλοδαπόν νόμισμα ή συνάλλαγμα είς Τρα- 
πέζας λεΐϊουργούσας έν Έλλάδι. 

8. ΑΙ άμοιβαί τών ύπό τοΰ Άναδόχου χρησιμοποιούμε¬ 
νων διά τάς Έργασίας Πετρελαίου άλλοδαπών έργολάβιον 
καί ύπεργολάβων δύνανται συμφιόνως πρός τήν παρ. 3 
τοΰ άρθρου 21 τοΰ Νόίλου περί ' ϊ’δρογονανθράκιον νά μετα- 
φέρωνται εις "ό εξωτερικόν μετ’ άφαίρεσιν τών είς δραχμάς 
δαπανών τούτοτν, τής Τραπέζης τής Ελλάδος διαΟετούσης 
τό πρός τοΰτο άναγκαϊον άλλοδαπόν νόμισιχα ή συνάλί,αγμα. 

"-λρθρον 30. 

Πληρο/μαί. 

1. Αί έκ τής Συμβάσεως άπορρέουο-,. ύποχρεώσεις 
έξοφάνοΰνται είς (^). 'Ο Εργοδότης δτ/.αιοΰται ν/. άπαιτήση 
παρά τοΰ Άναδόχου τήν είς αύτόν πά.ηρν μην νών τις -6 
μερίδιόν του άνηκόντοτν 'ΐδρογονανΟράκων καί Παραπρο¬ 
ϊόντων, οί όποϊοι έπωλήθησαν ύπό τοΰ τ-λε.>:αίου διά λογα¬ 
ριασμόν του, είς τό άλλοδαπόν νόμισμα, είς όποιον συνή- 
φθη ή πιύλησις, ή είς (®). 


(’^,’^) Τίθεται τό έπιθυμητόν νόμισμα. 
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2. "Αττασαι αί, βάσε', της Συμβάσεως, ττληρωμαί τοϋ 
Άναδόχου προς τον Εργοδότην καί άπασαι αί πληρωμαί τοϋ 
Εργοδότου καί τοϋ Ελληνικού Δημοσίου προς τον 
Άνάδοχον θά ένεργοϋνται εντός των έπομένων τριάκοντα 
(30) ήμερων άπο τοϋ τέλους τοϋ μηνος έντός τοϋ οποίου 
έγεννήΟη ή ύποχρέωσις πραγματοποιήσεως των οικείων 
πληρωμών, έκτος αν άλλως εϊδικώς ορίζεται έν τή παρούση. 

’Άρθρον 31. 

Τήρησις Λογιστικών βιβλίων καί στοιχείων. "Ελεγχος. 

1. 'Ο ’Λνάδοχος ύποχρεοϋται εις τηρησιν βιβλίων καί στοι¬ 

χείων συμφίόνως πρός τάς κειμένας έκάστοτε διατάξεις τοϋ 
Κωδικός Φορολογικών Στοιχείο^ν καί συμφοόνως πρός την 
έν παρ. 4 τοϋ άρθρου 26 τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων 
προβλεπομένην 'Τπουργικήν άπόφασιν καί τάς γενικώς παρα- 
δεδεγμένας λογιστικάς μεθόδους, αί όποϊαι έφαρμόζονται 
εις την πρακτικήν τών Εργασιών Πετρελαίου καί οίωνδή- 
ποτε ετέρων βιβλίων καί στοιχείων, απαραιτήτων διά την 
πλήρη άπεικόνισιν τών διεξαγομένιον κατά τήν Σύμβασιν 
Εργασιών Πετρελαίου καί τών άποτελεσμάτο>ν αυτών, 
περιλαμβανομένων τών ποσοτήτων καί τών άξιών τών παρα- 
χΔητομένων 'Γϊρογονανόΐίά·/.ων χ-αί Παραπροϊόντων. "Αμα τή 
ένάρξει τοϋ σταδίου έκμεταλλεύσεως ό Άνάδοχος ΰποχρεοϋται 
εις τηρησιν ιδιαιτέρων βιβλίων καί στοιχείων, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, δι’ έκάστην Περιοχήν Έκμεταλ- 
λεύσεως. 'Η τήρησις τών βιβλίων καί ή κατάρτισις τών Ισο¬ 
λογισμών γίνεται εις .(*) 

2. Ό ’.λνάδοχος σιυντάσσει δι’ έκαστον Ημερολογιακόν 
Έτος κεχωρισμένον δι’ έκάστην Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως 
Λογαριασμόν Εσόδων καί Έξόδοον, ώς καί ένιαϊον διά πάσαν 
τήν Συμβατικήν Περιοχήν .λογαριασμόν Εσόδων και Έξό- 
δο^ν. 

Συντάσσει ωσαύτως ένιαϊον διά πάσαν τήν Συμβατικήν 
Περιοχήν Ισολογισμόν, έμφαίνοντα τά ευθέως σχετιζόμενα 
πρός τάς Εργασίας Πετρελαίου στοιχεία ένεργητικοϋ καί 
παθητικού. 

Τά εις τούς Λογαριασμούς Εσόδων καί Έξόδ6>ν έγγραφό- 
μενα ώς έσοδα καί έξοδα ποσά καθορίζονται εις τάς παρ. 3 
καί 4. 

'Ο ενιαίος διά πάσαν τήν Συμβατικήν Περιοχήν Λογαρια¬ 
σμός συντάσσεται δι’ άθροίσεως τών εις τούς λογαριασμούς 
τών έπί μέρους Περιοχών Έκμεταλλεύσεως έγγραφομένων 
έσόδων καί έξόδων. 

Καθαρόν φορολογητέον εισόδημα τοϋ ’Λναδόχου είναι ή 
έκ τοϋ ένιαίου διά πάσαν τήν Συμβατικήν Περιοχήν .λογα¬ 
ριασμού προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τοϋ άθροίσματος τών 
ως έσόδοίν πιστουμένων καί τοϋ άθροίσματος τών ώς έξόδοΜ 
χρεουμένων ποσών. 

3. 'Ο .λογαριασμός Έσόδων καί Έξόδων έκάστης Περιο¬ 
χής Έκμεταλλεύσεως πιστοΰται διά τών κάτωθι : 

α) διά τής άξίας τών παραχθέντων Υδρογονανθράκων 
και Παραπροϊόντων, 

β) διά παντός έσόδου έκ τής διαθέσείος περιουσιακών 
στοιχείιον άποκτηθέντων διά δαπάνης χρεωθείσης εις τόν 
Λογαριασμόν Έσόδων καί Έξόδουν. 

γ) διά παντός ετέρου έιόδου συναφούς πρός τάς κατά ~ψ 
Σύμβασιν εργασίας, ώς καί έκ τής μεταφοράς προϊόντων διά 
λογαριασμόν τρίτων έντός τής Χώρας καί τών κατά τήν παρ. 

1 τοϋ άρθρόυ 148 τοϋ Μεταλλευτικού Κιόδικος περιοχών διά 
τών πετρελαιαγωγών τοϋ ’.λναδόχου καί έξ εΐσπράξεως άσφα- 
λιστικών ή ετέρων άποζημιώσειον. 


εργοδότης είναι τό Δημόσιον διαγράφονται αί 
λέξεις «καί τοϋ Ελληνικού Δημοσίου». 

(*) Τίθεται τό έπιθυμητόν νόμισμα. 


4. 'Ο Λογαριασμός Έσόδων καί Έξόδων έκάστης Περιο¬ 
χής Έκμεταλλεύσεως χρεοϋται διά τών κάτωθι ; 

α) διά τών συμφώνως πρός τόν έν Παραρτήματι Β'. τής 
παρούσης Πίνακα καθοριζομένων έτησίων άποσβέσεοιν τών 
γενομένων διά τάς έρεύνας καί τάς έγκαταστάσεις έκμεταλ¬ 
λεύσεως καί τά λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων τών δαπανών τών γενομένων πρό τής 
ένάρξεως τής παραγωγής “Υδρογονανθράκων καί τών δαπα¬ 
νών πρώτης έγκαταστάσεως, τών αποσβέσεων τούτων ύπο- 
λ.ογιζομένων κεχωρισμένως δι’ έκαστον τών άποσβεστέων 
στοιχείων, 

β) διά τών τρεχουσών δαπανών παραγωγής, ιδία, διά τής 
δαπάνης διά τά χρησιμοποιηθέντα ή άναλωθέντα υλικά, έφό- 
δια καί ένέργειαν, διά τών μισθών καί τών σχετικών πρός 
αυτούς έπιβαρύνσεων, διά τής δαπάνης δι’ υπηρεσίας παρα- 
σχεθείσης ύπό τρίτων, 

γ) διά τών γενικών έξόδων τών γενομένων εις τήν ήμεδα- 
ττήν διά τάς κατά τήν Σύμβασιν έργασίας τοϋ ’.λναδόχου, περι- 
λαμβανόντων ιδία τάς δαπάνας διά μισθούς, διά μισθώματα 
κινητών καί άκινήτων, ώς καί διά τών άσφαλίστρων τών 
συναπτομένων συμφώνως πρός τήν παρ. 9 τοϋ άρθρου 7 
συμβάσεων άσφαλίσεως καί τών άσφαλίστρων τών συναπτο¬ 
μένων πρός κάλυψιν τής έκ τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 7 καί τής 
παρ. 8 τοϋ άρθρου 19 άπορρεούσης αστικής εύθύ'.ης συμβά¬ 
σεων άσφοιλίσεως, 

δ) δι’ εύλογου ποσοΰ διά μισθούς διευθυντών ή ύπαλ- 
ληλοίν τών είς τήν αλλοδαπήν κεντρικών γραφείων καί γενικά 
διοικητικά έξοδα τών αύτών γραφείων τοϋ ’.λναδόχου κατά 
λόγον τών παρασχεθεισών ύπ’ αύτών διά τάς σιυμβατικάς 
έργασίας υπηρεσιών, 

ε) διά τών ποσών, τών καταβληθέντων διά τόκους, τρα- 
πεζιτικάς έπιβαρύνσεις, προμήθειας ή άναλόγους άμοιβάς, 
πληρωθείσας εις οίονδήποτε πιστωτήν, μέτοχον ή Συγγενή 
Έπιχείρησιν τοϋ Άναδόχου διά τάς κατά τήν Σύμβασιν 
έργασίας τοϋ ’.λναδόχου, έφ’ όσον τά ποσά ταΰτα είναι άληθή 
καί σύμφωνα πρός τάς κρατούσας συνθηκας εις τάς διεθνείς 
χρηματαγοράς καί άγοράς κεφαλαίων, 

στ) διά τών ποσών τών μή είσπραξίμων άπαιτήσεων 
καί τών καταβληθεισών άποζημιώσεων λόγω ζημιών έπενε- 
χθεισών είς τρίτους, 

^ ζ) δια τής μη αποσβεσθείσης άξίας καταστραφέντων ή 
εγκαταλειφθέντων περιουσιακών στοιχείων, 

η) δια πάσας έτέρας τρεχούσης δαπάνης καί πάσης ζημίας 
σχετικής προς τάς κατά τήν Σύμβασιν έργασίας, ύπό τήν 
προϋποθεσιν, εν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει, ότι ή δαπάνη 
η ζημία αυτή εκπιπτεται έκ τών ακαθαρίστων έσόδων κατά 
τας περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων διατά¬ 
ξεις, 

θ) διά τοϋ ποσού τών κατά τάς περιπτώσεις α' έως η' 
δαπανών προηγουμένων έτών, καθ’ δ μέρος αύται δεν έκα- 
λυφΟησαν κατά τά έτη τούτα, μέχρι πλήρους καλύψεώς των, 

ι) δια τής άξίας τοϋ κατά τήν διάταξιν τής παρ. 3 τοϋ 
άρθρου 19 μεριδίου τοϋ Εργοδότου. 

5. Διαρκούσης τής ερευνητικής χεριόβοι» καί έφ’ οεον ϊέν 
εχβι δημ(θυργη.&ή Περιοχή Έκμεταλλεύσεως τηρείται εΐς μό¬ 
νον Λογαριασμός Έσόδων καί Έξόδων δι’ άχασαν τήν Συμδα- 
τ^ην περιοχήν. 'Ο Λογαριασμός ούτος έξακολουθεΐ νά τη- 
ρήται δια τας τυχόν συνεχιζομένας έρευνητικάς έργασίας καί 

δημιουργίαν Περιοχής Έκμεταλλεύσεως. 

Έσοδα καί "Εξοδα, μή δυνάμενα νά καταλογ:σ"5οϋν είς ώρι- 
σμενην άχοκλειστικώς Περιοχήν Εκμεταλλεύσεως. κατανέ- 
μονται κατ' έτος εις χάσας τάς Περιοχάς Έκμεταλλεύσεως 
τής Συμβατικής^ Περιοχής άναλόγως τοϋ βα·3μοϋ έξυχηρετή- 
σεως^ εκαστης ές αύτών διά τοϋ συγκεκριμένου έξόδου ή. χρο- 
κειμενου χέρι έσόδων. άναλόγοις τοϋ βαίμοϋ έξυχηρετήσε'ως 
εκαστης Περιοχής δια τής εγκαταστάσεως ή δραστηριότητος, 
εκ τής οποίας προέρχεται τό έσοδον. Έάν μετά τήν δημιουρ- 
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γίαν Περιοχής Έκμεταλλεύσεως συνεχίζονται έκτος αυτής 
αί έρευνητικαί έργασίαι, βάσει του αΰτοϋ κριτηρίου κατανέ- 
μονται έξοδα και έσοδα, μή δυνάμενα νά καταλογισθοϋν 
άποκλειστικώς εις τήν Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως ή τήν 
λοιπήν Συμβατικήν Περιοχήν. 

6. Αΐ εις νόμισμα διάφορον του νομίσματος των βιβλίων 

άπαιτήσεις και υποχρεώσεις άναγράφονται εις .(') 

καί δή αναγράφεται τό ποσόν. (^) τύ προκϋπτον 

έκ τής μετατροπής τοϋ ώς άνω ξένου νομίσματος ή συναλ¬ 
λάγματος έπί τή έπισήμ<ρ μέση τιμή αγοράς καί πωλήσεως 
τής ήμέρας γεννήσεως αυτών. Αί εισπράξεις καί πληρωμαί 
άναγράφονται βάσει τής τιμής αγοράς ή πωλήσεως, κατά 
περίπτωσιν, τοΰ τόπου μετατροπής τής ήμέρας πραγματο- 
ποιήσεώς των. Τυχόν έκ των έγγραφων τούτων προκύπτουσαι 
συναλλαγματικαί διαφοραί τηρούνται εις ιδιαίτερον Αογα- 
ριασμόν, καί έάν μέν είναι πιστωτικαί, περιλαμβάνονται 
είς τό κονδύλιον ύπό στοιχεϊον (γ) τής παρ. 3, έάν δέ είναι 
χρεωστικαί εις τό κονδύλιον ύπό στοιχεϊον (η) τής παρ. 4. 

Συναλλαγματικαί διαφοραί προκύπτουσαι έκ τής είσπρά- 
ξεως πιστωθέντων τιμημάτων "Υδρογονανθράκων καί Παρα¬ 
προϊόντων καταχωροϋνται εις ιδιαίτερον λογαριασμόν. Ούτος 
είναι συμπληρωματικός τοϋ λογαριασμού πωλήσεων καί 
λαμβάνεται ύπ’ οψιν διά τόν καθορισμόν τής σταθμικής τιμής 
των προϊόντων τής προβλεπομένης ύπό τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 
19 καί στοιχεϊον Α(β) τοϋ άρθρου 21. 

7. 'Ο Εργοδότης έλέγχει πάντα τά λογιστικά βιβλία καί 
στοιχεϊα τοΰ Άναδόχου πρός διαπίστωσιν τής άληθείας των 
εις αυτά έγγραφων καί τοϋ κατά τούς κανόνας τής ορθής 
έπιχειρηματικής πρακτικής δεδικαιολογημένου των πάσης 
φύσεως δαπανών, τών πραγματοποιηθεισών έν σχέσει πρός 
τάς Εργασίας Πετρελαίου. 

'Ο Εργοδότης δικαιούται νά συνεχίζη τόν έλεγχον έπί 
πέντε (5) έτη μετά τήν λήξιν τοϋ έτους, εις τό όποϊον άφορά 
δ έλεγχος. 

8. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται νά τηρή έν 'Ελλάδι τά 
πρωτότυπα τών εις τήν παρ. 1 άναφερομένων βιβλίων καί 
στοιχείων, συμμορφούμενος πρός τάς έκάστοτε ΐσχυούσας 
διατάξεις. 

’Άρθρον 32. 

Μεταβίβασις καί έκχώρησις δικαιωμάτων. 

1. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται, τηρών τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος, νά μεταβιβάζη έλευθέρως τά έκ τής Συμβάσεως 


δικαιώματα καί ύποχρεώσεις αύτοΰ εις τρίτον νομικόν πρό- 
σωπον, έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 10 
τοϋ Νόμου περί Υδρογονανθράκων, κατόπιν προηγουμένης 
έγγράφου συναινέσεως τοϋ Εργοδότου. 

Ούτος δεν δικαιούται νά άρνηθή τήν συναίνεσίν του, εί μή 
μόνον έν συνδρομή σπουδαίου λόγου, ώς καί διά λόγους 
έθνικής ασφαλείας συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παρ. 1 
τοϋ άρθρου 23 τοΰ ώς άνω νόμου. 'Ο Εργοδότης δύναται νά 
θέτη διά τήν τοιαύτην μεταβίβασιν οΐουσδήποτε όρους πρός 
διασφάλισιν τών συμφερόντων αύτοΰ (^). 

2. 'Ο Άνάδοχος δικαιούται, τηρών τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος άρθρου νά μεταβιβάζη έλευθέρως είς Συγγενή αύτοΰ 
Έπιχείρησιν ύπό τόν περιορισμόν τοϋ πρώτου έδαφίου τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 10 τοϋ Νόμου περί "Υδρογονανθράκων, 
τά έκ τής Συμβάσεως δικαιώματα καί ύποχρεώσεις αύτοΰ 
έν δλω ή κατά ποσοστόν κατόπιν προηγουμένης έγκρίσεως 
τοΰ "Υπουργού Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

'Ο Άνάδοχος έξακολουθεϊ νά παραμένη μετά τής άπο- 
κτώσης Συγγενούς ’Επιχειρήσεως ύπεύθυνος είς ολόκληρον 
έναντι τοΰ Εργοδότου διά τήν έκπλήρωσιν άπασών τών έκ 
τής Συμβάσεως υποχρεώσεων. 

'Ο "Υπουργός δύναται νά άρνηθή τήν έγκρισιν μόνον διά 
λόγους έθνικής άσφαλείας, συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοϋ 
άρθρου 23 τοΰ Νόμου περί ' Γδρογονανθράκων. 

Έάν Άνάδοχος κατόπιν μεταβιβάσεως συμφώνως πρός 
τήν παρ. 1 είναι πλείονες έν Κοινοπραξία έκαστος δικαιούται 
ύπό τούς όρους τής παρούσης παραγράφου νά μεταβιβάζη 
είς έτερον τούτων τά έκ τής Συμβάσεως δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις αύτοΰ (^). 

3. Αί κατά τό παρόν άρθρον συμβάσεις περί μεταβιβάσεως 
δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων ίιπόκεινται πάντοτε είς τόν 
συμβολαιογραφικόν τύπον, είτε συνάπτονται έν 'Ελλάδι, είτε 
συνάπτονται εις τήν αλλοδαπήν. 

4. Αί μεταβιβάσεις ισχύουν έναντι τοΰ Εργοδότου άπό τής 
πρός αυτόν κοινοποιήσεως κεκυρωμένων άντιγράφων τής 
συμβάσεως καί τοΰ τυχόν κατά τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 40 
άπαιτουμένου διορισμού Διαχειριστοΰ. 


’Άρθρον 33. 

Αλληλέγγυος ευθύνη τοϋ Άναδόχου. 


(®) (Άνάδοχος πλείονα νομικά πρόσωπα). 

1. Εξαιρέσει τών περιπτώσεων, καθ’ άς άλλως ορίζεται 
είς τήν Σύμβασιν, τά άπαρτίζοντα τόν Άνάδοχον έκ Δευτέρου 
Συμβοιλλόμενα Μέρη θά είναι είς ολόκληρον ύπεύθυνα έναντι 
τοϋ Εργοδότου διά τήν έκπλήρωσιν άπασών τών βάσει τής 
Συμβάσεως άναληφθεισών ύποχρεώσεων. 


(*) (Άνάδοχος έν νομικόν πρόσωπον). 

1. Εξαιρέσει τών περιπτώσεων, καθ’ άς άλλως ορίζεται 
είς τήν Σύμβασιν, έάν μεταβιβάση ό Άνάδοχος ποσοστόν 
τών έκ τής Συμβάσεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων αύ¬ 
τοΰ, συμφώνως τώ άρθρω 32, τά άπαρτίζοντα μετά τήν τοι¬ 
αύτην μεταβίβασιν τόν Άνάδοχον έκ Δευτέρου Συμβαλλόμενα 
Μέρη θά είναι είς ολόκληρον ύπεύθυνα έναντι τοϋ Εργοδότου 
διά τήν έκπλήρωσιν άπασών τών βάσει τής Συμβάσεως άνα¬ 
ληφθεισών ύποχρεώσεων. 


2. Έάν κατόπιν μεταβιβάσεως τών έκ τής Συμβάσεως δικακομάτων καί ύποχρεώσεων έν 0λω ή έν μέρει είς Συγ¬ 
γενή Έπιχείρησιν κατά τήν διάταξιν τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 32, ό Άνάδοχος άποτελήται καί άπό έτερον ή έτερα πλήν 
τοϋ έκδοχέως νομικά πρόσωπα, ό έκχωρητής θά είναι έναντι τοϋ Εργοδότου είς ολόκληρον ύπεύθυνος μετά τούτων διά 
τήν έκπλήρωσιν τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ύποχρεώσεων. 


(1,2) Τίθεται τό έπιλεγέν νόμισμα τηρήσεως βιβλίων 
τής παρ. 1. 

(3) Τίθεται ή άρμόζουσα κατά περίπτωσιν διατύπωσις. 


(1) Συμφώνως πρός τήν παρ. 5 τοΰ άρθρου 23 τοϋ Νόμου 
περί "Υδρογονανθράκων ή κατά τήν παρ. 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου συναίνεσις δύναται νά παρέχεται καί διά τής Συμβά¬ 
σεως. Έάν γίνη χρήσις τής οΰτω ύπό τοΰ νόμου παρεχόμενης 
εύχερείας, προστίθεται είς τό τέλος τοΰ παρόντος άρθρου 
παράγραφος όρίζουσα τά περί χορηγήσεως τής οπνναινέσεως. 

(2) Έάν ό Άνάδοχος κατά τήν ύπογραφήν τής Συμβά¬ 
σεως άποτελήται έκ πλειόνων νομικών προσώπων, τό τέ¬ 
ταρτον έδάφιον τής παρ. 2 άντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

«"Εκαστον τών άποτελούντων τόν Άνάδοχον νομικών 
προσώπων δικαιούται ύπό τούς όρους τής παρούσης παρα¬ 
γράφου νά μεταβιβάζη είς έτερον τούτων τά έκ τής Συμβά¬ 
σεως δικαιώματα καί ύποχρεώσεις αύτοΰ». 

(3) Τίθεται ή άρμόζουσα κατά περίπτωσιν διατύπωσις. 
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’Άρθρον 34. 

Προσωπικόν. Μετεκπαίδευσις. 

1. 'Η Εταιρεία τής παρ. 4 του άρθρου 17, ό Άνάδοχος 
και οί ύπ’ αύτοϋ χρησιμοποιούμενοι εργολάβοι και ύπεργο- 
λάβοι ύποχρεοϋνται νά χρησιμοποιούν διά τάς έν Έλλάδι 
Εργασίας Πετρελαίου ημεδαπόν προσωπικόν. 

Ουτοι δύνανται νά άπασχολοϋν καί προσωπικόν έξ άλ- 
λοδαπών προκειμένου περί διευθυντικών θέσεων, ή περί 
έργασιών άπαιτουσών ιδιαιτέραν τεχνικήν ή διοικητικήν 
εΐδίκευσιν. 

2. Αί άρμόδιαι άρχαΙ υπό τούς όρους καί προϋποθέσεις 
τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 20 τοΰ Νόμου περί Υδρογονανθράκων 
παρέχουν άδειας εισόδου, παραμονής, κυκλοφορίας καί ερ¬ 
γασίας έν Έλλάδι εις τό άλλοδαπόν προσωπικόν τής προηγου- 
μένης παραγράφου, εις δε τά μέλη των οικογενειών τοΰ προ¬ 
σωπικού τούτου άδειας εισόδου, παραμονής καί κυκλοφορίας. 

3. 'Άπαν τό άπαιτούμενον διά τήν έκτέλεσιν τών Έργα¬ 
σιών Πετρελαίου προσωπικόν τελεί ΰπό τάς έντολάς τών 
έν τή παρ. 1 άναγραφομένων, οί όποιοι καί καθορίζουν τό 
είδος τής εργασίας, τό ώράριον, τήν μισθοδοσίαν καί πάντας 
τούς λοιπούς όρους τής εργασιακής αύτοϋ σχέσεως συμφώ- 
νως πρός τήν έκάστοτε έν Έλλάδι ίσχύουσαν έργατικήν καί 
περί κοινωνικής άσφαλίσεως νομοθεσίαν. 

4. Αί άμοιβαί τοϋ χρησιμοποιουμένου προσωπικοϋ μετα- 
φέρονται έλευθέρως εις τό έξωτερικόν μέχρι ποσοστού έβδο- 
μήκοντα πέντε έπί τοϊς εκατόν (75%), τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος διαθετούσης τό άναγκαϊον άλλοδαπόν νόμισμα ή 
συνάλλαγμα, συμφώνως πρός τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 21 τοϋ 
Νόμου περί "Υδρογονανθράκων. 

5. Έπιφυλασσομένων τών άπαλλαγών διά τό προσωπικόν, 
αι οποϊαι προβλέπονται εις τήν παρ. 1 έδάφιον δεύτερον τοϋ 
άρθρου 27 καί τών διατάξεων τών ύπό τής Ελλάδος κυρω- 
θεισών Διεθνών Συμβάσεων περί Αποφυγής τής Διπλής 
Φορολογίας, τό άλλοδαπόν προσωπικόν τής Εταιρείας τής 
παρ. 4 τοϋ άρθρου 17, τοϋ Άναδόχου καί τών έργολάβων 
καί ύπεργολάβων αύτοϋ ύπόκειται είς τόν έν Έλλάδι φόρον 
εισοδήματος διά τάς άποδοχάς του, τάς καταβαλλομένας 
παρά τών άνωτέρω δι’ ύτυηρεσίας παρασχεθείσας έν Έλλάδι, 
ως καί εις πάντα φόρον συμφώνως πρός τήν έκάστοτε ΐσχύ- 
ουσαν φορολογικήν νομοθεσίαν. 

6. 'Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται, όπως, καθ’ έ'καστον "Ημε¬ 
ρολογιακόν "Έτος άρχής γενομένης άπό τοϋ έπομένου τής 
εναρξεως ισχύος τής Συμβάσεως έτους, μετεκπαιδεύη 
εις τήν ήμεδαττην καί άλλοδαττήν εις τόν κλάδον πετρελαίου 
τόν κατά τό έπόμενον έδάφιον άριθμόν ύποψηφίων, ύποδει- 
κνυομένων ύπό τοϋ Εργοδότου, συμφωνουμένου ότι : 

α) άπασαι αί δαπάναι τών μετεκπαιδευομένων θά περι- 
λαμβάνωνται εις τόν έν παρ. 4 τοϋ άρθρου Μ λογαριασμόν 
Εσόδων καί Εξόδων, 

β) τό πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως θά καθορίζεται έκά¬ 
στοτε υπό τοϋ Άναδόχου έπί τή βάσει οδηγιών τοϋ Εργο¬ 
δότου, προς τόν σκοπόν όπως παρέχεται εις τόν μετεκπαι- 
δευόμενον είδίκευσις εις τάς έργασίας πετρελαίου άναλόγως 
τών άναγκών τοϋ Εργοδότου. 

Ο αριθμός τών ύποψηφίων, τούς οποίους ύποχρεοϋται 
ο ^ Ανάδοχος νά μετεκπαιδεύη καθ’ έκαστον έτος είναι ό 
κάτωθι : 

α) στάδιον έρεύνης.(*) 

β) στάδιον έκμεταλλεύσεοις.(*) 

’Άρθρον 35. 

Καλ.ή έκτέλεσις τής Συμβάσεως. 

^1. Ο Άνάδοχος ύποχρεοϋται, όπως λαμβάνη άπαντα τά 
άναγκαϊα πρός έπίτευξιν τών σκοπών τής Συμβάσεως μέτρα. 


'Ο Εργοδότης εΐδικώτερον ύποχρεοϋται νά συνδράμη τόν 
Άνάδοχον εις τάς άπαιτουμένας διοικητικάς διαδικασίας 
διά τήν έκτέλεσιν τών κατά τήν Σύμβασιν έργασιών. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνοϋν όπως συνεργά- 
ζωνται άρμονικώς καί έν ττνεύματι καλής πίστεως, έπί τώ 
τέλει έπιτεύξεως έντός τοϋ συντομωτέρου δυνατοϋ χρόνου 
καί κατά τόν άποτελεσματικώτερον δυνατόν τρόπον, τών 
άντικειμενικών σκοπών τής Συμβάσεως, τηροϋντα έπα- 
κριβώς άπαντας τούς όρους αύτής. 

’Άρθρον 36. 

Άνωτέρα βία. 

1. 'Η παρά τίνος τών Συμβαλλομένων Μερών παράλειψις 
ή καθυστέρησις πρός έκτέλεσιν οίασδήποτε συμβατικής 
ύποχρεώσεως αύτοϋ δεν θεωρείται ως παράβασις τής Συμ¬ 
βάσεως καί δέν γεννά οίονδήποτε δικαίωμα ή άξίωσιν τοϋ 
έτέρου τών Συμβαλλομένων Μερών (^), έφ’ όσον ή τοιαύτη 
παράλειψις ή καθυστέρησις οφείλεται είς άνωτέραν βίαν 
ή εις τάς έξ αύτής άπορρεούσας συνέπειας. 

2. 'Ως άνωτέρα βία νοείται παν γεγονός 0λως έξαιρετικόν 
καί γενικώς άκαταμάχητον, όφειλόμενον εις έξωτερικά αίτια, 
ξένα πρός τήν οικονομικήν δραστηριότητα τών Συμβαλ¬ 
λομένων Μερών, μή δυνάμενον δέ νά προληφθή έστω καί δι’ 
έξαιρετικής έπιμελείας. 

Έν συνδρομή τών προϋποθέσεων τούτων, ό όρος Άνωτέρα 
Βία περιλαμβάνει ένδεικτικώς έν ή πλείονα έκ τών κατωτέρω 
περιστατικών : Θεομηνίας, έπιδημίας, σεισμούς, ττυρκαϊάς, 
πλημμύρας, εκρήξεις, απεργίας, ανταπεργίας, πολέμους, καί 
εμπολέμους καταστάσεις, έπαναστάσεις, πολιτικάς άναταρα- 
.χάς, εξεγέρσεις, στάσεις, πράξεις τής Ελληνικής ή αλλο¬ 
δαπής Κϋβερνήσεως. 

3. Έάν συνεπεία γεγονότος Άνωτέρας Βίας, τό έτερον τών 
Συμβαλλομένων Μερών παρεμποδίζεται έν τή έκτελέσει τών 
*^™ΖΡεώσεών του ή έν τή άσκήσει τών δικαιωμάτων του 
εκ τής Συμβάσεως, αί ’Εργασίαι Πετρελαίου ή ή έκτέλεσις 
οίασδήποτε ύποχρεώσεως ή ένάσκησις οίουδήποτε δικαιώ¬ 
ματος εκ τής Συμβάσεως άναστέλλονται, καθ’ δ μέτρον θί¬ 
γονται έκ τοϋ γεγονότος ’Ανωτέρας Βίας, καί έφ’ όσον χρόνον 
διαρκεϊ τό τοιοϋτον γεγονός, ώς καί έπί εύλογον μετά ταϋτα 
χρόνον, όστις ήθελεν ένδεχομένως άπαιτηθή διά τήν ομαλήν 
έπανάληψιν τής έκτελέσεως τών Έργασιών Πετρελαίου καί 
τών λοιπών συμβατικών ύποχρεώσεων. 

4. Είς περίπτωσιν Άνωτέρας Βίας, τό συμβιχλλόμενον 
Μέρος, τό όποιον έμποδίζεται έν τή έκτελέσει τών ύποχρεώ- 
σεών του ή έν τή άσκήσει τών δικαιωμάτων του έκ τής Συμ¬ 
βάσεως ύποχρεοϋται νά γνωστοποιή άμέσως τό γεγονός είς 
τό έτερον Μέρος, δηλοΰν τό περιστατικόν τής Άνωτέρας 
Βίας καί τήν πιθανήν διάρκειαν αύτής. 

5. Διά τοϋ παρόντος άρθρου δέν περιορίζεται ή εφαρμογή 
τών περί άδυναμίας παροχής διατάξεων τοϋ Άστικοΰ Κώδικος 

Άρθρον 37. 

Πτώχευσις. 

1. ’Εάν κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως ό Άνάδοχος 
πτωχεύση, άπό τής κηρύξεως τής πτωχεύσεως καί έφ’ όσον 


^1) Εαν Εργοδότης είναι ή Δ.Ε.Π., προστίθεται «ή 
τοϋ Ελληνικού Δημοσίου». 
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έντδς διμήνου άπδ ταύτης δέν έκδοθή δικαστική άπόφασις 
άνακαλοϋσα τήν προηγουμένην περί κηρύξεως τής πτωχεύ- 
σεως δικαστικήν άπόφασιν, ό ’Ανάδοχος έκπίπτει αυτοδι¬ 
καίως απάντων των δικαιωμάτων αΰτοϋ έκ τής Συμβάσεως. 

2. Έάν κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως, είς χρόνον 
πάντως, δτε ό Άνάδοχος Οά άποτελήται έκ πλειόνων νομι>ίών 
προσώπων, έν ή πλείονα των νομικών τούτων προσώπων πτω- 
χεύσουν, άπό τής κηρύξεως τής πτωχεύσεως και έφ’ όσον 
εντός διμήνου άπό ταύτης δέν έκδοθή δικαστική άπόφασις 
άνακαλοϋσα τήν προηγουμένην περί κηρύξεως τής πτωχεύ¬ 
σεως δικαστικήν άπόφασιν, τό πτωχεϋσαν νομικόν πρόσωπον, 
ή πρόσωπα, εκπίπτουν αυτοδικαίως απάντων των δικαιω¬ 
μάτων αυτών έκ τής Συμβάσεως και αδτη λύεται αυτοδι¬ 
καίως ώς πρός τό πτωχεϋσαν νομικόν πρόσωπον ή πρόσωπα. 

Έν τή περιπτώσει ταύτη ή Σύμβασις έξακολουθεΐ να 
παραμένη έν πλήρει ΐσχύϊ μεταξύ τοΰ Εργοδότου και τών 
άπομενόντων νομικών προσώπων, τά όποια δέν έκηρύχθησαν 
εις πτώχευσιν και τά όποια ύπεισέρχονται είς άπαντα τά έκ 
τής Συμβάσεως άπορρέοντα δικαιώματα καί υποχρεώσεις 
τοϋ πτωχεύσαντος κατ’ άναλογίαν τών μεριδίων συμμετοχής 
των έν τή Συμβάσει καί εύθύνονται έναντι τοϋ Εργοδότου 
δι’ άπάσας τάς έξ αυτής άπορρεούσας υποχρεώσεις. 

3. Έάν, κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως, ό ’Ανάδοχος 
περιέλθη ύπό άναγκαστικήν διαχείρισιν ή συνάψη όμαδικόν 
μετά τών πιστωτών του συμβιβασμόν, ό Εργοδότης προσ- 
καλεϊ έγγράφως τόν Άνάδοχον, όπως έντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών παράσχη πληροφορίας περί τών όρων τής άναγ- 
καστικής διαχειρίσεως ή τοΰ συμβιβασμού. 'Ο Εργοδότης 
έντός προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τής ημερομηνίας κοινο- 
ποιήσεως τών άνωτέρω πληροφοριών ή άπό τής παρόδου άπρά- 
κτου τής άνωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας, δικαιούται όπως 
διά δηλώσεώς του κοινοποιουμένης πρός τόν Άνάδοχον 
κηρύξη τοΰτον έκπτωτον. 

4. Έάν κατά τήν διάρκειαν τής Συμβάσεως είς χρόνον 
πάντως, δτε δ ’Ανάδοχος θά άποτελήται έκ πλειόνων νομικών 
προσώπων, νομικόν πρόσωπον έκ τών άποτελούντων τούτον 
περιέλθη ύπό άναγκαστικήν διαχείρισιν ή συνάψη όμαδικόν 
μετά τών πιστωτών του συμβιβασμόν,ό Εργοδότης προσ- 
καλεΐ τούτο έγγράφως, όπως έντός προθεσμίας δέκα (10) 
ήμερών παράσχη πληροφορίας περί τών δρων τής άναγκα- 
στικής διαχειρίσεως ή τοΰ συμβιβασμού. 'Ο Εργοδότης έντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τής ήμερομηνίας κοινοποιή- 
σεως τών άνωτέρω πληροφοριών ή άπό τής παρόδου άπρά- 
κτου τής άνωτέρω προθεσμίας δικαιούται νά κηρύξη τό έν λόγω 
νομικόν πρόσωπον έκπτωτον διά δηλώσεώς του, κοινοποιου- 
μένης πρός άπαντα τά άποτελοΰντα τόν Άνάδοχον νομικά 
πρόσωπα. Τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 2 έφαρμόζεται άνα- 
λόγως. 

Άρθρον 38. 

Παραβάσεις. ’Έκπτωσις Άναδόχου. Τόκος υπερημερίας. 

1. Έάν τό έν τών Συμβαλλομένων Μερών φρονή δτι τό 
έτερον παρέβη οίανδήποτε τών έκ τής Συμβάσεως άπορ- 
ρεουσών όποχρεώσεών του, γνωστοποιεί τούτο εις τό έτερον 
Μέρος έγγράφως έντός άνατρεπτικής προθεσμίας έξ (6) 
μηνών, άρχομένης άπό τής ήμερομηνίας, καθ’ ήν έλαβε τούτο 
γνώσιν τής περί ής πρόκειται παραβάσεως, καί καλεϊ τό 
έτερον Μέρος δπως έπανορθώση ταύτην καί άποκαταστήση 
πλήρως πάσαν έκ τής παραβάσεως ζημίαν τού προσκαλούν- 
τος. Έάν τό υπεύθυνον Μέρος δέν συμμορφωθή ή έάν τά 
Μέρη δέν έπιτύχουν φιλικήν διευθέτησιν τής διαφοράς έντός 
τών έπομένων έξήκοντα (60) ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως 
τής άνωτέρω γνωστοποιήσεως, ή διαφορά έπιλύεται κατά τήν 
ύπό τοΰ άρθρου 39 προβλεπομένην διαδικασίαν. 

2. Έάν κατά τήν κρίσιν τοΰ Εργοδότου δικαιολογήται 
ή λύσις τής Συμβάσεως λόγω παραβάσεως ύπό τού Άναδό¬ 


χου τών έκ τής παρούσης άπορρεουσών ύποχρεώσεών του, 
ό Εργοδότης, έντός άνατρεπτικής προθεσμίας έξ (6) μηνών, 
άφ’ ής έλαβεν γνώσιν τής ρηθείσης παραβάσεως,προσκαλεϊ 
έγγράφως τόν Άνάδοχον βπως, έντός προθεσμίας έξήκοντα 
(60) ήμερών, έκτελέση τάς έκ τής Συμβάσεως ύποχρεώσεις 
του καί άποκαταστήση πλήρως πάσαν έκ τής παραβάσεως 
ζημίαν τοΰ έργοδότου, δηλών άμα δτι άλλως θέλει έπιδιώξει 
τήν κήρυξιν τοΰ Άναδόχου έκπτώτου. 

Έάν ό Άνάδοχος δέν συμμορφωθή πρός τήν πρόσκλησιν 
τοΰ Έργοδότου, ούτος δικαιούται νά προσφύγη εις τήν ύπό 
τοΰ άρθρου 39 προβλεπομένην διαδικασίαν. Τό Διαιτητικόν 
(*) Δικαστήριον, άποφαινόμενον βτι ή ύπό τοΰ Έργοδότου 
έπικαλουμένη παράβασις συνιστά λόγον λύσεως τής Συμ¬ 
βάσεως, δι’ άποφάσεώς του κηρύσσει έκπτωτον τόν Άνάδο¬ 
χον καί έπιδικάζει είς τόν Εργοδότην τήν πλήρη άποζημίω- 
σιν διά τήν έκ τής παραβάσεως ζημίαν αύτού. 

3. Έάν μετά τήν σύναψιν τής Συμβάσεως ό Άνάδοχος 
περιέλ·δη ύπό τόν άμεσον ή έμμεσον έλεγχον ξένου κράτους 
άνευ τής άταιτουμένης, συμφώνως τή χαρ. 4 τοϋ άρ·8ροϋ 10 
τοϋ Νόιχου περί 'Γ$ρογοναν·5ράκων, προηγούμενης έγκρίσεως 
τοϋ 'Υχουργικοϋ Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος τών έκ 
τής Συμβάσεως δικαιωμάτων του κατά τήν διαδικασίαν τοϋ 
άρθρου 39. 

4. 'Ο Εργοδότης δύναται, πάντως, διά δηλώσεώς του, 
άνευ οίασδήποτε προθεσμίας προειδοποιήσεως νά κηρύξη 
τόν Άνάδοχον έκπτωτον τών έκ τής παρούσης Συμβάσεως 
δικαιωμάτων του έν περιπτώσει σοβαρών ή έπανειλημμένων 
παραβάσεων τών δρων τής Συμβάσεως. Σοβαραί παραβάσεις 
θεωρούνται ίδια: 

α) ή μή έκπλήρωσις τών έκ τών άρθρων 9 καί 25 ύπο¬ 
χρεώσεών του, 

β) ή μή έμπρόΟεσμος καταβολή ύπ’ αύτού τοΰ συμφώνως 
πρός τάς παραγράφους 3 έοις 6 τοΰ άρθρου 19 όφειλομένου 
κατά περίπτωσιν είς είδος ή είς χρήμα, μεριδίου τού Έργοδό¬ 
του, ώς και τοΰ προβλεπομένου ύπό τού άρθρου 20 φόρου 
εισοδήματος, 

γ) ή μή έμπρόθεσμος άποπεράτωσις τής κατασκευής τών 
εγκαταστάσεων έκμεταλλεύσεως καί ένάρξεως τής κανονικής 
παραγωγής συμφώνως πρός τήν παρ. 6 τοΰ άρθρου 17. 

Άπό τής άνωτέρω δηλώσεώς τού Έργοδότου ό Άνάδοχος 
έκπίπτει πάντων τών έκ τής Συμβάσεοις δικαιωμάτων του 
καί ή Σύμβασις λύεται αυτοδικαίως, τοΰ Έργοδότου δι- 
καιουμένου δπως άπαιτήση έπιπροσθέτως καί άποκατάστα- 
σιν πάσης έκ τών άνωτέρω παραβάσεων ζημίας του. 

5. Είς περίπτιοσιν ύπερημερίας τοΰ Άναδόχου, ό τόκος 
ύπερημερίας ύπολογίζεται βάσει έτησίου έπιτοκίου, άνο^τέρου 
κατά πέντε (5) εκατοστιαίας μονάδας τοΰ έκάστοτε Ισχύον- 
τος άναπροεξοφλητικοΰ έπιτοκίου τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
έπιφυλασσομένης τής διατάξεως τοΰ δευτέρου έδαφίου τού 
άρθρου 345 τοΰ Αστικού Κούδικος. 

6. Ι’ό κατά τάς παρκγράφο’.>ς 2 καί 4 δικαίιομα τού Έρ¬ 
γοδότου δπως κηρύξη τόν Άνάδοχον έκπτοιτον άποσβέν- 
νυται μετά πάροδον έξ (6)μηνών, άφ’ ής ό Εργοδότης έλαβε 
γνώσιν τής παραβάσεως, έπιφυλασσομένου τού δικαιιόματος 
άποζημιώσεως. 


(1) Έάν δέν συμφωνηθή διαιτησία, διαγράφεται ή λέξις 
«Διαιτητικόν». 
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"Αρθρον 39. 

(^) Έπίλυσις διαφορών. 


(^) Εργοδότης Δημόσιον) 

1. Πασα διαφορά τοϋ Άναδόχου μετά του Εργοδότου 
περί την ερμηνείαν ή την έκτέλεσιν της Συμβάσεως καί τά 
εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων 
των άναγομένων εις φορολογικά ή δασμολογικά θέματα 
διαφορών, μη δυναμένη νά διευθετηθη φιλικώς, συμφώνως 
προς την διαδικασίαν της παρ. 1 τοΰ άρθρου 38, θά λύεται 
διά διαιτησίας ήτις θά διεξάγεται έν ’Αθήναις κατά τον 
εις τάς έπομένας παρ. 2 έως 4 άναφερόμενον τρόπον. 


(®) (Εργοδότης Δ.Ε.Π.) 

1. Πάσα διαφορά τοϋ Άναδόχου μετά τοϋ Εργοδότου 
ή τοϋ Δημοσίου περί την έρμηνείαν ή την έκτέλεσιν της Συμ¬ 
βάσεως καί τά εκατέρωθεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις 
περιλαμβανομένων τών άναγομένων εις φορολογικά ή δα¬ 
σμολογικά θέματα διαφορών, μη δυναμένη νά διευθετηθη 
φιλικώς, συμφώνως προς την διαδικασίαν της παραγράφου 
1 τοϋ άρθρου 38, θά λύεται διά διαιτησίας, είς ήν ό Εργοδό¬ 
της καί τό Ελληνικόν Δημόσιον άποτελοϋν τό έν μέρος, 
όμοδικοϋν ύποχρεωτικώς καί ορίζουν κοινόν διαιτητήν. Είς 
περίπτωσιν διαφωνίας ώς πρός τό πρόσωπον τοϋ κοινού 
διαιτητοϋ οδτος ορίζεται ύττό τοϋ Δημοσίου. 'Η διαιτησία 
διεξάγεται έν Άθήναις κατά τόν άκόλουθον τρόπον. 


2. Τό έπιθυμοϋν την διαιτησίαν Μέρος, δι’ έγγράφου κοινοποιουμένου πρός τό έτερον, θά γνωστοποιή αύτώ τήν 
τοιαύτην του πρόθεσιν, θά καθορίζη ακριβώς τά θέματα της διαφοράς, θά όρίζη τόν διαιτητήν αύτοϋ καί θά καλή τό 
έτερον Μέρος, όπως διορίση δεύτερον διαιτητήν. Εντός είκοσι (20) ήμερών άπό της λήψεως τής τοιαύτης κοινοποιή- 
σεως τό έτερον Μέρος θά γνωστοποιήση έγγράφως πρός τό αίτησάμενον τήν διαιτησίαν Μέρος τόν διαιτητήν αύτοϋ. Πα- 
ρερχομέ'^ης άπράκτου τής προθεσμίας ταύτης ό δεύτερος διαιτητής διορίζεται υπό τοϋ Προέδρου τοϋ ’Αρείου Πάγου 
έπί τή αιτήσει τοϋ έπισπεύδοντος τήν διαιτησίαν Μέρους. Οΐ οΰτω διορισθέντες διαιτηταί ύποχρεοϋνται, όπως έντός εί¬ 
κοσι (20) ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως τοϋ διορισμού τοϋ δευτέρου διαιτητοϋ έκλέξουν κοινή συμφωνίφ τόν έπιδιαι- 
τητήν, δστις καί θά είναι καί ό Πρόεδρος τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

Μή συμφωνούντων τών διαιτητών πρός τήν έκλογήν τοϋ έπιδιαιτητοϋ ή παρερχομένης άπράκτου τής πρός διο¬ 
ρισμόν αύτοϋ προθεσμίας, ώς έπιδιαιτητής ορίζεται ό Πρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου καί τούτου κωλυομένου ό νόμιμος 
άναπληρωτής αύτοϋ. ΟΙ διαιτηταί οφείλουν νά έκδώσουν τήν άπόφασίν των έντός προθεσμίας δύο (2) μηνών άπό τοϋ 
διορισμού τοϋ έπιδιαιτητοϋ. 'Η προθεσμία αυτή δύναται νά παραταθή κοινή συμφωνία τών Μερών ή δι’ άποφάσεως 
τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

Οί διαιτηταί ορίζουν αύτοί ούτοι τήν διαιτητικήν διαδικασίαν, δικαιούμενοι νά λαμβάνουν ΰπ’ δψιν πάν κατά τήν 
κρίσιν των άποδεικτικόν στοιχεΐον, νά έξετάζουν μάρτυρας, οιονδήποτε καί έάν είναι τό άντικείμενον τής διαφοράς, νά 
ένεργοϋν αυτοψίαν, νά διατάσσουν πραγματογνωμοσύνην και εν γένει πάν πρόσφορον μέτρον διά τήν διευκρίνισιν τής 
ύποθέσεως καί άνεύρεσιν τής άληθείας. 


3. Έν περιτΓτώσει άρνήσεως ή κωλύματός τίνος έκ τών διαιτητών ή τοϋ έπιδιαιτητοϋ, δπως συνέχιση τήν διαιτη¬ 
σίαν, ά'/τικαθίσταται ούτος βάσει τής τηρηθείσης διά τόν διορισμόν του διαδικασίας. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή προ¬ 
θεσμία πρός έκδοσιν τής διαιτητικής άποφάσεως άναστέλλεται κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής έκδηλώσεως τοϋ 
κωλύματος ή τής άρνήσεως, βεβαιουμένης διά πράξεως ύπογραφομένης ύπό τών μή κωλυομένων διαιτητών, μέχρι τής 
άντικαταστάσεως τοϋ κωλυομένου ή άρνουμένου νά συνέχιση τήν διαιτησίαν διαιτητοϋ. 

'Η διαιτητική άπόφασ ις λαμβάνεται διά πλειοψηφίας. 

Διά τής διαιτητικής άποφάσεως ορίζονται τά έξοδα τή^; διαιτησίας καί ή άμοιβή τών διαιτητών καί τοϋ έπιδιαι- 
τητοϋ. ώς καί τό υπόχρεων πρός καταβολήν αυτών Μέρος η Μέρη. 

'Η άπόφασις τών διαιτητών είναι τελεσίδικος καί άποτελεϊ τίτλον έκτελεστόν. 


(1) Έάν δέν έπιτευχθή συμφωνία περί διαιτησίοις ως 
περιεχόμενον τοϋ άρθρου 39 τίθεται τό άκόλουθον. 

Άρ·&ρον 39. 


Έπίλυσις 

(*) (Εργοδότης Δημόσιον). 

Πάσαι αΐ μεταξύ τοϋ Άναδόχου καί τοΰ Εργοδότου 
Διαφοραί περί τήν έρμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως 
καί τά εκατέρωθεν δικαιώματα καί υποχρεώσεις έπιλύονται, 
έφ’ δσον είναι ιδιωτικού δικαίου, ύπό τοϋ Έφετείου Αθηνών, 
δικάζοντος κατά τήν διαδικασίαν ένώπιον τοϋ Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου. 

Κατά τήν ένώπιον τοϋ Έφετείου διαδικασίαν οί διάδικοι 
ύποχρεοϋνται νά προσκομίσουν κατά τήν πρώτην έπ’ άκροατη- 
ρίου συζήτησιν πάντα τά άποδεικτικά αύτών μέσα, οί δέ 
μάρτυρες έξετάζονται παραχρήμα, μή άπαιτουμένης άποφά¬ 
σεως περί άποδείξεως. 

Τό δικαστήριον δύναται νά διατάξη καί συμπληρωματικάς 
άποδείξεις. 'Η άνωτέρω διαδικασία δέν άναστέλλει τήν 
έκτέλεσιν τής Συμβάσεως. 


(2,3,4,5) Τίθεται ή κατά περίπτωσιν άρμόζουσα διατύ- 
πωσις. 


διαφορών. 

(®) (Εργοδότης Δ.Ε.Π.) 

Πάσαι αί μεταξύ τοϋ Εργοδότου ή τοϋ Ελληνικού Δημο¬ 
σίου καί τοϋ Άναδόχου διαφοραί περί τήν έρμηνείαν ή τήν 
έκτέλεσιν τής Συμβάσεως καί τά έκατέρωθεν δικαιώματα 
καί υποχρεώσεις έπιλύονται, έφ’ δσον είναι ιδιωτικού δι¬ 
καίου, ύπό τοϋ Έφετείου Αθηνών, δικάζοντος κατά τήν δια¬ 
δικασίαν ένώπιον τοϋ Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Κατά τήν 
ένώπιον τοϋ Έφετείου διαδικασίαν οί διάδικοι ύποχρεοϋνται 
νά προσκομίσουν κατά τήν πρώτην έπ’ άκροατηρίου συζή- 
τησιν πάντα τά άποδεικτικά αύτών μέσα, οί δέ μάρτυρες 
εξετάζονται παραχρήμα, μή άπαιτουμένης άποφάσεως περί 
άποδείξεως. Τό δικαστήριον δύναται νά διατάξη καί συμπλη¬ 
ρωματικάς άποδείξεις. 'Η άνωτέρω διαδικασία δέν άναστέλ- 
λει τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως. 
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4. (’Ανάδοχος εν νομικήν πρόσωπον) (^) 

Έάν 6 Άνάδοχος Ιχη μεταβιβάσει τά δικαιώματα του 
είς Συγγενή αύτοϋ Έπιχείρησιν κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρ¬ 
θρου 32, ή δήλωσις τής παραγράφου 2 γίνεται άπό κοινοϋ 
ύπ’ αυτών, διορίζεται δέ πάντοτε εις κοινδς διαιτητής 
τούτων. Τά άνωτέρω ισχύουν άναλόγως είς τήν περίπτωσιν 
τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 32, έάν ή διαφορά ύφίσταται τόσον 
μετά τοϋ άρχικοϋ Άναδόχου, οσον και τοϋ δικαιοδόχου 
του. 


4. (Άνάδοχος πλείονα νομικά πρόσωπα) (*) 

Έάν έν ή πλείονα των νομικών προσώπων τών άπο- 
τελούντων τον Άνάδοχον έχουν μεταβιβάσει τά δικαιώ- 
ματά των, εις Συγγενή αύτοϋ Έπιχείρησιν κατά τήν παρ. 
2 τοϋ άρθρου 32, ή δήλωσις τής παραγράφου 2 γίνεται 
άπό κοινοϋ ΰπό τών άποτελούντων τόν Άνάδοχον νομικών 
προσώπων και τών δικαιοπαρόχων αυτών. Τά άνωτέρω 
ισχύουν άνιχλόγως είς τήν περίτιτωσιν τής παρ. 1 τοϋ άρ¬ 
θρου 32, έάν ή διαφορά ύφίσταται τόσον μετά τών άποτε¬ 
λούντων άρχικώς τόν Άνάδοχον νομικών προσώπων όσον 
καί τών δικαιοδόχων αύτών. 


*Η άνωτέρω διαδικασία δέν άναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως. 


Άρθρον 40. 
Διαχειριστής. 


(®) (Άνάδοχος εν νομικόν πρόσωπον). 

1. Έάν ό Άνάδοχος μεταβιβάση ποσοστόν τών έκ τής 
Συμβάσεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών του, συμφώ- 
νως τφ άρθρω 32, ύποχρεοϋται νά διορίση Διαχειριστήν 
καί νά κοινοποιήση τόν διορισμόν αύτοϋ είς τόν Εργοδότην 
όμοϋ μετά τοϋ κεκυρωμένου άντιγράφου τής συμβάσεως. 
'Ο οΰτω διοριζόμενος Διαχειριστής θά έχη τήν διαχεί- 
ρισιν τών Εργασιών Πετρελαίου καί θά ύποβάλη πρός 
τόν Άνάδοχον άπάσας τάς σχετικάς έκθέσεις, πληροφο¬ 
ρίας καί έγγραφα. 'Ο Διαχειριστής θά ενεργή έναντι τοϋ 
Εργοδότου ως ό έξουσιοδοτημένος έκπρόσωπος πάντων 
τών νομικών προσώπων, άτινα θά άποτελοϋν έκάστοτε 
τόν Άνάδοχον, έν σχέσει πρός τάς Εργασίας Πετρελαίου, 
έξαιρέσει τών περιπτώσεων καθ’ ας ά^ως έν τή Συμβάσει 
ορίζεται. 


{*) (Άνάδοχος πλείονα νομικά πρόσωπα). 

1. 'Ο Άνάδοχος ορίζει διά τής παρούσης ώς Διαχειρι¬ 
στήν . είς τ. . . . όπ. 

άναθέτει τήν διαχείρισιν τών Εργασιών Πετρελαίου καί 
τήν ύποβολήν πρός τόν Εργοδότην άπασών τών σχετικών 
έκθέσεων, πληροφοριών καί έγγράφων. 'Ο Διαχειριστής 
θά ένεργή έναντι τοϋ Εργοδότου ώς ό έξουσιοδοτημένος 
έκπρόσωπος πάντων τών νομικών προσώπων, άτινα θά 
άποτελοϋν έκάστοτε τόν Άνάδοχον, έν σχέσει πρός τάς 
Εργασίας Πετρελαίου, έξαιρέσει τών περιτιτώσεων, καθ’ 
άς άλλως έν τή Συμβάσει ορίζεται. 


2. 'Ο Άνάδοχος δύναται, οποτεδήποτε, νά άντικαθιστά τόν Διαχειριστήν ειδοποιών περί τούτου τόν Εργοδότην 
πρό τριάκοντα (30) τουλάχιστον ήμερών. 

Άπό τής συστάσεως τής έν παρ. 4 τοϋ άρθρου 17 προβλεπομένης 'Εταιρείας αΰτη ένεργεϊ αύτοδικαίως ώς Δια¬ 
χειριστής διά τήν άντίστοιχον Περιοχήν Έκμεταλλεύσεως. 


Άρθρον 41. 

Κο ινοπο ιήσεις—Αντίκλητο ς. 


(®) (Εργοδότης Δημόσιον). 

1. Εξαιρέσει τών περιτιτώσεων καθ’ άς άλλως ορίζεται 
έν τή Συμβάσει, πάσα γνωστοποίησις τοϋ Εργοδότου πρός 
τόν Άνάδοχον καί άντιστρόφως έν σχέσει πρός τήν Σύμ- 
βασιν εϊναι ισχυρά μόνον έφ’ όσον γίνεται έπί άποδείξει 
ή άποστέλλεται διά συστημένης έπί άποδείξει έπιστολής 
καί άπευθύνεται : 

α) Διά γνωστοτΓΟιήσεις τοϋ Άναδόχου πρός τόν Ερ¬ 
γοδότην πρός τόν 'ΐπουργόν Βιομηχανίας κοιί Ένεργείας 


β) Διά γνωστοποιήσεις τοϋ Εργοδότου πρός τόν Άνά¬ 
δοχον πρός . 

κάτοικον Αθηνών . 


(1,2,3,4,5,6) Τίθεται ή κατά περίπτωσιν άρμόζουσα 
διατύπωσις. 


(®) (Εργοδότης Δ.Ε.Π.). 

1. Εξαιρέσει τών περιπτώσεων καθ’ άς άλλως ορίζεται 
έν τή Συμβάσει, πάσα γνωστοποίησις τοϋ Εργοδότου πρός 
τόν Άνάδοχον καί άντιστρόφως καί τοϋ 'Ελληνικοϋ Δη¬ 
μοσίου πρός τόν Άνάδοχον καί άντιστρόφως έν σχέσει 
πρός τήν Σύμβασιν εΤναι ισχυρά μόνον έφ’ όσον γίνεται 
έπί άποδείξει ή άποστέλλεται διά συστημένης έπί άπο- 
δείξει έπιστολής καί άπευθύνεται : 

α) Διά γνωστοποιήσεις τοϋ Άναδόχου πρός τόν Ερ¬ 
γοδότην πρός τήν Δημοσίαν Έπιχείρησιν Πετρελαίου 
Α.Ε. καί είς τά έν Άθήναις κεντρικά Γραφεία αύτής. 

β) Διά γνωστοποιήσεις τοϋ Άναδόχου πρός τό 'Ελλ.ηνι- 
κόν Δημόσιον πρός τόν 'Τπουργόν Βιομηχανίας καί Ένεργείας 


γ) Διά γνωστοποιήσεις τοϋ Εργοδότου και τοϋ 'Ελληνι- 

κοϋ Δημοσίου πρός τόν Άνάδοχον, πρός . 

κάτοικον Αθηνών . 
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2. Εις τον κατά τήν προηγουμένων παράγραφον αντί¬ 
κλητον τοϋ Άναδόχου δύνανται νά ένεργοϋνται αί επιδέ¬ 
σεις παντδς εισαγωγικού δίκης καί ετέρου διαδικαστικού 
έγγράφου ύπέ τοϋ Εργοδότου καΐ τοΰ Ελληνικού Δημο¬ 
σίου περί διαφορών έκ της Συμβάσεως. 

3. Έν περιτττώσει άνακλήσεως ή παραιτήσεως τοϋ άντι- 
κλήτου του, ό ’Ανάδοχος οφείλει νά γνωστοποιήση την 
τοιαύτην άνάκλησιν ή παραίτησιν, ώς καί τό πλήρες όνομα 
καί τήν διεύθυνσιν τοϋ νέου αντικλήτου, δστις δέον νά είναι 
κάτοικος Αθηνών, μέχρι δε της τοιαύτης γνωστοποιήσεως 
προς τον Εργοδότην καί τό Ελληνικόν Δημόσιον, άπασαι 


αί έπιδόσεις καί γνωστοποιήσεις ένεργοΰνται έγκύρως εις 
τόν ανωτέρω άντίκλητον. Τά άνωτέρω ισχύουν άναλόγως 
έπί μεταβολής της έν Συμβάσει ή έν μεταγενεστέρο) διο- 
ρισμώ διευθύνσεως τοϋ διορισθέντος άντικλήτου. 

4. Έν περιτττώσει μεταβιβάσεως δικαιωμάτων, συμφώ- 
νως προς τό άρθρον 32, ό κατά την παρ. 1 άντίκλητος 
τοΰ Άναδόχου θά θεωρήται ώς άντίκλητος ένός έκάστου 
τών άποτελούντων έκάστοτε τόν Άνάδοχον νομικών προ¬ 
σώπων, μέχρις άνακλήσεως ή παραιτήσεως αύτοϋ ύπό 
τούς όρους τής προηγουμένης παραγράφου. 


Άρθρον 42. 

Τροποποίησις τής Συμβάσεως. 


(^) (Εργοδότης Δημόσιον). 

1. Καθ’ δλην την διάρκειαν ισχύος τής Συμβάσεως ού- 
δεμία διάταξις αύτής δύναται νά τροποποιηθή εΐμή μόνον 
δι’ έγγράφου συμφωνίας τών Συμβαλλομένων Μερών. Δια¬ 
τάξεις περιλαμβανόμεναι εις τόν διά Διατάγματος καθο- 
ρισθέντα Τύπον Συμβάσεως δέν δύνανται νά τροποποιη¬ 
θούν. 


(η (Εργοδότης Δ.Ε.Π.). 

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν ισχύος τής Συμβάσεως ούδε- 
μία διάταξις δύναται νά τροποποιηθή, εΐμή μόνον δι’ έγ¬ 
γράφου συμφωνίας τών Συμβαλλομένων Μερών καί έγκρί- 
σεως ταύτης ύπό τοΰ Έλλ.ηνικοΰ Δημοσίου, παρεχόμενης 
ύπό τών 'Τπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί Βιο- 
μηχανίας καί ’Ενεργείας. Διατάξεις περιλαμβανόμεναι εις 
τόν διά Διατάγματος καθορισθέντα Τύπον Συμβάσεως δέν 
δύνανται νά τροποποιηθούν. 


2. Κατόπιν αΐτήσεως τοϋ Άναδόχου αί προθεσμίαι έκπληρώσεως τών ύποχρεώσεων αύτοϋ δύνανται νά παρα- 
τείνωνται δι’ έγγράφου συναινέσεως τοϋ Εργοδότου έξαιρέσει τών προθεσμιών τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 και τής παρ. 
1 τοϋ άρθρου 3 καί τών περιπτώσεων, εις τάς οποίας ή παράτασις ρυθμίζεται εΐδικώς ύπό τής Συμβάσεως. 


Άρθρον 43. 

Έγκυρότης κειμένων. 

1. 'Η Σύμβασις κατηρτίσθη εις τήν Ελληνικήν καί εις τήν Αγγλικήν γλώσσαν. Έν ασυμφωνία τών δύο κει¬ 
μένων ύπερισχύει τό Ελληνικόν. 'Η Σύμβασις διέπεται ύπό τοϋ ελληνικού δικαίου καί ερμηνεύεται βάσει αυτού. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δηλοϋν δτι, έκτός τής Συμβάσεως καί τών Παραρτημάτων της, δέν ύφίστανται με¬ 
ταξύ αύτών ετεραι Συμβάσεις ή συμφωνίαι έγγραφοι ή προφορικαί. 


Άρθρον 44. 

Ημερομηνία Ένάρξεως Ισχύος τής Συμβάσεως. 


(®) (Εργοδότης Δημόσιον). 

'Η ισχύς τής Συμβάσεως άρχεται από τής ήμερομηνίας 
ύπογραφής της. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

'Ο Εργοδότης καί ό Άνάδοχος διά τών προμνησθέντων 
έξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των ύπέγραψαν τήν Σύμ- 
βασιν, κατά τήν έν άρχή ταύτης άναφερομένην ημερομηνίαν. 


(1,2,3,4) Τίθεται ή κατά περίπτωσιν άρμόζουσα διατύ- 
πωσις. 


(*) (Εργοδότης Δ.Ε.Π.) 

'Η ισχύς τής Συμβάσεως τελεί ύπό τήν αίρεσιν τής 
έγκρίσεώς της ύπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, παρεχομέ- 
νης ύπό τών 'Τπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί 
Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 'Η ημερομηνία καθ’ ήν ή 
παρούσα Σύμβασις θέλει έγκριθή, ώς άνωτέρω, θά είναι 
ή 'Ημερομηνία Ένάρξεως Ισχύος τής Συμβάσεως. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

'Ο Εργοδότης καί ό Άνάδοχος διά τών προμνησθέν- 
των^έξουσιοδοτημένων άντιπροσώπων των ύπέγραψαν τήν 
Σύμβασιν, κατά την'έν άρχή ταύτης άναφερομένην ημερο¬ 
μηνίαν. 
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Διά τό Έλληνικ&ν Δημόσιον 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


Διά την Δημοσίαν Έπιχείρησιν Πετρελαίου Α.Ε. 
Διά .... 


Συντονισμού 


Οικονομικών 


Ή ανωτέρω Σνμβασις έγκρίνεται σήμερον 

. ΰπό τοΰ Ελληνικού Δημοσίου σομ- 

φώνως τή παρ. 4 τού άρ^ρ. 12 τού Νόμου 468/76. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


Συντονκτιχοΰ 

Βιομηχανίας καΐ Ένεργείας 
Διά. 

Οικονομικών 


Βιομηχανίας κα'ι Ένεργείας 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 
Συμβατική Περιοχή 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 
Πίνακες Αποσβέσεων (*) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'. 

"Οροι Συμμετοχής είς τήν Έκμετάλλευσιν. 


(1) Συμπληροϋται έκάστοτε διά της περιγραφής τής κατά περίπτωσιν Συμβατικής Περιοχής. 

(2) Συμπληροϋται διά Πινάκων Αποσβέσεων συμφωνουμένων εντός τών πλαισίων τών καθοριζομένων διά τής 
προβλεπομένης υπό τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 26 τοΰ Νόμου περί Υδρογονανθράκων Υπουργικής άποφάσεως. 
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"Αρθρον Δεύτβρον. 

'Ως κατώτατον έπιτρεπόμενον νά συμφωνηθή μερίδιον 
τοϋ Εργοδότου έπΙ συμβάσεων Διανομής τής Παραγωγής 
ορίζεται ποσοστόν τριάκοντα έπι τοϊς εκατόν (30 %). 

Εις τόν 'Ημέτερον έπι τής Βιομηχανίας και Ένεργείας 
Υπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 4 Αύγούστου 1978 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

οι ΤΠβΤΡΓΟί 


ΖΥΝΤΟΝΙΧΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΚηΝΧΤ· ΜΗΤΧΟΤΑΚΗΖ Λ«. ΚΑΝΚΑΛΟΠΟΥΑΟΧ 

ΒΙΟΗΗΧΑΝΙΑΖ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΖ 

ΜΙΑΤΙΑΔΗΧ ΕΒΕΙ·Τ 





